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Namun, adalah hal yang sangat disesalkan apabila fakta kemudian di 
lapangan menunjukkan bahwa fenomena kerja sama antara pemerintah 
dengan pihak swasta tersebut kurang dapat berkembang secara maksi- 
mal. Menganalisis sisi kelemahan penyebab kurang maksimalnya kerja 
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KATA PENGANTAR 


Buku dengan judul Analisis Model Kebijakan Kerja Sama Pemerintah- 
Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur merupakan hasil penelitian yang 
dirancang akan selesai selama 4 tahun. Tujuan utama dari penulisan 
buku ini adalah menganalisis dinamika pelaksanaan program public 
private partnership (PPP) dalam mendorong pembangunan infrastruktur 
di Indonesia. Bidang infrastruktur yang dijadikan fokus kajian adalah 
jalan tol, listrik (energi), air minum, dan pelabuhan. Lokasi penelitian, 
selain di Jakarta, dipilih beberapa daerah di mana infrastruktur itu 
dibangun. 

Pemilihan fokus analisis dan lokasi studi yang berbeda setiap 
tahunnya diharapkan mampu menangkap perbedaan karakter 
masing-masing bidang infrastruktur di setiap lokasi penelitian ter- 
pilih. Dengan pertimbangan itu, rekomendasi kebijakan dari buku 
ini diharapkan bisa lebih komprehensif. 


Terdapat 5 pertanyaan pokok yang akan dijawab dalam buku ini. 
Pertama, apakah determinan yang dibutuhkan untuk meningkatkan 
kerja sama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruk- 
tur? Kedua, apakah keunggulan dan kelemahan dari masing-masing 
tipe kerja sama? Ketiga, bagaimana efektivitas dari upaya yang telah 
dilakukan pemerintah untuk menarik keterlibatan sektor swasta 
didalam proyek infrastruktur? Keempat, apakah keinginan dan harap- 
an dari sektor swasta ketika mereka memutuskan untuk terlibat 
dalam program kerja sama untuk membangun infrastruktur? Kelima, 
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bagaimana rumusan mengenai konsep, pola dan strategi ideal untuk 
meningkatkan sinergitas kerja sama antara pemerintah dan swasta? 


Namun, mengingat pada tahun 2011 merupakan tahun per- 
tama analisis maka fokus utama dari buku ini lebih diarahkan pada 
upaya untuk menjawab tiga pertanyaan pertama. Pertanyaan keempat 
diharapkan akan terjawab pada buku-buku selanjutnya, sedangkan 
pertanyaan kelima pada akhir tahun analisis. 


Penulisan buku ini tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya 
jika tidak ada dukungan dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah 
ataupun swasta. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih, 
khususnya kepada Direktorat Pengembangan Kerja Sama Pemerintah 
Swasta (PKPS) Bappenas, Kementerian Keuangan, BKPM, BPJT 
Kementerian Pekerjaan Umum, Direksi PT Sarana Multi Infrastruc- 
ture (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), serta 
Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia, atas segala bantuan 
dan dukungan yang telah diberikan. Harapan kami, semoga buku 
ini mampu memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu 
pengetahuan dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengam- 
bilan keputusan atau kepentingan praktis lainnya. 

Buku ini telah diuji melalui berbagai tahapan yang sangat ketat 
dalam bentuk diskusi, dan seminar-seminar di Pusat Penelitian Eko- 
nomi (P2E)-LIPI. Namun, kami menyadari bahwa buku ini tidak 
luput dari berbagai kekurangan. Oleh sebab itu, kami mengharapkan 
adanya masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif guna me- 
nyempurnakan buku ini pada masa yang akan datang. 


Kepala Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI 


Drs. Darwin, M.Sc. 
NIP 19551121198303 1 003 
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PRAKATA 


Paling tidak terdapat tiga alasan yang mendasari mengapa negeri ini 
membutuhkan public private partnership (PPP). Pertama, kualitas dan 
kuantitas infrastruktur yang tersedia sudah tidak memadai untuk 
mendukung akselerasi pembangunan. Kedua, kemampuan keuangan 
negara untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur sangat 
terbatas. Ketiga, sektor swasta memiliki keahlian yang mumpuni untuk 
membangun infrastruktur secara efektif dan efisien. 


Berdasarkan alasan di atas, pemerintah melakukan beberapa lang- 
kah untuk mendukung PPP. Sayangnya, berbagai upaya yang telah 
dilakukan pemerintah itu belum memberikan hasil yang memuaskan. 
Sektor swasta belum banyak yang tertarik untuk terlibat dalam PPP. 
Oleh karena itu, beberapa pertanyaan penting yang ingin dijawab dari 
penelitian ini adalah, pertama, apakah determinan yang dibutuhkan 
untuk meningkatkan kerja sama pemerintah dan swasta dalam pem- 
bangunan infrastruktur? Kedua, apakah keunggulan dan kelemahan 
dari masing-masing tipe kerja sama? Ketiga, bagaimana efektivitas dari 
upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menarik keterlibatan 
sektor swasta dalam proyek infrastruktur? Keempat, apakah keinginan 
dan harapan dari sektor swasta ketika mereka memutuskan untuk 
terlibat dalam program kerja sama untuk membangun infrastruktur? 
Kelima, bagaimana rumusan mengenai konsep, pola, dan strategi ideal 
untuk meningkatkan sinergitas kerja sama antara pemerintah dan 
swasta? 
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Untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, pendekatan 
induktif dengan metode komparasi (comparison method) dipergunakan 
untuk membandingkan hubungan/keterkaitan antara determinan, 
tipologi kerja sama, dan kebijakan yang berbeda (di tiap-tiap daerah) 
dengan struktur dan performa kerja sama. Pola yang muncul dari 
keterkaitan itu kemudian akan dianalisis dan diinterpretasikan. 


Analisis pada buku ini menunjukkan bahwa belum berhasil- 
nya program PPP dalam mendorong pembangunan infrastruktur 
merupakan akibat dari beberapa permasalahan. Pertama, lemahnya 
legal framework sehingga membuat sektor swasta yang terlibat dalam 
program PPP harus menghadapi tingginya risiko dan ketidakpastian. 
Kedua, belum solidnya kapasitas kelembagaan dan profesionalisme 
birokrat dalam merencanakan dan menjalankan program PPP. Ketiga, 
kurangnya insentif yang ditawarkan dan bisa dinikmati oleh sektor 
swasta. 


Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi, analisis 
dari buku ini merekomendasikan beberapa langkah untuk memper- 
baiki implementasi program PPP. Pertama, memperbaiki legal framework 
untuk meminimalisasi ketidakpastian dan tisiko yang muncul. Kedua, 
meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme birokrat. 
Ketiga, memperbaiki pola dan mekanisme pemberian insentif, baik 
fiskal ataupun non-fiskal terhadap sektor swasta yang tertarik untuk 
terlibat dalam program PPP. Keempat, merekonstruksi mekanisme 
perencanaan dan pelaksanaan PPP. 
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Bab 1 
Pendahuluan 
Latif Adam 


Literatur ekonomi telah lama menekankan pentingnya peran infra- 
struktur dalam suatu perekonomian. Tersedianya infrastruktur 
menjadi stimulus untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi 
(Hill, 2000). Semakin cepat dan besar pembangunan yang hendak 
dicapai, semakin banyak infrastruktur yang diperlukan. Tidak adanya 
infrastruktur yang memadai akan membuat pembangunan suatu 
perekonomian berjalan tersendat-sendat (Basri dan Munandar, 2009). 

Sejalan dengan konsep teori di atas, beberapa studi empiris 
menunjukkan hubungan yang positif antara infrastruktur dan pem- 
bangunan ekonomi. Misalnya, untuk kasus India, perhitungan regresi 
yang dilakukan Mehta (2008) menunjukkan bahwa, cateris paribus, 
setiap kenaikan 1% anggaran pembangunan infrastruktur berpotensi 
mendorong pertumbuhan ekonomi India sebesar 0,21%. 

Studi empiris di China memberikan kesimpulan yang kurang 
lebih sama dengan yang terjadi di India. Komitmen dan konsistensi 
Pemerintah China yang mengalokasikan anggaran infrastruktur 5% 
sampai 7,5% dari PDB negeri itu, menurut Cay (2007), menjadi 
kunci sukses negeri itu mengakselerasi pembangunan ekonominya. 
Lebih jauh, Robert (2008) menegaskan bahwa infrastruktur di China 
menjadi instrumen penting yang memfasilitasi sektor industri untuk 
beroperasi secara lebih efisien dengan tingkat produktivitas tinggi. 
Keadaan ini pada gilirannya menjadi faktor penting yang mendorong 
produk China menjadi sangat kompetitif di pasaran internasional 


(Boy, 2007). 


| 1 


Berbeda dengan di India dan China, di Indonesia beberapa 
laporan institusi lokal ataupun internasional, seperti JETRO, JEBIC, 
World Economic Forum, dan International Financial Corporation, 
justru menyimpulkan bahwa infrastruktur merupakan salah satu titik 
terlemah yang menghambat peningkatan performa perekonomian 
Indonesia. Menurut Adam (2009a) rendahnya komitmen pemerintah 
untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur menjadi salah satu 
penyebab marginalnya peran infrastruktur sebagai stimulus untuk 
mendorong performa perekonomian Indonesia. Hal ini terindikasi 
dari semakin kecilnya rasio anggaran terhadap PDB dari 3,7% (1999), 
3,6% (2003), dan hanya 2,1% (2011). 

Semakin mengecilnya anggaran infrastruktur membuat keterse- 
diaan dan kualitas infrastruktur di Indonesia relatif tertinggal diban- 
dingkan dengan negara-negara kompetitor (Tabel 1.1). Sebagaimana 
bisa dilihat di Tabel 1.1, perbandingan dengan 12 negara Asia yang 
dilakukan Wallace (2008) menunjukkan bahwa ketersediaan dan 
kualitas berbagai jenis infrastruktur yang dimiliki Indonesia berada 
pada posisi bawah. 

Pada gilirannya, rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur 
yang dimiliki Indonesia membuat biaya melakukan bisnis di Indonesia 
relatif lebih mahal dibandingkan dengan di beberapa negara kompeti- 
tor. Misalnya, World Bank (2004) mengungkapkan bahwa dari 900 
perusahaan yang disurvei mereka mengaku kehilangan 4% dari total 
penjualan per tahun karena masalah transportasi, 6% karena masalah 
energi, dan 40% memiliki generator (pembangkit) listrik sendiri. 

Semakin mengecilnya anggaran infrastruktur juga membuat 
permasalahan infrastruktur terus terakumulasi dan membutuhkan 
biaya yang sangat besar untuk mengatasinya. Dengan asumsi, ang- 
garan pembangunan infrastruktur per tahun rata-rata sebesar 5% 
dari PDB saja, maka sampai dengan tahun 2014, kebutuhan dana 
infrastruktur akan mencapai Rp1429 trilliun. Jumlah dana itu sangat 
sulit dipenuhi pemerintah di tengah-tengah sering terjadinya tekanan 
fiskal karena tingginya biaya utang, subsidi, dan transfer dana ke 
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Tabel 1.1 Performa Berbagai Jenis Infrastruktur yang Dimiliki Indonesia 




















Jenis infrastruktur Performa Rangking 
Tingkat elektrifikasi (% dari jumlah rumah tangga) 53 11 
Jaringan telepon (per 1000 penduduk) 47 10 
Kepemilikan telepon seluler/HP (per 1000 penduduk) 146 9 
Akses terhadap sarana kesehatan (% dari populasi) 55 7 
Akses terhadap air bersih (% dari populasi) 78 7 
Jaringan jalan (Km per 1000 penduduk) 17 8 
Indeks Infrastruktur WEF 2,74 dari 7 9 





Sumber: Wallace, 2008, From Indonesia 2008 to Indonesia 2012 and beyond Where Things 
Stand and the Challenges Ahead. 


daerah yang cenderung meningkat seiring dengan munculnya agenda 
pemekaran daerah (Adam, 2009b). 

Suka atau tidak, pemerintah perlu mengajak peran serta pihak 
swasta untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur (public 
private partnership). Berbagai upaya telah ditempuh oleh pemerintah 
untuk mengajak keterlibatan pihak swasta. Misalnya, melalui Indonesian 
Infrastructure Summit 2005 dan 2006, pemerintah menawarkan ratusan 
proyek infrastruktur kepada sektor swasta. 

Seiring dengan itu, pemerintah juga meluncurkan berbagai 
macam kebijakan yang diharapkan bisa mempermudah keterlibatan 
pihak swasta didalam pembangunan infrastruktur. Bekerja sama 
de-ngan Bank Dunia (World Bank) dan Asian Development Bank 
baru-baru ini pemerintah membentuk PT Sarana Multi Infrastructure 
(SMI) untuk membantu menyediakan modal dan dana talangan 
kepada perusahaan swasta yang mengerjakan proyek infrastruktur. Di 
samping itu, untuk mengantisipasi munculnya risiko, pemerintah juga 
membentuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (РП) dengan 
tugas utama memberi jaminan seandainya suatu proyek infrastruktur 
yang dikerjakan sektor swasta membutuhkan waktu yang lebih lama 
dan dana yang lebih besar dari yang semula direncanakan. 

Sayangnya, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah itu belum 
memberikan hasil yang memuaskan. Sektor swasta sebagian besar 
belum banyak yang tertarik untuk terlibat dalam pengerjaan proyek- 
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proyek infrastruktur. Mengapa hal ini terjadi? Apakah determinan 
yang dibutuhkan untuk meningkatkan kerja sama pemerintah dan 
swasta dalam pembangunan infrastruktur? Apakah keunggulan dan 
kelemahan dari masing-masing tipe kerja sama? Bagaimana efektivitas 
upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menarik keterlibatan 
sektor swasta dalam proyek infrastruktur? Apakah keinginan dan 
harapan sektor swasta ketika mereka memutuskan untuk terlibat 
dalam program kerja sama pembangunan infrastruktur? Bagaimana 
rumusan mengenai konsep, pola, dan strategi ideal untuk meningkat- 
kan sinergitas kerja sama antara pemerintah dan swasta? Buku ini akan 
mencoba mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penting di atas. 

Untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, buku ini akan 
mengadopsi pendekatan induktif untuk mengidentifikasi dan meng- 
analisis determinan kerja sama, keuntungan dan kelebihan tiap-tiap 
tipe kerja sama, keuntungan yang diperoleh, baik oleh pemerintah 
maupun masyarakat dari kerja sama, kebijakan kerja sama yang 
ada, persepsi sektor swasta mengenai kebijakan yang telah ada, dan 
reformulasi mengenai konsep serta strategi kerja sama. 

Sementara itu, untuk menganalisis data, buku ini akan meng- 
gunakan metode komparasi untuk membandingkan hubungan/ 
keterkaitan antara determinan, tipologi kerja sama, dan kebijakan 
yang berbeda (di tiap-tiap daerah) dengan struktur dan performa 
kerja sama. Pola yang muncul dari keterkaitan itu kemudian akan 
dianalisis dan diinterpretasikan. 

Dari kaca mata ilmu ekonomi, kebanyakan infrastruktur sebenar- 
nya merupakan barang publik yang membutuhkan investasi cukup 
besar dengan tingkat pengembalian investasi (kalau dikomersilkan) 
sangat rendah, berdurasi sangat panjang, dan memiliki tingkat ekster- 
nalitas relatif tinggi. Karena itu, idealnya pemerintahlah yang berke- 
wajiban menyediakan infrastruktur untuk membantu perkembangan 
perekonomian (Adam, 2009b). 

Sayangnya, terbatasnya anggaran membuat pemerintah tidak 
memiliki privilege untuk berperan secara optimal dalam menyediakan 
dan membangun infrastruktur. Dalam konteks ini, pelibatan sektor 
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swasta menjadi sangat krusial sebagai komplemen untuk menambah 
angearan pembangunan infrastruktur. Pada gilirannya, bertambahnya 
angearan infrastruktur karena keterlibatan sektor swasta diasumsikan 
akan mendorong pembangunan ekonomi ke arah yang lebih cepat 
dan baik. 

Pada tataran teoretis, manfaat dari kerja sama antara pemerintah 
dan swasta dalam pembangunan infrastruktur bisa dijelaskan melalui 
konsep garis anggaran (budget line-BL) dan kurva kepuasan masyarakat 
(U) (Samuelson dan Nordhaus, 1991; Pindyk dan Rubinfeld, 1992; 
Varian, 2003) Pada Gambar 1.1, garis anggaran infrastruktur adalah 
BL, dan BL, sedangkan berbagai tingkat kepuasan masyarakat 
terhadap hasil pembangunan adalah kurva U, dan U, Ketika hanya 
pemerintah saja yang melaksanakan pembangunan infrastruktur, 
maka garis anggaran adalah BL dengan tingkat kepuasan masyarakat 
berada di titik E (perpotongan antara BL dan kurva U ). Sementara 
itu, ketika sektor swasta terlibat dalam pembangunan infrastruktur, 
maka garis anggaran bergeser ke arah kanan menjadi BL.. Seiring 
dengan itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan 
juga bergeser ke arah kanan atas mencari titik keseimbangan baru 
di titik E’ (perpotongan antara garis anggaran BL, dengan kurva 
kepuasan U). 

Secara eksplisit, Gambar 1.1 menunjukkan bahwa kerja sama 
pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur akan 
mendorong proses pembangunan ke arah yang lebih baik. Artinya, 
keterlibatan sektor swasta bisa meningkatkan kepuasan masyarakat 
terhadap hasil pembangunan. Pertanyaannya kemudian adalah, apa 
determinan pembentuk kerja sama yang harmonis antara pemerintah 
dengan sektor swasta? 

Berbagai studi (e.g. Tisdell, 1996; Weaver, 1998; Gulati, 1999; 
Gulati dan Gargiulo, 1999; Ojasalo, 2004) yang mencoba meng- 
analisis determinan pembentuk kerja sama antara sektor swasta 
menyimpulkan bahwa #ust dan kompetensi adalah dua determinan 
penting pembentuk dan perekat kerja sama antara sektor swasta. 
Seandainya kerja sama pemerintah dan swasta juga dibentuk oleh 
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trust dan kompetensi, maka secara implisit rendahnya respon pihak 
swasta untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan 
infrastruktur seperti yang terjadi saat ini mengindikasikan sektor 
swasta memandang pemerintah tidak bisa dipercaya dan memiliki 
kompetensi yang rendah. Benarkah pandangan sektor swasta (terha- 
dap pemerintah) itu? Ini akan menjadi bagian penting dan menarik 
dari analisis dalam penelitian. 


Namun, sinyal bahwa sektor swasta kurang mempercayai dan 
memandang rendah kompetensi pemerintah terindikasi dari temuan 
beberapa penelitian. Misalnya, World Bank (2004) menemukan bahwa 
sektor swasta memandang beberapa kebijakan yang diluncurkan 
pemerintah (pusat dan daerah) bukan mengurangi, tetapi justru 
menambah biaya melakukan bisnis dan meningkatkan ketidakpastian. 
Demikian halnya, Adam (2009a) menemukan beberapa kebijakan 
dan peraturan yang kurang tegas (dan karena itu bisa memunculkan 
beragam interpretasi) menyulitkan sektor swasta menjalankan business 
plan yang telah dibuat sebelumnya. Lebih dari itu, kebijakan dan 
peraturan yang kurang tegas ini sering dimanfaatkan oleh oknum 
yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan korupsi. Karena 
itu, tidak mengherankan bila World Bank (2004) menemukan bahwa 


хә (Non-Intrastruktur) 





Gambar 1.1 Garis Anggaran dan Kurva Kepuasan Masyarakat 
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perusahaan mengeluarkan biaya informal karena tidak jelasnya per- 
aturan sebesar 4,6% dari total penjualan. 

Berdasarkan temuan studi di atas, bagaimana sektor swasta me- 
miliki #ust dan memandang pemerintah memiliki kompetensi yang 
cukup baik adalah agenda penting yang perlu diprioritaskan peme- 
rintah untuk menarik keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan 
infrastruktur. Ini berarti bahwa upaya pemerintah untuk menarik 
keterlibatan sektor swasta harus diimbangi dengan perubahan tata 
kelola pemerintahan dan manajemen kebijakan. Argumentasinya, 
kerja sama melalui skema PPP pada prinsipnya merupakan pelibatan 
dua pihak (pemerintah dan swasta) untuk bekerja sama sebagai mitra. 
Ini mengindikasikan bahwa tidak ada pihak yang bersifat membawahi 
pihak lain (Widus, 2001; Pongsiri, 2002; Nijkamp et al., 2002). 

Dalam konteks perubahan tata kelola pemerintahan dan manaje- 
men kebijakan, Adam (2009b) mengusulkan tiga poin penting yang 
perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pertama, proyek infra- 
struktur termasuk kedalam kategori high risk (tingkat pengembalian 
investasi relatif rendah, berdurasi sangat panjang, dan memiliki 
tingkat eksternalitas relatif tinggi). Ini berarti bahwa pemerintah perlu 
memberikan insentif (fiskal dan non-fiskal) kepada para investor 
untuk meng-ofjset munculnya risiko. 

Kedua, pemerintah perlu membentuk dan memperkuat kelem- 
bagaan untuk mengawasi aliran dana infrastruktur. Tugas utama 
lembaga ini adalah mengantisipasi jangan sampai dana pembangunan 
infrastruktur lebih banyak lari ke pos-pos, seperti jasa konsultan, 
biaya perencanaan, dan pemantauan serta supervisi. Lembaga ini 
juga berkewajiban meminimalkan munculnya mark-up dari proyek 
infrastruktur dan sogok-menyogok pada saat tender suatu proyek 
infrastruktur berlangsung. 

Ketiga, pemerintah juga perlu mensinkronisasikan beberapa per- 
aturan yang menyebabkan ketidakpastian. Misalnya, spekulasi tanah 
yang harganya lebih tinggi dari pagu yang sebelumnya ditetapkan 
sering kali membuat investor infrastruktur mundur di tengah jalan. 
Menteri Keuangan sebenarnya telah mengeluarkan peraturan No. 
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38/PMK.01/2006, yang mengatur mekanisme /and-capping untuk 
harga tanah yang dubutuhkan proyek infrastruktur. Hanya saja, 
peraturan itu tampaknya bertentangan dengan Kepres No. 36/2005 
yang mengatur bahwa pemilik lahan yang dibutuhkan untuk proyek 
infrastruktur harus mendapatkan kompensasi harga yang fair sesuai 
dengan permintaan harga pemilik lahan. 

Terlepas dari permasalahan di atas, penting untuk dikemukakan 
bahwa dalam PPP ada tujuan bersama yang hendak dicapai berdasar- 
kan komitmen bersama dan berdasarkan tanggung jawab sendiri. 
Setiap pihak memberikan input, seperti dana, keahlian, dan pengalam- 
an. Kedua belah pihak bersedia menanggung risiko dan pembagian 
keuntungan berdasarkan pertimbangan input yang diberikan dalam 
kesepakatan perjanjian. Lebih dari itu, terdapat sejumlah tipe PPP 
yang didasarkan pada derajat risiko yang ditanggung kedua belah 
pihak, jumlah keahlian yang diperlukan dari setiap pihak untuk mene- 
gosiasikan perjanjian, dan implikasi yang muncul dari hubungan tersebut 
(Fosler, 1986; Widus, 2001; Pongsiri, 2002; Nijkamp et al., 2002). 

Dirinci menurut tipenya, kerja sama pemerintah-swasta dalam 
skema PPP memiliki banyak varian seperti contracting out, build operation 
transfer, build own operates, dan lain-lain. Gambar 1.2 menunjukkan lima 
tipe umum dari model PPP yang diklasifikasikan menurut spektrum 
investasi dan peran pemerintah (Kumar dan Prasad, 2004). 


Bentuk kontrak pelayanan merupakan bentuk PPP yang lebih 
banyak menitikberatkan pada peran pemerintah, baik dari sisi in- 
vestasi maupun pelayanan. Sebaliknya, model build operates own secara 
lepas merupakan bentuk PPP yang menitikberatkan investasi dan 
penyediaan pelayanan pada sektor swasta. Dalam skema build operates 
own pemerintah lebih cenderung untuk berperan sebagai fasilitator 
dan regulator (Kumar dan Prasad, 2004). Perbedaan lebih rinci dari 
tiap tipe diuraikan dalam Tabel 1.2. 

Sejauh ini, pemerintah belum mengatakan secara eksplisit tipe 
PPP mana yang akan diprioritaskan untuk menarik keterlibatan 
sektor swasta dalam pembangunan proyek infrastruktur. Meski- 
pun demikian, mengingat anggaran merupakan faktor krusial yang 
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mendorong pemerintah untuk bekerja sama dengan sektor swasta, 
terdapat indikasi cukup kuat bahwa pemerintah akan memilih untuk 
memprioritaskan PPP tipe build operates own. Dibandingkan dengan 
tipe PPP lainnya, apa kelebihan dan kekurangan tipe PPP ini dalam 
mendorong kinerja perekonomian akan menjadi fokus analisis dari 
tulisan ini. 

Dari sisi mekanismenya, kerja sama dimulai ketika suatu proyek 
infrastruktur diusulkan, baik oleh pemerintah (зо еа projects) maupun 
badan usaha (unsolicited projects). Proyek yang diusulkan oleh pemerin- 
tah dituangkan dalam Daftar Prioritas Proyek (DPP) yang dipu- 
blikasikan dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sebelum dituangkan 
dalam DPP, pemerintah mengidentifikasi dan melakukan konsultasi 
publik atas proyek-proyek yang akan dikerjasamakan dengan swasta. 


Selain itu, badan usaha atas prakarsa sendiri dapat mengusulkan 
proyek yang akan dikerjasamakan dengan pemerintah. Dengan 
memperhatikan persyaratan-persyaratan tertentu, badan usaha dapat 
mengusulkan proyek di luar yang tercantum dalam DPP kepada 
pemerintah. Selanjutnya, pemerintah melakukan penilaian terhadap 
proyek tersebut. Apabila dinilai layak, proyek tersebut akan diproses 
melalui pelelangan umum. Pemerintah memberikan kompensasi 


berupa pemberian tambahan nilai atau pemberian prakarsa proyek 


Hn Е 
Fasilitator dan Regulator 


Kontrak Kontrak Sewa Konsesi Build Build 
Pelayanan |4 Pengelolaan | ml Operates- |) Operates- 
Transfer Own Lepas 





Gambar 1.2 Tipe-Tipe Kerja Sama (Public Private Partnership) 
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Tabel 1.2 Perbedaan Antar-Tipe Public Private Partnership 





























Service Contract Management Konsesi Build Build 
Lease Operates 
(Kontrak Contract (Kontrak Operates 
(Sewa) Own Secara 
Pelayanan) Pengelolaan) Transfer 
Lepas 

Kepemilikan Aset Publik Publik Publik Publik Publik/Swasta 
Operasi Publik Swasta Swasta Swasta Swasta 
dan Manajemen 
Investasi Modal Publik Publik Publik Swasta Swasta 
Risiko Komersial Swasta Publik Bersama Swasta Swasta 
Periode Waktu 3-5 tahun 3-5 tahun 8-15 tahun 25-30tahun 20-30 tahun 
Keahlian Teknis Ya Ya Ya Ya Ya 
Keahlian Manajerial Tidak Ya Ya Sebagian Ya 
Efisiensi Tidak Sebagian Sebagian Sebagian Ya 
Investasi Tak Langsung Tidak Tidak Tidak Ya Ya 
Investasi Langsung Tidak Tidak Tidak Tidak Ya 
Komitmen Politik Rendah Cukup Cukup Cukup Tinggi 
Tarif Pelayanan Rendah Cukup Tinggi Tinggi Tinggi 
Kerangka Peraturan Rendah Cukup Tinggi Tinggi Tinggi 
Informasi Rendah Rendah Tinggi Tinggi Tinggi 





Sumber: Kumar dan Prasad, 2004, Public-Private Partnership in Urban Infrastructure, hlm. 33 


kerja sama, termasuk Hak Kekayaan Intelektual yang menyertainya 
untuk proyek yang diterima (Bappenas, 2005). 

Walaupun PPP dapat menyediakan suatu mekanisme dalam 
mengeksploitasi keunggulan komparatif sektor pemerintah dan 
swasta secara timbal balik, beberapa isu patut mendapat perhatian 
serius. Misalnya, pemerintah harus memelihara keterlibatannya dalam 
PPP, baik dalam kapasitasnya sebagai mitra maupun sebagai regula- 
tor. Selanjutnya, diperlukan suatu kerangka kerja yang transparan 
dan regulasi yang memadai sebagai prasyarat berpartisipasinya sek- 
tor swasta dalam skema PPP (Poningsiri, 2002). Regulasi tersebut 
memberikan jaminan kepada pihak swasta dari tindakan seperti 
pungutan liar, arbitrase atas sengketa, dan risiko yang ditanggung 
masing-masing pihak. 

Untuk menganalisis kerja sama pemerintah dan swasta yang sinergis 
dalam pembangunan infrastruktur, ada empat aspek yang perlu diper- 
hatikan. Pertama, tipe-tipe kerja sama yang tersedia. Kedua, determinan 
pembentuk dan perekat kerja sama. Ketiga, kebijakan yang telah ada, 
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termasuk di dalamnya kelebihan dan kekurangan dari kebijakan itu. 
Keempat, manfaat ekonomi dari kerja sama. Analisis keempat elemen 
itu akan menjadi basis dari analisis mengenai reformulasi konsep, 
pola, dan strategi ideal untuk meningkatkan sinergitas kerja sama 
antara pemerintah dan swasta. Karena itu, secara diagramatis, alur 
pikir dari penulisan buku ini bisa dijelaskan seperti pada Gambar 1.3. 









Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur 


Kerja sama Pemerintah dan Swasta 
(Public Private Partnership) 








Tipologi 


Reformulasi Kebijakan 


• Konsep 
• Pola 
e Strategi 
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Bab 2 
Kerja Sama Pemerintah dan Swasta 
dalam Mendukung 
Pembangunan Infrastruktur 
di Indonesia 


Agus Eko Nugroho 


2.1 Latar Belakang 


Satu dasawarsa setelah krisis ekonomi tahun 1998, perekonomian 
Indonesia menunjukkan pemulihan yang cukup konsisten. Bila pada 
tahun 2000 pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 4,9%, kemudian 
meningkat secara gradual menjadi 6,3% tahun 2007 dan 6,1% tahun 
2008. Gejolak krisis moneter global tahun 2008 meskipun memper- 
lambat pertumbuhan ekonomi tahun 2009, yaitu sekitar 4,4%, data 
pertumbuhan ekonomi tahun 2010 menunjukkan perbaikan yang 
cukup signifikan sebesar 6,1%. Dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM) tahun 2010-2014, perekonomian Indonesia ditar- 
getkan akan tumbuh rata-rata sekitar 7% per tahun (Bappenas 2010). 
Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, Pemerintah Indonesia 
memerlukan sekitar US$150 miliar dalam pembangunan infrastruk- 
tur selama periode 2010-2014. Sementara, anggaran pemerintah 
hanya akan mampu memenuhi sekitar 20—30% dari total kebutuhan 
pembiayaan infrastruktur tersebut. Sektor swasta diharapkan akan 
memenuhi sekitar 70-80% kebutuhan pendanaan infrastruktur. 
Artinya, pada masa yang akan datang, peran swasta dalam pembiayaan 
pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting. 


Sebagai upaya meningkatkan peran swasta ke depan, Pemerintah 
Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan yang memungkinkan ter- 
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jadinya kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) dalam pembiayaan 
pembangunan infrastruktur. Dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 
67 tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha 
dalam Penyediaan Infrastruktur adalah langkah awal untuk mem- 
perkuat peran swasta dalam pembiayaan infrastruktur. Dalam lima 
tahun terakhir ini, untuk mempercepat implementasi KPS dilakukan 
beberapa langkah oleh pemerintah, antara lain: (1) Revisi Perpres No. 
67/2005 dengan Perpres No. 13/2010. (2) Penyempurnaan berbagai 
peraturan dalam pengeloaan sarana dan prasarana perkeretaapian, 
pelabuhan, bandara, ketenaga- listrikan, air bersih dan energi yang 
bersinergi dengan skema KPS. (3) Pendirian lembaga pendukung 
KPS, seperti PT Indonesia Infrastruktur Finance dan Infrastruktur 
Guarantee Fund sebagai upaya memberikan dukungan bagi percepat- 
an implementasi KPS. (4) Pendirian unit pengembangan KPS di 
Bappenas dan penerbitan buku tetang KPS 2010-2014 sebagai upaya 
serius pemerintah dalam mendukung skema KPS ini (Priatna, 2010). 


Meskipun demikian, beberapa studi mengungkapkan beberapa 
kelemahan mengapa implementasi KPS di Indonesia relatif lambat. 
Misalnya, dunia usaha menilai bahwa pemerintah belum berani 
memberikan dukungan yang signifikan, baik dari sisi finansial, poli- 
tik, maupun stabilitas makroekonomi dan risiko. Pengelolaan risiko 
masih dirasakan lebih banyak memberatkan pihak swasta. Sementara 
ini, pengaturan pengelolaan risiko masih belum diimplementasikan 
secara efektif. Bab ini bertujuan untuk mengkaji manfaat dan skema 
pelaksanaan KPS di Indonesia. 


2.2 Manfaat KPS dalam Pembangunan Infrastruktur 


Dalam kerangka makro, pembangunan ekonomi sering kali dimak- 
nai sebagai upaya meningkatkan produksi barang dan jasa (output) 
yang dihasilkan oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi sebagai 
manifestasi keberhasilan pembangunan ekonomi akan ditandai oleh 
akumulasi kapital yang semakin besar. Dalam hal ini, secara statistik, 
pembangunan ekonomi sering kali dilihat dari pertumbuhan PDB 
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dan peningkatan kontribusi sektor industri dalam perekonomian di 
suatu negara atau daerah tertentu. Bila PDB adalah output nasional, 
maka pertanyaan mendasar adalah bagaimana meningkatkan output 
tersebut dengan sumber daya yang dimiliki? Dalam kerangka ilmu 
ekonomi, output dari proses produksi yang dihasilkan suatu negara 
sangat ditentukan oleh kombinasi/mobilisasi input dalam perekono- 
mian, seperti sumber daya manusia/SDM (tenaga kerja) dan finan- 
sial kapital (modal), dan teknologi yang ada. Kombinasi ini bersifat 
harmonis sehingga makin besar kepemilikan kapital dan makin baik 
teknologi dan kualitas tenaga kerja akan mempercepat laju tumbuh 
output. Keberadaan infrastruktur fisik dapat diartikan sebagai kapital 
input dalam mendorong proses percepatan pembangunan ekonomi. 

Bagan 1 menunjukkan bagaimana peningkatan input (kapital) 
dapat peningkatan produksi (output) dalam perekonomian. Misalnya, 
kurva ОО, adalah batas produksi output (production frontier) pada kurun 
waktu tertentu. Titik E, menunjukkan keseimbangan produksi output 
dengan kombinasi input modal (OK,) dan penggunaan tenaga kerja 
(0L). Dengan tambahan input modal (investasi) sebesar КОК, maka 
keseimbangan produksi output dalam perekonomian akan meningkat 
dari Б, ke E,. Peningkatan produksi ini selanjutnya akan meningkat- 
kan penggunaan tenaga kerja sebesar L,L,. Peningkatan input kapital 
ini dapat diperoleh dari dua sumber: Pertama, investasi pemerintah 
melalui pengeluaran pembangunan dan perbaikan infrastruktur, dan 
penanaman modal oleh badan usaha milik negara (BUMN). Investasi 
dalam pembangunan infrastruktur selain merupakan komponen 
langsung dalam akumulasi kapital, juga sebagai akselerator (faktor 
pengungkit) dalam mempercepat proses produksi, distribusi, dan 
pertukaran dalam perekonomian. Semakin baik kualitas infrastruktur, 
maka akan semakin cepat proses produksi dan reproduksi kapital 
dalam perekonomian. 

Kedua, investasi dunia usaha, baik yang bersumber dari PMA 
maupun PMDN, juga merupakan komponen penting dalam men- 
dorong reproduksi kapital. Dalam konteks ini, iklim bisnis yang 
kondusif dan ekspektasi profitabilitas yang tinggi akan menjadi mo- 
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tivator penting dalam menarik investasi swasta, baik nasional maupun 
asing. Karena keterbatasan anggaran pemerintah, peran dunia usaha 
nasional dan asing ini sangat diharapkan untuk mendorong arus 
modal masuk (investasi) untuk mendorong output produksi. Peran 
swasta ini termasuk dalam pembangunan infrastruktur sebagai faktor 
penting dalam memperlancar kegiatan ekonomi. 

Namun, dalam kenyataannya bagaimana mendorong output melalui 
investasi tidak sesederhana yang ditunjukkan pada Bagan 1. Model 
pembangunan ekonomi tersebut cenderung menyederhanakan kom- 
pleksitas permasalahan dalam proses pembangunan ekonomi yang 
terjadi. Banyak faktor yang menyebabkan keinginan dunia usaha 
dalam pembiayaan infrstruktur, seperti kepastian hukum, tang- 
gung jawab sosial, risiko bisnis dan politik, dukungan komitmen 
pemerintah, profitabilitas, dan sebagainya. Ketidakpastian hukum, 
risiko politik dan pasang-surut dukungan pemerintah menunjukkan 
bahwa kegiatan ekonomi adalah relasi sosial antarmanusia, baik relasi 
kelembagan pemerintah dengan dunia usaha maupun antara masyara- 
kat dengan pemilik modal. Karena kegiatan ekonomi adalah relasi 
sosial antarmanusia, maka akan cenderung tidak stabil akibat adanya 
konflik kepentingan dan bahkan eksploitasi. Karena itu, meskipun 
skema kerja sama pemerintah dan swasta itu menguntungkan dalam 
konseptualnya, tetapi tidak mampu diimplemetasikan akibat ketidak- 
stabilan/konflik kepentingan yang terjadi dalam relasi sosial tersebut. 

Menurut Asian Development Bank (ADB), kerja sama pemerin- 
tah dan swasta (publik private partnership) dalam pembangunan infra- 
struktur merujuk pada berbagai kemungkinan kontrak kerja sama 
antara pemerintah dengan dunia usaha dalam konteks pengelolaan 
infrastruktur tertentu. Sementara itu, Bank Dunia (2012, hlm. 11) 
mendefinsisikan KPS sebagai “a /ong-term contract between a private party 
and a government agency, for providing a public asset or service, in which the 
private party bears significant risk and management responsibility’. Skema 
KPS ini berbeda dengan privatisasi karena peran pemerintah dalam 
KPS ini tetap mensyaratkan tanggung jawab sosial (social obligation) 
dari pelaksanaan KPS ini harus terpenuhi. Artinya, manfaat sosial- 
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ekonomi dari publik harus dioptimalkan sejalan dengan manfaat 
ekonomi/bisnis yang diterima oleh dunia usaha yang terlibat dalam 
pelaksanaan KPS. Karena itu, keberhasilan KPS harus mampu 
mengalokasikan tugas (fask), ketentuan tanggung jawab (obligation), 
dan risiko (risk) antara pemerintah (publik) dan swasta secara optimal 
dengan prinsip saling menguntungkan. Sementara itu, privatisasi 
dapat diartikan sebagai penjualan kepemilikan saham atau penjualan 
aset atau jasa yang dimiliki oleh publik kepada dunia usaha. Biasanya 
privatisasi ini dilakukan pada kegiatan bisnis/ekonomi yang tidak 
terkategorikan sebagai pelayanan publik (ADB 2008). 


Dalam pelaksanaan KPS ini, dari sisi pemerintah dapat diwakili 
oleh kementerian/departemen, pemerintah daerah dan badan usaha 
milik negara (BUMN), sedang pihak swasta mencakup swasta nasional 
maupun internasional/perusahaan asing, Sebagai bentuk kerja sama 
(partnership), maka skema KPS ini dikatakan efektif bila kedua entitas 
yang terlibat mendapatkan manfaat dari pelaksanaan pengelolaan 
infrastruktur tertentu. Kontribusi pihak pemerintah dalam KPS ini 
dapat berbentuk bantuan finansial, transfer aset, dan berbagai bentuk 
komitmen dukungan politik, pengetahuan lokal, pemasyarakat infor- 
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Gambar 2.1 Peningkatan Output Sebagai Akibat Peningkatan Input 
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masi, dan tanggung jawab sosial terhadap keberhasilan kerja sama ini. 
Sementara itu, kontribusi swasta mencakup pembiayaan, pengelolaan 
bisnis, konstruksi dan operasional, maupun inovasi untuk mendukung 
keberhasilan kerja sama KPS ini (ADB 2008). Dalam perkembangan- 
nya, beberapa bentuk pengelolaan infrastruktur yang telah berhasil 
dilakukan melalui KPS antara lain: pembangkit dan jaringan listrik, 
air bersih dan sanitasi, pengelolaan sampah, pipanisasi, rumah sakit, 
pembangunan dan pengelolaan bangunan sekolah, fasilitas sekolah, 
stadium, jaringan kereta api, perumahan, dan sebagainya. 

Secara teoretis, ada tiga manfaat penting dalam pelaksanaan 
KPS dalam perekonomian (lihat ADB 2008): Pertama, memperbesar 
mobilisasi kapital privat dalam mendukung kepentingan publik. 
Dalam konteks Indonesia, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat melalui industrialisasi memerlukan berbagai infrastruktur 
pendukung. Sejalan dengan pertambahan penduduk, mobilisasi 
barang dan manusia dan besarnya arus migrasi di perkotaan men- 
syaratkan kualitas infrastruktur perkotaan yang memadai, seperti 
prasarana transportasi, kesehatan, sanitasi, perumahan, energi dan 
sebagainya. Di perdesaan, semakin besarnya tuntutan produksi dan 
distribusi produk pertanian, juga memerlukan perbaikan kualitas dan 
kuantitas infrastruktur pendukung. Seperti dikemukakan sebelumnya, 
pemerintah Indonesia hanya akan mampu membiayai sekitar 20-30% 
pembangunan dan perbaikan infrastruktur di masa datang akibat ke- 
terbatasan kapasitas fiskal yang dimilikinya. Karena itu, implementasi 
KPS diharapkan akan mampu mendorong mobilitas kapital swasta 
dalam mendukung sekitar 70-80% pembangunan dan pemeliharaan 
infrastruktur ke depannya. 

Meskipun demikian, salah satu syarat penting agar KPS ini 
mampu mendorong mobilisasi kapital swasta adalah adanya jaminan 
profitabilitas yang akan diperoleh pihak swasta dari keterlibatannya 
dalam skema KPS tersebut. Hal ini penting karena motivasi swasta 
adalah bagaimana mendapatkan profitabilitas dari investasi yang 
dilakukan dalam KPS tersebut. Profitabilitas ini biasanya dalam ben- 
tuk fee yang diterima dalam jangka waktur tertentu dari pengelolaan 
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infrastruktur, sebagai kompensasi dari investasi kapital yang dilaku- 
kan. Dalam konteks ini, kepastian hukum dan dukungan komitmen 
politik merupakan faktor penting dalam menjamin profitabilitas yang 
dihasilkan, meskipun risiko bisnis dan pengelolaan tetap menjadi 
beban yang harus diterima oleh swasta. 

Kedua, mendorong efisiensi pengelolaan pelayanan publik. Sering 
kali terjadi bahwa pelayanan publik oleh kelembagaan publik/peme- 
rintah sering kali tidak efisien, karena masalah moral, seperti korupsi, 
ketidakefisienan administrasi publik dan pengawasan internal yang 
dilakukan. Moral hazard dalam pengelolaan pelayanan publik sering 
kali muncul karena pejabat atau pelaksanaan publik tidak merasa 
memiliki sumber daya publik tersebut. Hal ini sering kali muncul 
karena lemahnya pengawasan, dan keterbukaan dalam pengelolaan 
pelayanan publik. Hal ini berbeda dengan swasta yang memiliki 
motivasi tunggal dalam pengelolaan kontrak bisnis tertentu, yaitu 
profitabilitas. Karena itu, keterlibatan swasta dalam KPS dalam pe- 
ngelolan infrastruktur tertentu akan tetap mementingkan operasional 
efisiensi untuk memaksimalkan profit. Karena itu, apabila skema 
KPS memungkinkan proses pencapaian efisiensi ini terjadi, maka 
swasta akan memberikan efisiensi yang tinggi dalam pengelolaan 
infrastruktur yang dikerjasamakan (ADB, 2008). 

Ketiga, mendorong lembaga keuangan domestik untuk mendu- 
kung pembiayaan pembangunan infrastruktur. Lembaga perbankan 
dan non-perbankan nasional memiliki akumulasi kapital yang besar yang 
selama ini belum digunakan dalam mendukung kegiatan ekonomi riil. 
Kelebihan likuiditas dana perbankan maupun non-bank masih banyak 
yang digunakan untuk membeli surat berharga pemerintah atau sa- 
ham dan obligasi di pasar modal. Karena itu, pelaksanaan KPS yang 
semakin meluas dan menguntungkan bagi dunia usaha akan mendo- 
rong lembaga keuangan domestik untuk membiayai pembangunan 
infrastruktur di Indonesia. Upaya pemerintah mendirikan lembaga 
penjaminan risiko dan pembiayaan dalam KPS merupakan langkah 
strategis untuk menarik keterlibatan (pul! factor) lembaga keuangan 
domestik dalam skema ini. 
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Keempat, salah satu motivasi utama pelaksanaan KPS dalam 
pembangunan infrastruktur adalah karena keterbatasan anggaran 
pemerintah. Dalam konteks ini, program-program pembangunan 
infrastruktur yang ditawarkan melalui skema KPS harus memung- 
kinkan swasta mendapatkan keuntungan. Keterlibatan swasta dalam 
KPS diharapkan akan memberikan ruang gerak yang lebih luas 
kepada pemerintah untuk memfokuskan alokasi anggaran untuk 
proyek-proyek yang berorientasi pada pelayanan publik, tetapi tidak 
menguntungkan secara bisnis, misalnya program air bersih untuk 
keluarga miskin, pembangunan kawasan kumuh, dan sebagainya. 

Kelima, pelaksanaan KPS berpotensi mendorong deregulasi 
pengelolaan ekonomi yang semakin luas. Menurut ADB (2008), 
implementasi KPS dapat mendorong komitmen pemerintah untuk 
melakukan deregulasi kebijakan untuk mendorong skema tersebut. 
Hal ini karena KPS hanya merupakan salah satu komponen dalam 
mendorong swasta untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur 
secara luas. Untuk itu, deregulasi pengelolaan perekonomian, realo- 
kasi dan reformulasi peran pemerintah, swasta sebagai penyedia/ 
pengelola dan perbankan sebagai lembaga pendukung pembiayaan 
diperlukan untuk mendukung percepatan dan perluasan implementasi 
KPS. Misalnya, deregulasi yang mengubah pengelolaan penyedia 
jasa kelistrikan atau kereta api yang semula dimonopoli oleh BUMN 
menjadi terbuka untuk swasta. Deregulasi ini mutlak dilakukan untuk 
memungkinkan swasta dapat terlibat dalam pengelolaan infrastruktur 
yang terkait dengan pelayanan jasa kelistrikan dan perkereta-apian. 

Gambar 2.2 menjelaskan bagaimana skema KPS dapat mening- 
katkan pembangunan infrastruktur di negara berkembang. Pada 
umumnya, permasalahan rendahnya pembangunan infrastruktur di 
negara berkembangan adalah ketidakcukupan anggaran, lemahnya 
perencanaan dan pemilihan prioritas proyek insfrastruktur, ketidak- 
efisienan pengelolaan, dan sebagainya. Dalam upaya memecahkan 
permasalahan tersebut, skema KPS dapat memberikan kontribusi 
kepada peningkatan sumber pembiayaan, inovasi yang diciptakan 
oleh sektor swasta, serta peningkatan kualitas pembangunan proyek 
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dan pemeliharaan oleh swasta. Di samping itu, keterlibatan swasta 
dalam skema KPS diharapkan akan meningkatkan kapasitas anggaran, 
melalui pengalihan pembiayaan infrastruktur oleh swasta. Pelaksa- 
naan KPS juga akan meningkatkan proses pengambilan keputusan, 
perbaikan tata kelola dan berbagai peraturan dan regulasi yang terkait 
dengan pembangunan infrastruktur. Keberhasilan skema KPS ini 
pada akhir-nya akan meningkatkan kualitas infrastruktur kepada 
masyarakat. 


2.3 Berbagai Skenario KPS 


Perjanjian kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam skema KPS 
memiliki berbagai bentuk. Namun demikian, secara umum, keber- 
hasilan kerja sama KPS tersebut akan sangat ditentukan oleh mampu 
tidaknya pemerintah memenuhi tiga aspek penting. (1) Perjanjian 
kontrak kerja sama yang mampu mempertegas peran dan tanggung 
jawab masing-masing komponen yang terlibat (pemerintah, swasta, 
lembaga pembiayaan, dan sebagainya), (2) Terimplementasinya pola 
pembagian risiko antara berbagai pihak terkait yang seimbang, dan 
(3) Profitabilitas yang kemungkinan dapat diperoleh dunia usaha dari 
keterlibatannya dalam skema KPS tertentu. Tanpa adanya pembagian 
risiko yang seimbang dan profitabilitas yang memadai, sangat sulit 
berharap bahwa skema KPS dapat dilakukan secara baik. Menurut 
ADB (2008), keberhasilan KPS sangat ditentukan oleh bagaimana 
pemerintah dapat mendesain aturan main, struktur pengelolaan, 
dan sistem insentif yang memungkinkan masing-masing pihak yang 
terlibat dalam KPS dapat memperoleh kepentingan (interest goal) dari 
keterlibatannya. Artinya, pemerintah harus mampu menciptakan 
lingkungan bisnis terkait yang lebih kondusif bagi terimplementasinya 
skema KPS. Hal ini mencakup bagaimana mendesain peraturan hu- 
kum, kerangka kelembagaan, skema pembiayaan, pola perjanjian kerja 
sama yang saling mengutungkan, solusi permasalahan politik dan 
akomodasi terhadap berbagai kepentingan pemangku kepentingan 
terkait (ADB 2008). 
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Ada beberapa pola kerja sama antara pemerintah dan swasta yang 
dapat dikembangan dalam skema KPS, antara lain: kontrak kerja sama 
pelayanan (service contract), kontrak kerja sama pengelolaan (management 
contract), build-operate-transfer (BOT), dan joint-venture. 


Pola Kontrak Pelayanan 


Dalam pola kontrak sewa, pemerintah melakukan kerja sama de- 
ngan swasta dalam memberikan jasa pelayanan publik dalam periode 
tertentu. Penentuan siapa yang akan melakukan kerja sama dalam 
sistem ini dilakukan melalui pola lelang terbuka. Namun demikian, 
pihak pemerintah tetap menjadi pihak penyedia utama dalam jasa 
pelayanan publik tersebut. Dalam kerja sama tersebut, pihak swasta 
harus memberikan pelayanan sesuai dengan standar dan biaya yang 
telah ditetapkan. Dalam pola ini, pemerintah akan memberikan fee 
berdasarkan unit cost tertentu yang memungkinkan swasta mendapat- 
kan keuntungan. Karena didasarkan pada unit biaya tertentu, maka 
pihak swasta akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar bila 
melakukan efisiensi biaya tersebut. Pemerintah bertanggung jawab 
pada semua biaya investasi yang diperlukan untuk memberikan jasa 
pelayanan tersebut. 


Pola kontrak pelayanan ini mudah dilakukan bila jasa pelayanan 
tersebut dapat didefinisikan dan dimonitor secara mudah. Keunggul- 
an dari pola KPS seperti ini adalah risiko yang ditanggung oleh pihak 
swasta relatif kecil. Kemungkinan transfer manajemen dari pihak 
swasta kepada pemerintah mudah dilakukan. Namun demikian, pola 
kontrak pelayanan ini tidak memiliki kontribusi yang cukup signifikan 
pada upaya menarik investasi swasta yang besar dalam skema KPS. 
Artinya, pemerintah masih tetap menjadi sumber pembiayaan dari 
pembangunan infratruktur melalui pola kontrak pelayanan ini. Peme- 
rintah sebagai penentu tarif dari penggunaan infrastruktur karena 
sebagai investor utama dalam pembangunan infrastruktur tersebut. 
Karena pemerintah tetap menjadi penentu tarif dan pemilik dari aset 
dari pelayanan publik tertentu, maka keberlanjutan pola ini secara 
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Gambar 2.2 Manfaat Mekanisme KPS 


politik sulit dilakukan. Misalnya, pada saat tarif ditentukan rendah, 
maka sangat mungkin bahwa swasta enggan melakukan perpanjangan 
kerja sama karena tidak cukup menguntungkan. 


Pola Kontrak Kerja Sama Pengelolaan 


Perluasan dari kontrak pelayanan merujuk pada pola kontrak penge- 
lolaan suatu jasa pelayanan publik tertentu, misalnya pengelolaan 
pelabuhan, rumah sakit, dan sarana utilitas lainnya. Dalam pola 
kontrak pengelolaan ini, pemerintah tetap menjadi penanggung jawab 
kualitas dan kontinuitas pelayanan, tetapi pengelolaan operasional 
bisnis dari jasa pelayanan publik diserahkan kepada swasta. Sebagai 
pengelola bisnis, pihak swasta melakukan interaksi langsung dengan 
konsumen, sementara pihak pemerintah hanya berperan menetapkan 
tarif pelayanan. Dalam hal ini, swasta pada umumnya menyediakan 
modal kerja, sementara pemerintah melakukan pembiayaan investasi. 
Pemerintah biasanya juga bertanggung jawab memberikan tambahan 
investasi untuk perluasan jaringan pelayanan. 


Dalam konteks ini, pemerintah biasanya memberikan fee kepada 
pihak swasta dalam bentuk pembagian keuntungan dan pemberian 
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tambahan fe bila target tertentu dapat dipenuhi. Hal ini sebagi insen- 
tif untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang diberikan. Dalam pola 
kontrak pengelolaan ini, pihak swasta diharapkan selalu meningkatkan 
sistem pengelolaan keuangan dan bisnis yang didasarkan pada per- 
timbangan komersial. Hal ini diharapkan akan meningkatkan kualitas 
pelayanan dan profitabilitas, meskipun penetapan tarif pelayanan 
tetap ditentukan oleh pihak pemerintah. 

Salah satu manfaat dari pola kontrak pelayanan ini adalah bahwa 
peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh swasta tidak di- 
ikuti oleh pemindahan aset pemerintah. Pola kontrak pelayanan ini 
biasanya dapat menurunkan total biaya karena pihak swasta cenderung 
mempekerjakan jumlah tenaga yang relatif lebih kecil untuk mening- 
katkan efisiensi operasional. Pola kontrak pengelolaan merupakan 
jembatan bagi peningkatan peran swasta dalam pengelolaan pelayanan 
publik yang lebih luas. Walaupun demikian, kelemahan yang mungkin 
muncul adalah bahwa terdapat konsekuensi negatif dari pemisahan 
antara tanggung jawab pengelolaan oleh swasta dengan pemerintah 
sebagai pihak yang melakukan investasi. Akibatnya, sangat mungkin 
bahwa swasta tidak mendapatkan otonomi yang cukup besar dalam 
pengelolaan bisnis yang harus dilakukan. Pemberian insentif (fee) de- 
ngan cara pembagian keuntungan memerlukan pendampingan yang 
intensif dari pemerintah terhadap kemungkinan pelaporan pencapai- 
an kinerja yang tidak jujur. Misalnya, pelaporan jumlah pelanggan 
yang telah dilayani yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. 
Hal ini sangat mungkin karena swasta akan mendapatkan insentif 
bagi hasil yang lebih besar bila mampu mencapai atau melebihi target 
tingkat pelayanan tertentu. 


Build-Operate-Transfer (BOT) 

Dalam pola kerja sama dalam bentuk BOT, pihak swasta dalam bentuk 
individu atau konsorsium melakukan investasi dalam pembangunan 
infrastruktur sesuai dengan standar ketentuan pemerintah. Artinya, 
pihak swasta menyediakan sebagian besar investasi pembangunan 
infrastruktur sehingga mereka secara hukum menguasai kepemilikan 
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aset tersebut sesuai dengan lamanya kontrak yang diberikan oleh 
pemerintah. Selama periode kontrak, penguasaan aset ini memung- 
kinkan pihak swasta untuk menerima pengembalian investasi yang 
telah mereka lakukan. Sementara itu, pemerintah menentukan tingkat 
harga pelayanan publik yang akan diberikan oleh swasta tersebut. Pola 
BOT ini biasanya berlangsung dalam jangka panjang dan memerlu- 
kan persyaratan aturan-main yang cukup rumit dan beragam dalam 
pembiayaannya. Sering kali diasumsikan bahwa kepemilikan aset yang 
dibangun oleh swasta kemudian diberikan kepada pemerintah setelah 
masa kontrak berakhir. Namun demikian, dengan alasan efisiensi, 
sering kali kepemilikan aset telah ditransfer ke pemerintah, tetapi 
pengelolaan tetap dilakukan oleh swasta. Artinya, perjanjian kontrak 
akan berubah menjadi pola kerja sama pengelolaan atau pelayanan 
oleh pihak swasta. 

Ada beberapa pola kerja sama dalam BOT mencakup BTO 
(build-transfer-operate), yaitu pihak swasta membangun infrastruktur 
kemudian menyerahkan operasionalnya kepada pemerintah setelah 
selesai pembangunan. Pola Build-Own-Operate (BOO) juga sangat 
memungkinkan terjadi di mana pihak swasta membangun, memiliki 
dan mengoperasikan infrastruktur pada periode yang telah ditentukan 
oleh pemerintah. Begitu juga pola yang lebih detail lagi, seperti Design- 
Build-Finance-Operate (DBFO), di mana pembangunaan infrastruktur 
mulai dari desain, pembiayaan, dan pembangunan hingga operational 
dilakukan dalam satu paket dan kemudian dilakukan oleh swasta 
yang terpilih. Terlihat bahwa perbedaan dari berbagai pola BTO 
terletak dari tanggung jawab pembiayaan yang ditransfer kepada pihak 
swasta yang mendapatkan konsensi dari pemerintah dalam bentuk 
pengelolaan selama periode tertentu. 


Salah satu keuntungan pola BOT adalah besarnya investasi 
swasta yang digunakan untuk pembiayaan infrastruktur yang akan 
dikontrakkan. Pola ini sering kali digunakan untuk menarik investasi 
swasta dalam pembangunan infrastruktur tertentu dalam skema KPS. 
Karena pemerintah menjamin operasional secara hukum maupun 
politik, maka BOT ini dapat menurunkan risiko bisnis dari pihak 


Kerja Sama Pemerintah ... | 25 


swasta. Keuntungan yang dapat diperoleh pihak swasta dari pola 
BOT adalah bahwa pembiayaan dapat dilakukan dari utang jangka 
panjang, sementara pembayaran kembali dapat dilakukan dengan 
fee yang diperoleh dari operasional dalam jangka panjang, seperti 
pembangunan infrastruktur jalan tol. Namun demikian, salah satu 
kelemahan dari pola BOT adalah perlunya jaminan kepastian hukum 
dari pemerintah dalam jangka panjang dan biaya investasi yang besar, 
serta memerlukan jangka waktu pengembalian yang panjang. Tanpa 
jaminan hukum dan keberadaan dukungan lembaga pembiayaan 
(misalnya perbankan) akan sulit bagi negara berkembang untuk 
melakukan pembangunan infrastruktur melalui pola BOT ini. Bentuk 
kelemahan lain adalah sulitnya pemerintah mengontrol tingkat kinerja 
pelayanan karena semua operasional dilakukan oleh swasta. 


Joint Venture 


Sebagai alternatif dari privatisasi penuh suatu pelayanan publik adalah 
dengan melakukan kerja sama joint venture antara pemerintah dengan 
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Gambar 2.3 Pola Kerja Sama KPS Melalui Kontrak Pelayanan 
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swasta. Dalam hal ini, masing-masing pihak (pemerintah dan swasta) 
melakukan kerja sama investasi sehingga kepemilikan dan operasional 
infrastruktur dapat dilakukan secara bersama. Hal ini dapat dilakukan 
dengan cara kedua pihak tersebut dapat membentuk perusahaan 
baru dengan kepemilikan saham bersama untuk membangun dan 
mengoperasional infrastruktur tersebut. Tata kelola yang ada dalam 
perusahaan baru tersebut harus independen dari campur tangan 
pemerintah yang sering kali muncul untuk kepentingan politiknya. 
Hal ini penting karena pemerintah dalam konteks ini sebagai pemilik 
sekaligus pengatur (regulator) dari pelayanan publik yang dikerja- 
samakan. Namun, sama seperti pihak swasta, sebagai pemilik saham, 
kepentingan pemerintah adalah untuk mendapatkan keuntungan 
dan keberlanjutan pelayanan publik yang diberikan oleh kerja sama 
tersebut. Pada umumnya, pihak swasta berperan sebagai pengelola 
bisnis dan jajaran direksi mencerminkan kepemilikan saham yang ada. 
Namun demikian, sering kali bahwa pola joint venture ini didampingi 
dengan kontrak standar pelayanan yang ditetapkan. Sebagai bentuk 
Joint venture, maka pembagian risiko dan pembagian keuntungan harus 
dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang akan dilakukan. 
Keuntungan dari pola joint venture dalam skema KPS adalah 
bahwa pola ini sebagai bentuk kerja sama yang sesungguhnya 
yang memadukan berbagai manfaat dan risiko yang ada dalam 
operasional dan pembangunan infrastruktur tertentu. Pola ini juga 
berpotensi menghasilkan pembangunan dan operasional efisiensi 
karena prinsip utama adalah mendapatkan keuntungan untuk keber- 
lanjutan kerja sama dan pelayanan publik yang diberikan. Namun, 
salah satu kelemahan adalah kepentingan ganda dari pemerintah 
sebagai pemilik sekaligus regulator berpotensi menimbulkan konflik 
internal. Misalnya, kepentingan profitabilitas dari usaha berpotensi 
memberikan insentif pemerintah untuk mengubah peraturan dengan 
meningkatkan tarif pelayanan sementara standar pelayanan tidak 
berubah. Di satu sisi, hal ini dapat meningkatkan pendapatan usaha 
tetapi menurunkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Interaksi 
langsung antara pemerintah dan swasta dalam pola joint venture juga 
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berpotensi melahirkan korupsi dengan cara penyuapan/ gratifikasi 
kepada pemerintah sebagai regulator, sekaligus pengelola suatu pe- 
layanan publik tertentu. 


2.4 Mekanisme Implementasi KPS 


Keberhasilan pelaksanaan program KPS dalam pembangunan 
dan pengelolaan infrastruktur memerlukan beberapa persyaratan, 
antara lain: (1) Dukungan kepastian hukum, peraturan terkait dan 
kebijakan yang kondusif dari pemerintah dalam pelaksanaan KPS. 
(2) Penguasaan teknis pelaksanaan yang baik dalam pembangunan 
dan pengelolaan infrastruktur yang dikerjasamakan. (3) Keberadaan 
kelembagaan pendukung, termasuk lembaga keuangan, penjaminan, 
dan adanya lembagaan pemerintah yang bertanggung jawab mem- 
promosikan pola kerja sama KPS. (4) Dinamika perkembangan dan 
kebijakan ekonomi yang mendukung terwujudnya kerja sama KPS. 


Mau tidaknya dunia usaha (swasta) melakukan investasi, baik un- 
tuk memproduksi barang pribadi (private goods) maupun memberikan 
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jasa pelayanan publik (public goods), sangat ditentukan oleh kepastian 
hukum terhadap keberlanjutan kegiatan bisnis yang dilakukannya. 
Karena itu, salah satu faktor terpenting dari keberhasilan pelaksanaan 
KPS adalah adanya jaminan kepastian hukum. Hal ini mencakup 
dukungan komitmen politik dari pemerintah terhadap risiko politik 
yang muncul dari kerja sama KPS tersebut. Dalam konteks ini, analisis 
hukum dan peraturan (legal analysis) diperlukan, mencakup landasan 
hukum dan perundang-undangan dari KPS dan berbagai peraturan 
terkait dengan kerja sama tersebut. Analisis peraturan ini dapat di- 
awali dengan inventarisasi peraturan terkait dan analisis terhadap pola 
kontrak kerja sama yang dilakukan. Adanya kontradiksi peraturan 
antara ketentuan-ketentuan terkait (misalnya peraturan tentang pri- 
vatisasi atau kepemilikan palayanan publik dan sebagainya) dengan 
aturan main dalam KPS dapat mempersulit keberhasilan pelaksanaan 
kerja sama KPS yang akan dilakukan. Hal ini mengharuskan adanya 
revisi peraturan yang ada atau penyesuaian aturan KPS sehingga 
sejalan dengan peraturan hukum yang berlaku. Ketentuan dalam KPS 
juga harus sesuai dengan peraturan tentang perpajakan, tenaga kerja, 
peraturan tentang penguasaan dan pelayanan infratruktur publik, per- 
aturan tentang keuangan pemerintah pusat dan daerah, dan peraturan 
terkait dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan sebagainya. 
Keberhasilan pelaksanaan KPS ini juga harus memperhitungkan 
periode penyesuaian hukum/peraturan terkait. 


Keberadaan peraturan hukum yang terkait dengan mekanisme 
penetapan harga, standar pelayanan publik, dan mekanisme 
operasional KPS dan sebagainya diperlukan untuk mendukung 
keberhasilan program KPS. Dalam konteks ini, standar pelayanan 
harus secara jelas menunjukkan perbaikan yang signifikan dari kon- 
disi sebelumnya, yaitu pada saat pelayanan publik dilakukan oleh 
pemerintah dibandingkan dengan setelah dilakukan dengan pola KPS. 
Pada umumnya, masyarakat dapat menerima tingkat harga pelayanan 
publik lebih mahal bila dibarengi dengan kualitas pelayanan yang jauh 
lebih baik. Untuk memperkuat kepastian hukum dari peningkatan 
kualitas pelayanan, ketentuan terkait hal tersebut harus secara eksplisit 
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termuat dalam KPS. Pembentukan lembaga pemerintah yang ber- 
tanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi penilaian kinerja 
pelayanan publik harus sudah tersedia. Faktor yang juga penting 
adalah tersedianya wadah yang memungkinkan adanya dialog antara 
pemerintah dengan pihak swasta terkait dengan permasalahan (dispute) 
pelaksanaan KPS dengan pola ini. Berbagai ketentuan tersebut harus 
tersedia sebelum proses pelaksanaan KPS dilakukan. 

Keberhasilan dari KPS juga ditentukan oleh keberadaan ke- 
tentuan teknis pelaksanaan dari kerja sama tersebut. Dalam hal ini, 
spesifikasi teknis pelaksanaan dari KPS harus secara jelas terdoku- 
mentasikan dalam ketentuan kerja sama tersebut. Teknis pelaksanaan 
ini mencakup berbagai tehnis persiapan pelaksanaan, desain teknis 
pembangunan dan pengelolaan, dan proses evaluasi dan pemantauan 
dari pembangunan dan pelaksanaan. Dalam tahap persiapan termasuk 
pula analisis peraturan terkait, dan nilai investasi dan jangka waktu 
operasional, serta potensi risiko dan keuntungan yang dapat diperoleh 
masing-masing pihak (pemerintah dan swasta). Pada tahap desain 
pelaksanaan harus sudah mencakup rencana teknis pembangunan dan 
pengelolaan, termasuk standar pelayanan dan penetapan tarif yang 
diberikan kepada masyarakat dan risiko yang dihadapi dari berbagai 
skenario yang mungkin terjadi (ADB, 2008). 

Aspek kelembagaan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan 
KPS. Hal ini mencakup keberadaan kelembagaan keuangan pendu- 
kung dan lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai unit pengelola 
KPS. Salah satu kendala pelaksanaan KPS adalah kurang efektifnya 
unit pengelola KPS yang berfungsi mengorganisasi, mengelola, dan 
mengimplementasikan KPS yang diusulkan. Unit KPS ini berfungsi 
sebagai koordinator pelaksana, penilaian akuntabilitas, dan penyebar- 
an informasi terkait dengan kebijakan dan program KPS yang akan 
dan sedang, dilaksanakan. Dalam hal ini, unit KPS dapat dibentuk di 
bawah suatu kementerian tertentu, misalnya Kementerian Keuangan 
atau Kementeriaan Koordinasi Perekonomian. Peran unit ini sebagai 
mediator antara pemerintah dengan swasta dan lembaga politik serta 
masyarakat terkait dengan program KPS. Selain itu, secara detail, 
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fungsi unit KPS mencakup: identifikasi proyek dan penetapan prio- 
ritas KPS, diseminasi dan promosi KPS terhadap masyarakat luas, 
merumuskan peraturan yang terkait dengan proses pelaksanaan KPS 
dengan mempertimbangkan kompetisi yang fair, proses tender yang 
transparan dan akuntabel, dan pengelolaan aset pemerintah yang baik 
dan terpenuhinya pelayanan publik yang baik dan terjangkau. 

Lebih jauh lagi, aspek kelembagaan terkait dengan keberhasilan 
program KPS adalah dukungan lembaga keuangan dan penjaminan 
risiko terhadap program tersebut. Dalam hal ini, unit KPS dapat 
memfasilitasi adanya konsorsium perbankan untuk mendukung 
pembiayaan KPS yang diprioritaskan. Pemerintah melalui peraturan 
insentif perbankan juga berperan penting dalam mendorong lembaga 
keuangan untuk mendukung program KPS yang dilakukan. Lembaga 
penjaminan dari risiko yang mungkin muncul dari pelaksanaan pro- 
gram KPS dapan memberikan insentif bagi dunia usaha dan lembaga 
keuangan untuk mendukung program tersebut. Subsidi dapat juga 
diberikan pada proses penetapan harga sehingga tarif yang dikenakan 
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kepada swasta yang terlibat pada KPS secara bisnis adalah rasional/ 
menguntungkan. 


Faktor yang juga sangat penting adalah dukungan kebijakan 
ekonomi pemerintah yang mendukung proses kegiatan ekonomi. 
Artinya, semakin kondusif iklim bisnis yang dibangun pemerintah 
akan menghasilkan perkembangan ekonomi yang semakin baik. Hal 
ini menjadi signal dari prospek kebutuhan pembangunan infrastruk- 
tur yang semakin besar sehingga mendorong pihak swasta untuk 
terlibat dalam program KPS. Perkembangan ekonomi yang semakin 
baik saja kurang cukup bila tidak didukung dengan strategi kebijakan 
pemerintah yang detail tentang road wap pembangunan infrastruktur 
dalam jangka menengah dan panjang. Dalam konteks ini, strategi 
pemerintah yang tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluas- 
an Pembangunan Ekonomi Indoensia (MP3EI) merupakan langkah 
awal kebijakan umum yang dapat mendukung pelaksanaan program 
KPS. 


2.5 Kesimpulan 


Pembangunan infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dan 
swasta (KPS) memiliki peran strategis dalam mendukung keber- 
lanjutan pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini penting karena 
didasari akan keterbatasan anggaran pemerintah di masa datang. 
Menurut perhitungan Bappenas, kemampuan pemerintah dalam 
pembangunan infrastruktur hanya sekitar 20—30% dari total kebu- 
tuhan dana. Artinya, sebagian besar pembiayaan diharapkan akan 
datang dari swasta, baik nasional maupun internasional. Selanjutnya, 
pembangunan infrastruktur sangat penting karena dapat menjadi 
faktor pendorong produksi, distribusi, dan pertukaran yang ada di 
perekonomian. Pada gilirannya, proses akumulasi kapital yang terjadi 
dalam perekonomian akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi 
masyarakat. 


Secara umum, keberhasilan kerja sama KPS akan sangat ditentu- 
kan oleh mampu tidaknya pemerintah memenuhi tiga aspek penting: 
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(1) Aspek terpenuhinya peran dan tanggung jawab masing-masing 
komponen yang terlibat (pemerintah, swasta, lembaga pembiayaan, 
dan sebagainya). (2) Aspek terimplementasinya pola pembagian 
risiko antara berbagai pihak terkait yang seimbang, dan (3) Aspek 
profitabilitas yang kemungkinan dapat diperoleh dunia usaha dari 
keterlibatannya dalam skema KPS tertentu. Tanpa adanya pembagian 
risiko yang seimbang dan profitabilitas yang memadai, sangat sulit 
berharap bahwa skema KPS dapat dilakukan secara baik. Singkatnya, 
keberhasilan KPS sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah 
dapat mendesain aturan main, struktur pengelolaan, dan sistem in- 
sentif yang memungkinkan masing-masing pihak yang terlibat dalam 
KPS dapat memperoleh kepentingan (interest goal) dari keterlibatan- 
nya. Artinya, pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan 
bisnis terkait yang lebih kondusif bagi terimplementasinya skema 
KPS. 


Ada beberapa pola kerja sama antara pemerintah dan swasta yang 
dapat dikembangkan dalam skema KPS, antara lain: kontrak kerja 
sama pelayanan (service contract), kontrak kerja sama pengelolaan (ma- 
nagement contract), build-operate-transfer (BOT), dan joint venture. Namun, 
pola kerja sama ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing- 
masing dalam mendukung program KPS. Selanjutnya, keberhasilan 
program KPS ini akan sangat ditentukan oleh (1) keberadaan dan 
kepastian hukum dan peraturan terkait. (2) Keberadaan dukungan 
kelembagaan yang terkait, termasuk unit pengelola KPS, lem- 
baga pembiayaan dan penjaminan, dan (3) dinamika perkembangan 
ekonomi dan dukungan kebijakan ekonomi yang kondusif bagi 
pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan. 
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Bab 3 
Public Private Partnership: 
Sebuah Alternatif Pemenuhan 
Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur 
di Indonesia 


Latif Adam 


3.1 Latar Belakang 


Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa Public Private 
Partnership (PPP) memiliki peran penting sebagai alternatif pengadaan 
infrastruktur. Beberapa negara, seperti Amerika, Inggris, Belanda, 
dan Portugal, sudah sejak puluhan tahun yang lalu mengadopsi dan 
mendapatkan manfaat dari kebijakan ini. Misalnya, di Australia, 
melalui PPP, pemerintah negara itu mampu membangun dan me- 
nyediakan infrastrukur yang dibutuhkan masyarakat dan pelaku bisnis 
tanpa terlalu membebani keuangan Negara (Foster, 2010). Terdapat 
indikasi bahwa implementasi PPP di negara lain memberikan man- 
faat yang sifatnya simbiosis mutualisme bagi pemerintah dan sektor 
swasta yang terlibat. 


Di Indonesia, paling tidak terdapat tiga alasan yang mendasari 
mengapa negeri ini membutuhkan PPP. Pertama, kualitas dan kuantitas 
infrastruktur yang tersedia sudah tidak memadai untuk mendukung 
akselerasi pembangunan. Rendahnya kuantitas dan kualitas infra- 
struktur yang tersedia juga membuat Indonesia memiliki daya saing 
yang relatif rendah dibandingkan dengan beberapa negara kompetitor 
(Wallace, 2008). Ini terjadi karena rendahnya kuantitas dan kualitas 
infrastruktur membuat biaya melakukan bisnis di Indonesia relatif 
lebih tinggi dibandingkan dengan di beberapa negara kompetitor 
(Adam, 2008). 
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Kedua, kemampuan keuangan negara untuk membangun dan 
memperbaiki infrastruktur sangat terbatas. Dengan asumsi, anggaran 
pembangunan infrastruktur per tahun rata-rata sebesar 5% dari PDB 
saja, maka sampai dengan tahun 2014, kebutuhan dana infrastruktur 
akan mencapai Rp1429 trilliun. Jumlah dana itu sangat sulit dipenuhi 
pemerintah di tengah-tengah sering terjadinya tekanan fiskal karena 
tingginya biaya utang, subsidi, dan transfer dana ke daerah yang 
cenderung meningkat setiap saat (Adam, 2009b). 

Ketiga, berbeda dengan pemerintah, sektor swasta memiliki 
keahlian dan profesionalisme yang lebih baik untuk membangun 
infrastruktur secara efektif dan efisien. Karena itu, keahlian dan 
profesionalisme yang dimiliki sektor swasta bisa menjadi modal untuk 
membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya 
saing dan memperbaiki iklim investasi di negeri ini. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, pemerintah melakukan be- 
berapa langkah untuk mendukung PPP. Indonesia Infrastructure Summit 
diadakan beberapa kali untuk mensosialisasikan dan mempromosikan 
PPP serta mengundang keterlibatan sektor swasta untuk bekerja sama 
dalam penyediaan infrastruktur. Beberapa institusi, seperti PT Sarana 
Multi Infrastructure (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indone- 
sia (PII), dibentuk untuk memperkuat implementasi PPP. Demikian 
pula, beberapa peraturan diterbitkan untuk mengatur mekanisme 
pelaksanaan PPP, 

Sayangnya, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah itu 
belum memberikan hasil yang memuaskan. Sektor swasta belum 
banyak yang tertarik untuk terlibat dalam PPP. Karena itu, tujuan 
utama dari tulisan ini adalah melakukan analisis mengapa sektor 
swasta belum merespons secara optimal program PPP. 


3.2 Konsep dan Mekanisme PPP 


Secara konseptual, PPP adalah suatu persetujuan atau kontrak (ikatan 
perjanjian) yang melibatkan suatu instansi pemerintah (sektor pu- 
blik) dan suatu badan usaha (sektor swasta), di mana sektor swasta 
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mengambil alih peran pemerintah untuk mendesain, membangun, 
membiayai, dan mengoperasionalkan proyek infrastruktur yang 
tadinya menjadi kewajiban pemerintah. Sektor swasta mendapatkan 
kompensasi dari keterlibatannya untuk menggantikan peran pemerin- 
tah. Karena itu, kontrak PPP biasanya memiliki jangka waktu yang 
relatif panjang (lebih dari 15 tahun) yang memungkinkan pengem- 
balian investasi pihak swasta (Parente, 2000; Bappenas, 2010). 

Basis dari kontrak PPP adalah pembagian/alokasi risiko proyek 
PPP antara pemerintah (melalui PJPK) dan swasta, di mana tiap risiko 
dialokasikan kepada pihak yang secara relatif lebih mampu mengen- 
dalikan, mengelola, mencegah ataupun menyerapnya. Sebagaimana 
telah dijelaskan pada Bab 2, bentuk proyek PPP dapat berupa 
kerja sama operasi dan pemeliharaan fasilitas infrastruktur hingga 
pembiayaan, penyediaan dan pengoperasian fasilitas infrastruktur. 

Di Indonesia, implementasi konsep PPP untuk mendorong 
keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur dimulai 
ketika Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres No. 7 Tahun 1998 
tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam 
Pembangunan dan/atau Pengelolaan Infrastruktur (Djunaedi, 
2011). Sayangnya, ketidakstabilan sosial, ekonomi, dan politik yang 
membayangi negeri ini, saat itu membuat sektor swasta tidak ada yang 
tertarik untuk terlibat dalam program PPP. Pada saat itu, sektor swasta 
lebih terfokus pada upaya untuk melakukan konsolidasi internal dan 
menjaga cash flow agar usahanya tetap aman dari dampak negatif 
gejolak sosial, ekonomi, dan politik. Konsukensinya, sektor swasta 
membatasi minatnya untuk melakukan ekspansi usaha, termasuk 
melibatkan diri dalam pembangunan infrastruktur. 

Pada tahun 2005, seiring dengan membaiknya stabilitas sosial, 
ekonomi, dan politik, pemerintah kembali menegaskan keinginannya 
untuk mengimplementasikan PPP. Penegasan ini terpotret sangat 
jelas ketika pemerintah beberapa kali menyelenggarakan Indonesia 
Infrastructure Summit. 


' Pada infrastructure summit pertama pemerintah menawarkan 91 proyek, sedangkan 
pada infrastructure summit kedua pemerintah menawarkan 111 proyek 
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Tujuan utama dari Indonesia Infrastructure Summit adalah menyo- 
sialisasikan PPP dan mengundang sektor swasta untuk bekerja sama 
dengan pemerintah melalui skema PPP dalam penyediaan dan pem- 
bangunan infrastruktur. Beberapa jenis infrastruktur yang ditetapkan 
dan dipilih sebagai prioritas dalam skema PPP adalah transportasi 
(pelabuhan laut, sungai atau danau, pelabuhan udara, jaringan rel 
dan stasiun kereta api), jalan (jalan tol dan jembatan tol), pengairan 
(saluran pembawa ait baku), air minum (bangunan pengambilan air 
baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air 
minum), air limbah (instalasi pengolah air limbah, jaringan pengum- 
pul dan jaringan utama) serta sarana persampahan (pengangkut dan 
tempat pembuangan), telekomunikasi (jaringan telekomunikasi), 
ketenagalistrikan (pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik), 
minyak dan gas bumi (pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, 
transmisi atau distribusi migas). 

Payung hukum yang menjadi basis implementasi PPP adalah 
Perpres No. 67 Tahun 2005 yang kemudian diperbaharui dengan Per- 
press No. 13 Tahun 2010. Sebagaimana ditegaskan didalam Perpres 
No. 13 Tahun 2010, implementasi PPP didasarkan kepada prinsip adil, 
terbuka, transparan, dan bersaing (competition). Dengan berbasiskan 
prinsip-prinsip itu, diharapkan proyek infrastruktur yang dibangun 
melalui PPP memberi manfaat sebagai berikut. Pertama, terjaminnya 
harga pasar yang terendah (/owest market prices). Kedua, meningkatkan 
penerimaan publik terhadap proyek PPP. Ketiga, mendorong kesang- 
gupan lembaga keuangan untuk menyediakan pembiayaan tanpa sove- 
reign guarantees. Keempat, mengurangi risiko kegagalan proyek. Kelima, 
dapat membantu tertariknya bidders yang sangat berpengalaman dan 
berkualitas tinggi. Keenam, mencegah aparat pemerintah dari praktik 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

Upaya untuk mengakselerasi implementasi PPP juga dilakukan 
dengan membentuk beberapa lembaga pendukung seperti PT Sa- 
rana Multi Infrastructure (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur 
Indonesia (PII). PT SMI memiliki tugas sebagai berikut. Pertama, 
sebagai katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Kedua, 
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memberikan alternatif sumber dana untuk pembiayaan proyek. Ketiga, 
mempromosikan PPP. Keempat, meningkatkan jumlah, kapasitas, dan 
efektivitas melalui kemitraan dengan pihak ketiga. 

Sementara itu, tugas PT PII adalah, perfawa, menyediakan pen- 
jaminan untuk proyek-proyek infrastruktur yang dibangun melalui 
skema PPP. Kedua, meningkatkan kelayakan kredit dan bankability 
dari proyek-proyek infrastruktur. Ketiga, meningkatkan tata kelola, 
konsistensi, dan transparansi dalam penyediaan penjaminan. Keempat, 
meminimalisasi kemungkinan terjadinya sudden shock dan ring-fencing 
eksposur kewajiban kontingensi pemerintah yang bisa berdampak 
negatif terhadap kesinambungan APBN. 

Selain membentuk lembaga baru, untuk mempercepat keikutser- 
taan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur, pemerintah juga 
menyusun nota kesepahaman antara Menteri PPN/Kepala Bappenas, 
Menteri Keuangan, dan Kepala BKPM tentang Koordinasi Fasilitasi 
dan Dukungan Pelaksanaan Percepatan Realisasi Proyek Kerja Sama 
Pemerintah dengan Badan Usaha. Secara singkat, nota kesepahaman 
itu diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan memperjelas 
pembagian tugas serta mengharmoniskan langkah dan kegiatan dalam 
melakukan fasilitasi pelaksanaan proyek PPP di bidang infrastruktur 
yang siap ditawarkan. 

Nota kesepahaman menyepakati pembagian tugas dari ketiga 
instansi seperti tersebut di atas sebagai berikut. Pertama, Kemen- 
terian Keuangan akan berperan untuk menfasilitasi dukungan dan 
jaminan pemerintah terhadap proyek. Kedua, Kementerian PPN/ 
Bappenas bertugas untuk menyusun perencanaan proyek PPP dan 
penyusunan Buku PPP dengan mengintegrasikannya ke dalam sis- 
tem perencanaan pembangunan nasional di samping peningkatan 
kapasitas para pemangku kepentingan. Dalam Buku PPP, proyek- 
proyek dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu proyek yang 
siap ditawarkan, proyek prioritas, dan proyek potensial (Tabel 3.1). 
Ketiga, BKPM berperan untuk mengemas informasi proyek yang 
siap untuk ditawarkan sehingga menarik bagi investor serta dengan 
program-program pemasaran yang atraktif. Selain itu, BKPM juga 
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Tabel 3.1 Kategori Proyek PPP 








Siap Ditawarkan Prioritas Potensial 
e Dokumen lelang telah e Termasuk didalam rencana e Sesuai dengan ren- 
terpenuhi proyek PPP yang potensial cana pembangunan 
e Tim pengadaan PPP atau yang diusulkan oleh jangka menengah 
telah terbentuk dan siap kontraktor nasional/regional dan 
beroperasi e Berdasarkan pre-feasibility dengan rencana stra- 
e Jadwal pengadaan telah merupakan proyek yang a ш 
tersusun dengan baik feasible dari sisi legal, infrastruktur 
А teknikal, dan finansial e Lokasi proyek sesuai 
e Mendapatkan persetujuan Е | Чепер есапта 
dan dukungan dari pe- e Risiko dan alokasi telah 8 он 
merintah (bila dibutuhkan) teridentifikasi ruang Wilaya 
e Modus PPP telah terdefini- ° Keterkaitan di 
sikan dengan baik antara pembangun- 


an infrastruktur 
dan pembangunan 
wilayah 


e Dukungan pemerintah 
telah teridentifikasi (untuk 


proyek marginal) 
e Potensi untuk cost 


recovery 
e Preliminary study 
Sumber: PPP Book 2010-2014 


menfasilitasi penerbitan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan 
dalam pelaksanaan proyek PPP termasuk pembentukan Badan Usaha 
pelaksana proyek PPP melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
di bidang Penanaman Modal. 

Nota Kesepahaman juga menetapkan pembentukan Tim Ko- 
ordinasi Fasilitasi dan Dukungan Pelaksanaan Proyek KPS (Tim 
Percepatan Proyek KPS) yang bertugas mengemas dan menyusun 
masterplan dan rencana aksi tentang percepatan realisasi proyek 
PPP di bidang infrastruktur serta mengidentifikasi proyek PPP yang 
diprioritaskan penanganannya (showcase). 

Tim Percepatan Proyek PPP juga bertugas untuk melakukan 
harmonisasi dan mengidentifikasi berbagai aturan yang bisa me- 
ngurangi minat sektor swasta untuk terlibat dalam pengadaan dan 
pembangunan infrastruktur, seperti peraturan yang saling bertentang- 
an (overlap). Demikian halnya, Tim ini mempunyai kewajiban untuk 
meningkatkan kualitas dan kapabilitas Penanggung Jawab Proyek 
Kerja Sama (PJPK). 
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Upaya meningkatkan kapabilitas PJPK menjadi bagian penting 
dari proses pelaksanaan PPP karena secara teknis PJPK bertanggung 
jawab untuk melaksanakan proyek kerja sama. PJPK merupakan 
mitra yang mewakili Pemerintah dalam PPP. Entitas PJPK dapat 
berupa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
yang bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 


Seperti telah dijelaskan sebelumnya, PJPK terdiri atas insti- 
tusi pusat (kementerian/lembaga dan BUMN) dan institusi daerah 
(pemerintah daerah dan BUMD). Sebagaimana diketahui, struktur 
birokrasi antara institusi pusat dan daerah tidak persis sama. Karena 
itu, alur pelaksanaan proyek PPP dengan PJPK institusi pusat sedikit 
berbeda dengan alur pelaksanaan proyek PPP dengan PJPK institusi 
daerah. 


3.3 Beberapa Permasalahan dalam Implementasi PPP 


Bab sebelumnya telah mengidentifikasi lima manfaat dari implemen- 
tasi PPP. Pertama, memperbesar mobilisasi kapital privat dalam men- 
dukung kepentingan publik. Kedua, mendorong efisiensi pengelolaan 
pelayanan publik. Ketiga, mendorong lembaga keuangan domestik 
untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur. Keempat, 
menjadi alternatif dari terbatasnya kemampuan keuangan negara. 
Kelima, mendorong deregulasi pengelolaan ekonomi yang semakin 
luas. 

Pentingnya manfaat yang bisa diperoleh dari implementasi PPP 
terhadap kemajuan perekonomian Indonesia telah mendorong peme- 
rintah untuk mengidentifikasi dan menyusun proyek pembangunan 
infrastruktur yang diperkirakan akan menarik sektor swasta untuk 
terlibat di dalamnya. Pada periode 2010-2014, pemerintah meng- 
identifikasi 100 proyek infrastruktur yang akan dibangun melalui 
skema PPP. Proyek-proyek itu dikategorikan dalam proyek yang 
siap ditawarkan, proyek prioritas, dan proyek potensial. Dana yang 
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dibutuhkan untuk membangun 100 proyek itu diperkirakan sebanyak 
US$47.298,93 juta (Tabel 3.2). 


Secara sektoral, proyek jalan tol mendominasi struktur PPP infra- 
struktur. Sebagaimana terlihat di Tabel 3.2, 35% dari total proyek PPP 
infrastruktur terkonsentrasi pada pembangunan/ penyediaan jalan tol 
(35%), diikuti oleh suplai air (24%). Terkonsentrasinya proyek PPP 
infrastruktur pada pembangunan/penyediaan jalan tol diharapkan 
mampu memperlancar lalu lintas orang dan barang. Pada gilirannya, 
semakin lancarnya lalu lintas orang dan barang diperkirakan akan 
mampu menekan biaya transportasi yang kemudian akan berdampak 
secara positif terhadap peningkatan daya saing Indonesia. 


Dari kaca mata sejarah, Indonesia sebenarnya membangun jalan 
tol lebih dahulu dibandingkan dengan beberapa negara di Asia, seper- 


Tabel 3.2 Proyek PPP Infrastruktur Menurut Kategori dan Sektor, 2010-2014 









































Sektor/sub-sektor ы к Prioritas Potensial Jumlah 
Transportasi udara 0 0 7 (1.557,80) 7 (1.557,80) 
Transportasi darat 0 0 2 (274,00) 2 (274,00) 
Transportasi laut 1 (36,00) 0 11 (2.859,29) 12 (22.895,29) 
Rel kereta api 0 0 9 (9.547,30) 9 (9.547,30) 
Jalan tol 0 Nan en 35 (26.852,90) 
Sumber daya air 0 0 0 0 
Supply air (PDAM) 0 6 (521,87) 18 (1.327,50) 24 (1.849,37) 
Sa pagat gan 0 3(220,00) 3 (57,27) 6 (277,27) 
Telekomunikasi 0 0 0 0 
Pembangkit listrik 0 0 5 (4.045,00) 5 (4.045,00) 
Minyak dan gas 0 0 0 0 
Total 1 (36,00) 26 13 100 


(8.333,44) (38.929,49) (47.298,93) 





Sumber: PPP Book 2010-2014 
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ti China atau Malaysia. Meskipun demikian, dalam perkembangannya, 
pembangunan jalan tol di Indonesia relatif tertinggal dibandingkan 
dengan perkembangan jalan tol di kedua negara tersebut. Pada 
periode 1978-2011, hanya terdapat 21 ruas jalan tol dengan panjang 
775,05 km (rata-rata bertambah 23 km per tahun). Panjang jalan tol 
itu jauh lebih pendek dibandingkan dengan di China (46.000 km, 
bertambah dengan rata-rata 1.500 km per tahun) ataupun dengan 
Malaysia (1.192 km, bertambah dengan rata-rata 66 km per tahun). 


Dari sisi lokasi, Pulau Jawa menyerap paling banyak proyek PPP 
infrasruktur, baik dari segi jumlah proyek maupun dari sisi alokasi 
angearan. Sekitar 52% proyek PPP infrastruktur berlokasi di Pulau 
Jawa yang diperkirakan akan menghabiskan 52% dari total biaya PPP 
infrastruktur (US$47.298,93 juta) (Tabel 3.3). Permasalahannya adalah 
dengan struktur proyek PPP infrastruktur yang terkonsentrasi di 
Pulau Jawa, sulit berharap PPP menjadi instrumen untuk mengurangi 
disparitas pembangunan infrastruktur antara Pulau Jawa dan luar 
Pulau Jawa. Ini berarti bahwa pemerintah tetap harus mengalokasikan 
anggaran infrastruktur di daerah atau propinsi yang saat ini tidak 
termasuk dalam lokasi PPP. 














Sumber: Milhardjana (2006) 


Gambar 3.1 Mekanisme Public Private Partnership 


Public Private Partnership ... | 43 


Tabel 3.3 Proyek PPP Infrastruktur Menurut Provinsi 





Provinsi 


Jumlah Proyek 


Biaya Proyek (Juta USS) 





Sumatra Utara 
Sumatra Barat 
Riau 

Kepulauan Riau 
Jambi 

Sumatra Selatan 
Lampung 

Banten 

DKI Jakarta 

Jawa Barat 

Jawa Tengah 

DI Yogyakarta 
Jawa Timur 

Bali 

NTB 

Kalimantan Barat 
Kalimantan Tengah 
Kalimantan Selatan 
Kalimantan Timur 
Sulawesi Utara 
Sulawesi Barat 
Sulawesi Tengah 
Sulawesi Selatan 


Total 


oR NPP Wn ES 


1.180,23 
1.488,00 
1.005,72 
220,00 
1.040,00 
239,29 
1.708,68 
12.609,10 
5.084,33 
3.508,53 
776,13 
841,50 
1.798,27 
742,02 
18,00 
71,32 
8.280,30 
26,76 
3.348,70 
726,21 
1.000,00 
14,00 
1571750 
47.298,93 





Sumber: PPP Book 2010-2014 


Selain itu, melihat capaian dari pelaksanaan PPP infrastruktur 
sampai saat ini, sangat sulit untuk bersikap optimis bahwa pada 
tahun 2014, Indonesia akan berhasil membangun seluruh proyek 
sesuai target (100 proyek). Pembangunan infrastruktur melalui skema 
PPP di Indonesia terkesan lambat dan kurang menarik minat sektor 
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swasta. Tidak mengherankan bila sampai dengan akhir Maret 2010, 
pemerintah baru mampu menenderkan empat jenis proyek (Tabel 3.4). 


Diskusi dengan beberapa narasumber dari pihak pemerintah 
dan swasta menunjukkan terdapat beberapa faktor yang membuat 
pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui skema PPP berjalan 
lambat. Beberapa di antaranya adalah, pertama, masih terdapatnya per- 
aturan yang bersifat tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. 
Misalnya, UU mengenai Panas Bumi cenderung overlapping dengan 
UU Pengelolaan Hutan Lindung. Masalahnya adalah hampir semua 
sumber panas bumi berada di Kawasan Hutan Lindung. Akibatnya, 
sektor swasta yang tertarik dalam pengeloaan dan pemanfaatan panas 
bumi dihadapkan pada tingginya ketidakpastian, risiko, dan biaya yang 
harus dipikul jika mereka terlibat dalam pembangunan infrastruktur 
energi berbasis panas bumi. 


Kedua, UU (Undang-Undang) Pengadaan Tanah Bagi Pemba- 
ngunan untuk Kepentingan Umum yang disahkan pada Bulan Januari 
2012 belum benar-benar efektif sebagai legal framework untuk proses 
pembebasan lahan bagi pembangunan infrastruktur. Ini terjadi karena 
UU itu belum didukung oleh regulasi implementatif dari Kemen- 
terian Keuangan mengenai /and caping, Badan Pertanahan Nasional 
mengenai RTRW, dan Kementerian Dalam Negeri mengenai peran 
dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam proses pembebasan 
lahan. Belum terbitnya peraturan teknis dari tiga institusi seperti 
tersebut atas membuat sektor swasta tetap menghadapi ketidakpastian 
dan risiko mengenai biaya dan waktu pembebasan lahan. 

Ketiga, PPP belum dilengkapi dengan jaminan penggantian biaya 
investasi dari pemerintah bila proyek infrastruktur tersendat di tengah 
jalan. Misalnya, karena pengadaan lahan yang terhambat atau proyek 
didemo oleh masyarakat setempat sehingga tidak bisa berlanjut. 

Keempat, ptoyek infrastruktur yang ditawarkan kepada sektor 
swasta tidak dipersiapkan secara matang. Penyebabnya, PJPK di 
Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah atau Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum 
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Tabel 3.4 Proyek PPP Infrastruktur yang Sudah ditenderkan 





Nama Proyek 


Keterangan 


Status per Maret 2010 





Central Java Coal 
Fired System Power 
Plant 


Pembangunan pembangkit 


listrik berbahan baku ba- 


tubara di Jawa Tengah yang 
diperkirakan menghasilkan 


tenaga listrik 2.000 MW 


Tahap prakualifikasi 
telah selesai di mana 
7 bidders (penawar 
proyek) telah masuk 
dalam short-listed 
RFP akan segera diter- 
bitkan 





Soekarno Hatta 
Airport-Manggarai 
Railway Development 


Pembangunan jalur kereta 
api dan fasilitas pendukung- 
nya dari Bandara Soekarno 
Hatta ke Terminal Manggarai 


sepanjang 35 km 


Tahap prakualifikasi 
telah selesai pada 
Tahun 2009, 3 bidders 
(penawar proyek) 
telah masuk kedalam 
short- listed 
Kementerian 
Perhubungan telah 
mempersiapkan RFP 
dan memfinalisasi du- 
kungan pemerintah 





Paruk Cahu-Bang- 
kuang Coal Railway 


Pembangunan jalur kereta 
api dan fasilitas pendukung- 


nya untuk pengangkutan 
batubara di Kalimantan 
Selatan, dari Paruk Cahu 
ke Bangkuang, dan dari 


Bangkuang ke Lupak Dalam 


sepanjang 185 km 


Pengumuman menge- 
nai tahap prakualifikasi 
telah dilakukan pada 
tanggal 19 Maret 2010 
Tahapan prakualifikasi 
telah dilakukan dari 
tanggal 2—20 April 
2010 





Batu Ampar Port 


Pengembangan Pelabuhan 


Batu Ampar (dermaga 
dan fasilitas kontainer) di 
P. Batam oleh CMA-CGM 
(Compagnie Maritime 


d'Affretement-Compagnie 
Generate Maritime) selama 


50 tahun masa konsesi 


Negosiasi kontrak, 
antara lain mengenai 
lingkup proyek dan 
tingkat dukungan 
pemerintah 





Sumber: PPP Book 2010-2014 
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mempunyai pengalaman bagaimana mempersiapkan proyek yang 
akan ditawarkan kepada sektor swasta. PJPK lebih terbiasa mem- 
persiapkan proyek-proyek yang akan didanai oleh APBN/APBD. 
Karena itu, dengan pertimbangan biaya konsultan untuk melakukan 
studi kelayakan relatif mahal, maka dalam pembuatan studi kelayak- 
an PJPK hanya melakukannya secara asal-asalan dengan muatan 
yang cenderung lebih teknis. Padahal, selain masalah teknis, dalam 
dokumen studi kelayakan sektor swasta membutuhkan informasi 
mengenai isu-isu yang berkaitan dengan masalah hukum, ekonomi 
dan keuangan, risiko, kebutuhan dan dukungan yang akan diberikan 
pemerintah, serta masalah yang kemungkinan muncul bila sektor 
swasta terlibat dalam proyek PPP. 

Kelima, di mata sektor swasta, komitmen PJPK untuk menjaga 
kerja sama relatif masih rendah. Tidak jarang kerja sama antara 
pemerintah dan swasta berakhir di tengah jalan karena PJPK meng- 
alihkan pembiayaan dari skema PPP menjadi skema APBN. Kondisi 
seperti ini membuat sektor swasta memiliki persepsi bahwa PJPK 
merupakan pihak yang tidak terlalu bisa dipercaya. 


Keenam, PJPK (birokrat) lebih suka menggunakan APBN dari- 
pada menawarkan kepada sektor swasta untuk membangun beberapa 
jenis infrastruktur. Pertimbangannya adalah PJPK mendapatkan 
kesempatan untuk memperoleh insentif dan fee (baik legal ataupun 
illegal) dari setiap proyek yang dibiayai APBN. Tidak mengherankan 
bila PIPK memilih proyek dengan rate of return on investment relatif 
tinggi justru dikerjakan dengan skema APBN, sementara proyek 
dengan rate of return on investment relatif rendah malah ditawarkan ke- 
pada sektor swasta. Rendahnya rate of return on investment ini membuat 
sektor swasta tidak begitu antusias untuk menyambut proyek-proyek 
infrastruktur yang ditawarkan pemerintah. 

Ketujuh, rendahnya rate of return on investment dari proyek-proyek 
infrastruktur yang ditawarkan semakin membuat sektor swasta tidak 
tertarik terlibat dalam PPP karena sampai saat ini PPP tidak dileng- 
kapi dengan jaminan mengenai viability gap. Artinya, di satu sisi, rate of 
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return on investment dari proyek-proyek infrastruktur yang ditawarkan 
kepada sektor swasta berada di kisaran 14%-an. Di sisi lain, sektor 
swasta menghitung agar mereka mendapat keuntungan yang layak, 
maka rate of return on investment harus berada pada level 18%-an. 
Untuk menarik minat sektor swasta, di beberapa negara, kesenjangan 
itu biasanya ditanggung oleh negara melalui skema viability gap yang 
dialokasikan dalam APBN. 


Kedelapan, kapasitas kelembagaan di beberapa kementerian belum 
terbangun secara solid karena adanya dualisme pengelolaan proyek. 
Misalnya, di Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat BPJT yang 
bertanggung jawab dalam pengeloaan jalan tol dan Binamarga yang 
bertanggung jawab terhadap pengelolaan jalan umum. Masalahnya 
adalah BPJT dan Binamarga sering kali bekerja secara tidak harmonis. 
Artinya, ketika BPJT membangun satu ruas jalan tol, Binamarga jus- 
tru membangun jaringan jalan yang berdekatan dan menjadi alternatif 
dari jalan tol. Bagi sektor swasta, munculnya dualisme kelembagaan 
ini dipandang akan mengurangi rate of return on investment dari proyek- 
proyek yang mereka kerjakan melalui skema PPP. 


Kesembilan, sektor swasta tidak terlalu suka dengan mekanisme 
tender yang melibatkan beberapa bidders yang justru menjadi salah 
satu fondasi PPP. Sektor swasta justru lebih suka dengan mekanisme 
penunjukan langsung tanpa melibatkan bidders yang lain. Masalahnya 
adalah penunjukan langsung sering kali dilakukan dengan basis 
kontrak yang tidak terlalu transparan. Misalnya, kerja sama antara 
PAM Jaya dan Palyja menimbulkan masalah karena ternyata dalam 
kontrak ada klausul bahwa harga (tarif) air secara otomatis akan naik 
dua tahun sekali. Lebih dari itu, penyelesaian masalah seperti tersebut 
di atas ternyata berkembang begitu kompleks karena Indonesia belum 
memiliki arbitrase untuk menyelesaikan persoalan bisnis. 


Kasus PAM Jaya-Palyja menjadi contoh buruk bagi percepatan 
pelaksanaan PPP. PJPK menjadi sangat berhati-hati dan cenderung 
phobia terhadap kerja sama dengan pihak swasta. Akibatnya, proses 
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pra-kualifikasi untuk menentukan short-listed bidders yang berminat 
terhadap proyek yang ditawarkan pemerintah berjalan lambat. 


Namun, kasus PAM Jaya-Palyja juga memberi pelajaran bahwa 
implementasi PPP perlu dukungan institusi dan aturan yang solid. 
Salah satunya adalah perlunya membentuk arbitrase dan menerbitkan 
aturan hukum yang jelas untuk mengantisipasi munculnya persoalan 
bisnis antara pemerintah dan sektor swasta. 


Kesepuluh, pola pikir pemerintah, khususnya pemerintah daerah, 
mengenai PPP belum terbangun secara baik. Pemerintah daerah ma- 
sih sering mengasumsikan PPP sebagai salah satu sumber pendapatan 
sehingga menerbitkan berbagai macam peraturan yang membebani 
sektor swasta. Munculnya beragam peraturan yang membebani itu 
membuat sektor swasta berpikir ulang untuk terlibat dalam pemba- 
ngunan infrastruktur melalui skema PPP. 


3.4 Jalan Tol Sebagai Sektor Prioritas dalam PPP 


Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, proyek 
pembangunan jalan tol menjadi salah satu sektor unggulan dalam 
pelaksanaan PPP di Indonesia. Hal ini terindikasi dari dominan- 
nya jumlah proyek dan alokasi biaya pembangunan jalan tol dalam 
struktur perencanaan pelaksanaan PPP. Pada periode 2010—2014, 35 
dari 100 proyek PPP infrastruktur yang akan dibangun terkonsentrasi 
pada pembangunan jalan tol. Dengan demikian, pembangunan jalan 
tol menyerap 56,8% (US$26.852,9 juta) dari total kebutuhan biaya 
pembangunan PPP infrastruktur (Tabel 3.2). 


Terdapat beberapa pertimbangan mengapa pembangunan jalan 
tol menjadi sektor unggulan dalam perencanaan pembangunan PPP 
infrastruktur. Pertama, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya 
pembangunan jalan tol di Indonesia relatif tertinggal dibandingkan 
dengan pembangunan jalan tol di beberapa negara, seperti Malaysia 
dan China. Padahal, pembangunan jalan tol mempunyai peran pen- 
ting sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi distribusi dalam 
rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi. 
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Kedua, pembangunan jalan tol mempunyai dampak positif 
terhadap pengembangan suatu wilayah. Argumentasinya, jalan tol 
mampu meningkatkan lalu lintas barang dan orang dengan lebih 
cepat, mudah, dan efisien. Karena itu, jalan tol diyakini mampu 
berperan sebagai katalis untuk meningkatkan keseimbangan dan 
pemerataan pembangunan. 

Ketiga, jalan tol merupakan salah satu sektor yang menarik bagi 
sektor swasta. Pengenaan tarif yang relatif baku dan peningkatan 
jumlah kendaraan yang memanfaatkan jalan tol meyakinkan sek- 
tor swasta untuk bisa secara cepat mendapatkan imbal hasil dari 
keterlibatan mereka di dalam pembangunan jalan tol. 

Meskipun demikian, sebagaimana terlihat di Tabel 3.2 dan 
Tabel 3.4, dari 35 proyek pembangunan jalan tol, belum ada satu 
pun proyek yang melangkah masuk proses prakualifikasi dan penya- 
ringan menuju proses tender. Penyebabnya, di satu sisi, kebutuhan 
lahan untuk pembangunan jalan tol relatif lebih tinggi dibandingkan 
dengan jenis-jenis proyek infrastruktur lainnya. 

Di sisi lain, /egal framework yang menjadi acuan proses pembe- 
basan lahan untuk kepentingan publik belum tertata dengan baik. 
Proses legislasi RUU Pengadaan Tanah berkembang seperti bola 
liar sehingga sulit diprediksi kapan RUU itu bisa berubah menjadi 
UU. Permasalahannya adalah untuk menggelar proyek tender pem- 
bangunan jalan tol, terdapat persyaratan bahwa proses pembebasan 
lahan harus sudah mencapai 100%. Karena itu, untuk mempercepat 
proses tender pembangunan jalan tol, selain merevisi aturan persen- 
tase pembebasan lahan, maka terselesaikannya proses legislasi RUU 
Pengadaan Tanah menjadi urgen untuk dilakukan. 

Seperti dikatakan oleh beberapa pengusaha, kesulitan menye- 
diakan tanah 100% sebelum pembangunan infrastruktur dimulai 
didorong oleh munculnya permainan dari para spekulan tanah. 
Para spekulan mempermainkan dan menaikkan harga tanah sangat 
tinggi, setelah mereka membeli tanah dengan harga relatif murah 
dari masyarakat. Permainan para spekulan tanah ini menyulitkan para 
pengusaha untuk mengalokasikan biaya pembebasan tanah secara 
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rasional. Karena itu, munculnya UU Pengadaan Tanah diharapkan 
mampu meredam munculnya permainan spekulan tanah ini. 


Permasalahan lain yang sering muncul terkait dengan pengadaan 
tanah adalah banyaknya peraturan tata ruang yang belum sinkron 
antara satu dengan lainnya. Penyebabnya, penyusunan tata ruang 
tidak hanya dilakukan dan menjadi kewenangan pemerintah kabu- 
paten, tetapi juga pemerintah propinsi dan pusat. Koordinasi yang 
lemah di berbagai tingkat pemerintahan membuat tata ruang yang 
disusun pemerintah kabupaten tidak sinkron dengan tata ruang yang 
disusun pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Ketidaksinkronan 
dalam masalah tata ruang ini menjadi kendala bagi para investor yang 
membutuhkan kepastian hukum serta peraturan yang jelas sebelum 
mereka terlibat dalam pembangunan jalan tol. 


Hanya saja, penting untuk dikemukakan bahwa permasalahan 
lahan sendirian tidak akan mampu mendorong percepatan pemba- 
ngunan jalan tol melalui skema PPP. Sebagaimana telah dijelaskan 
sebelumnya, upaya mempercepat pelaksanaan PPP perlu strategi 
dan upaya yang lebih komprehensif untuk mengatasi berbagai per- 
masalahan sebagaimana telah diidentifikasi pada bagian sebelumnya. 
Secara lebih komprehensif apa masalah, sejauh mana, dan bagaimana 
pemerintah berupaya mendorong akselerasi pembangunan jalan tol 
melalui skema PPP akan dijelaskan di Bab 4. 


3.5 Kesimpulan 


Tulisan pada bagian sebelumnya telah menjelaskan terdapat tiga ala- 
san yang mendasari mengapa negeri ini membutuhkan PPP. Pertama, 
kualitas dan kuantitas infrastruktur yang tersedia sudah tidak mema- 
dai untuk mendukung akselerasi pembangunan. Kedua, kemampuan 
keuangan negara untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur 
sangat terbatas. Ketiga, sektor swasta memiliki keahlian yang mumpuni 
untuk membangun infrastruktur secara efektif dan efisien. 


Berbagai upaya telah dan sedang dilakukan pemerintah untuk 
mendukung pelaksanaan PPP. Indonesia Infrastructure Summit diadakan 
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beberapa kali untuk menyosialisasikan dan mempromosikan PPP 
serta mengundang keterlibatan sektor swasta untuk bekerja sama 
dalam penyediaan infrastruktur. Beberapa institusi, seperti PT Sarana 
Multi Infrastructure (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indone- 
sia (РП), dibentuk untuk memperkuat implementasi PPP. Demikian 
pula, beberapa peraturan diterbitkan untuk mengatur mekanisme 
pelaksanaan PPP. 

Sayangnya, berbagai upaya tersebut belum memberikan hasil 
yang memuaskan. Pembangunan infrastruktur melalui skema PPP di 
Indonesia terkesan lambat dan kurang menarik minat sektor swasta. 
Tidak mengherankan bila sampai dengan akhir Maret 2010, dari 
sekitar 100 proyek yang akan ditawarkan kepada sektor swsata pada 
periode 2010-2014, pemerintah baru mampu menenderkan empat 
jenis proyek. 

Terdapat beberapa faktor yang membuat pelaksanaan pemba- 
ngunan infrastruktur melalui skema PPP berjalan lambat. Beberapa di 
antaranya adalah masih terdapatnya peraturan yang bersifat tumpang 
tindih antara satu dengan yang lainnya, terlambatnya proses legislasi 
RUU pengadaan lahan, belum adanya jaminan penggantian biaya 
investasi dari pemerintah bila proyek infrastruktur tersendat di tengah 
jalan, persiapan yang kurang matang dari proyek yang ditawarkan 
kepada sektor swasta, rendahnya komitmen PJPK untuk menjaga 
kerja sama, rendahnya rate of return on investment dari proyek-proyek 
infrastruktur yang ditawarkan, kapasitas kelembagaan di beberapa 
kementerian belum terbangun secara solid karena adanya dualisme 
pengelolaan proyek, dan pola pikir pemerintah, khususnya pemerin- 
tah daerah, mengenai PPP belum terbangun secara baik. 

Permasalahan-permasalahan seperti tersebut di atas membuat 
proyek infrastruktur yang ditawarkan kepada sektor swasta penuh 
dengan ketidakpastian, berisiko, dan memberikan imbal hasil yang 
tidak terlalu menguntungkan. Karena itu, memperbaiki legal framework 
untuk meminimalisasi ketidakpastian dan risiko menjadi penting 
untuk dilakukan. Selain itu, peningkatan kapasitas kelembagaan dan 
peningkatan profesionalisme birokrat yang menjadi entitas PJPK 
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menjadi prasyarat mendasar yang diharapkan berdampak secara 
positif terhadap optimalisasi pelaksanaan PPP. 
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Bab 4 
Dinamika Implementasi 
Public Private Partnership 
Sektor J alan Tol 


Budi Kristianto 


4.1 Latar Belakang 


Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur jalan termasuk salah 
satu faktor yang menentukan perkembangan ekonomi wilayah, 
peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan. Untuk itu, 
Pemerintah perlu selalu berupaya meningkatkan pelayanan terhadap 
masyarakat, sehingga kesenjangan antara kebutuhan dan pelayanan 
yang ada dapat diminimalkan. 

Namun hingga saat ini, pengadaan infrastruktur jalan di Indo- 
nesia masih jauh dari kata optimal, sementara pemeliharaan berbagai 
fasilitas infrastruktur jalan yang sudah ada pun tidak memadai 
sehingga banyak infrastuktur jalan di Indonesia yang mengalami pe- 
nyusutan, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Panjang 
jalan di hampir semua kota besar di Indonesia, terutama di wilayah 
DKI Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) sudah tidak mampu lagi 
menampung lonjakan jumlah kendaraan. Akibatnya, terjadi kemacet- 
an lalu lintas yang menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar. 


Pada saat ini, kemacetan lalu lintas tidak hanya terjadi pada jalan 
umum dalam kota saja, namun juga sering terjadi pada jalan antarkota. 
Bahkan jalan raya bebas hambatan (jalan tol) yang seharusnya bisa 
menjadi solusi atas masalah kemacetan lalu lintas ini juga tidak lepas 
dari fenomena kemacetan lalu lintas di kota-kota besar. Padahal, 
untuk dapat melalui jalan tol ini, penggunanya akan dikenakan kewa- 
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jiban membayar tol sesuai tarif yang berlaku sehingga tidak semua 
pengeuna lalu lintas dapat melalui jalan tersebut. 


Pada tahun 2002, panjang jalan tol di Indonesia adalah sepanjang 
520 km, sangat tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia 
yang mencapai 210 juta jiwa. Dengan demikian, total panjang jalan 
rata-rata di Indonesia hanya sebesar 126 km per satu juta pendu- 
duk. Dalam perkembangannya sampai saat ini (tahun 2012, setelah 
melewati periode satu dekade), panjang jalan tol di Indonesia baru 
mencapai 762 km. Itu berarti secara rata-rata pertumbuhan jalan tol 
di Indonesia hanya sepanjang 24,2 km/ tahun. 

Kondisi tersebut jauh berbeda dengan negara tetangga Indo- 
nesia, yaitu Malaysia, yang memiliki jumlah penduduk maupun luas 
wilayah yang jauh lebih kecil dari Indonesia, namun memiliki panjang 
jalan arteri dan jalan tol dua setengah kali daripada panjang jalan arteri 
dan jalan tol yang ada di Indonesia. Dalam pembangunan jalan tol, 
Malaysia yang lebih terlambat memulai pembangunan jalan tol dari 
Indonesia, pada tahun 2002 sudah mampu mengoperasikan jalan tol 
sepanjang lebih dari 3.000 km. Total panjang jalan per satu juta pen- 
duduk di Malaysia mencapai 3.008 km, hampir 24 kali lipat panjang 
jalan per satu juta penduduk Indonesia. Hal lebih kontras lagi jika 
dibandingkan dengan Jepang yang memiliki sistem infrastruktur yang 
jauh lebih maju dari Indonesia, di mana panjang jalan per satu juta 
penduduknya mencapai 9.422 km. Demikian pula halnya di China, 
perkembangan jalan tol pada negara tersebut kini sudah mencapai 
sepanjang 100.000 km (Basri, 2010). 

Pada dasarnya, jalan tol merupakan jalan alternatif lintas jalan 
umum yang telah ada. Pembangunan jalan tol dimaksudkan untuk 
mempercepat pewujudan jaringan jalan dengan sebagian atau seluruh 
pendanaan berasal dari pengguna jalan untuk meringankan beban 
pemerintah. Jalan tol diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan 
efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjukkan pertumbuhan 
ekonomi dengan perkembangan wilayah dengan memperhatikan 
rencana induk jaringan jalan. Namun hingga saat ini, pembangunan 
jalan tol masih sangat minim dan sangat jauh dari tujuan tersebut. 
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Kemacetan lalu lintas pun masih sering terjadi pada beberapa ruas 
jalan tol di Indonesia. Padahal dalam proses pembangunan jalan tol 
tersebut, pemerintah kini tidak lagi bergerak sendirian. Kini, peme- 
rintah telah menggandeng pihak swasta untuk turut berpartisipasi 
dalam pembangunan jalan tol di Indonesia melalui skema Public 
Private Partnership (PPP). Namun, mengapa pembangunan jalan tol 
di Indonesia masih juga tersendat-sendat? Apa ada yang salah dengan 
implementasi skema PPP dalam pembangunan jalan tol di Indonesia? 
Berbagai pertanyaan tersebut akan diurai lebih jauh pada bab ini. 


4.2 Perkembangan Infrastruktur J alan di Indonesia 


Pertumbuhan infrastruktur jalan di Indonesia berlangsung sangat 
lambat. Minimnya pertumbuhan pembangunan jalan di Indonesia 
dapat dilihat berdasarkan Tabel 4.1. Dalam tabel tersebut dapat 
dilihat bahwa dalam 10 tahun terakhir (2001-2010), panjang jalan 
di Indonesia hanya bertambah sepanjang 125.532 km (34,7%). 
Pembangunan jalan dalam sepuluh tahun terakhir lebih didominasi 
oleh pembangunan jalan negara (46,5%), dan pembangunan jalan 
kabupaten/kota (37,5%). Sementara itu, pembangunan jalan provinsi 
masih berjalan sangat lambat (11,3%). 

Seiring dengan kemajuan ekonomi dan modernisasi, jumlah 
kendaraan terus bertambah karena semakin banyak orang yang 
membutuhkan atau menginginkan kendaraan bermotor sendiri. 
Perkembangan jumlah penduduk selama beberapa tahun terakhir 
masih lebih kecil daripada peningkatan jumlah kendaraan. Hal ini 
mengakibatkan rata-rata jumlah penduduk yang dilayani per unit 
kendaraan semakin berkurang dari tahun ke tahun karena tingginya 
permintaan kendaraan. Akibatnya panjang jalan yang tersedia saat ini 
(dengan pertumbuhan ruas jalan yang sangat minim) semakin tidak 
mampu menampung ledakan jumlah kendaraan yang berakibat pada 
kemacetan lalu lintas di kota-kota besar setiap harinya. 


Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat bahwa jumlah kendaraan di Indo- 
nesia telah meningkat pesat hingga tiga kali lipat dalam satu dekade 
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terakhir. Pertumbuhan jumlah kendaraan tertinggi terdapat pada jenis 
kendaraan sepeda motor yang meningkat pesat hingga mencapai 
3,5 kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir. Tingginya pertumbuhan 
kepemilikan kendaraan bermotor ini disebabkan adanya kemudahan 
dalam kepemilikan kendaraan bermotor jenis sepeda motor melalui 
kredit kendaraan bermotor dari berbagai lembaga pembiayaan yang 
menerapkan sistem uang muka (down payment) yang rendah dan juga 
dengan tingkat suku bunga yang ringan sehingga sangat terjangkau 
bagi masyarakat. 


Tabel 4.1 Panjang Jalan Dirinci Menurut Tingkat Kewenangan 1987-2010 (km) 






























































Tahun Negara Provinsi Kab/Kota Jumlah 
1987 13.863 40.277 168.784 222.924 
1988 14.590 40.299 195.425 250.314 
1989 17.185 40.704 208.437 266.326 
1990 19.806 38.099 225.611 283.516 
1991 21.858 42.504 249.535 313.897 
1992 21.858 42.625 255.275 319.758 
1993 23.483 46.231 275.178 344.892 
1994 26.351 49.693 280.834 356.878 
1995 23.857 38.170 265.200 327.227 
1996 26.850 39.747 269.780 336.377 
1997 27.127 42.205 272.135 341.467 
1998 27.977 47.863 279.523 355.363 

1999*) 26.206 46.538 283.207 355.951 
2000 26.272 46.781 282.898 355.951 
2001 26.328 47.877 287.577 361.782 
2002 27.616 48.905 291.841 368.362 
2003 29.318 48.424 292.774 370.516 
2004 34.628 40.125 298.175 372.929 
2005 34.628 40.125 316.255 391.009 
2006 34.628 40.125 319.041 393.794 
2007 34.628 40.125 346.782 421.535 
2008 34.628 40.125 363.006 437.759 
2009 38.570 48.020 389.747 476.337 
2010 38.570 53.291 395.453 487.314 





Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Prov./Kab./Kota 
Note: 1987-1992 tidak termasuk DKI Jakarta. 
” sejak 1999 tidak termasuk Timor-Timur 
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Tabel 4.2 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Tahun 
1987-2010 






































Tahun е Виѕ Truk үте Jumlah 
1987 1.170.103 303.378 953.694 5.554.305 7.981.480 
1988 1.073.106 385.731 892.651 5.419.531 7.771.019 
1989 1.182.253 434.903 952.391 5.722.291 8.291.838 
1990 1.313.210 468.550 1.024.296 6.082.966 8.889.022 
1991 1.494.607 504.720 1.087.940 6.494.871 9.582.138 
1992 1.590.750 539.943 1.126.262 6.941.000 10.197.955 
1993 1.700.454 568.490 1.160.539 7.355.114 10.784.597 
1994 1.890.340 651.608 1.251.986 8.134.903 11.928.837 
1995 2.107.299 688.525 1.336.177 9.076.831 13.208.832 
1996 2.409.088 595.419 1.434.783 10.090.805 14.530.095 
1997 2.639.523 611.402 1.548.397 11.735.797 16.535.119 
1998 2.769.375 626.680 1.586.721 12.628.991 17.611.767 

1999*) 2.897.803 644.667 1.628.531 13.053.148 18.224.149 
2000 3.038.913 666.280 1.707.134 13.563.017 18.975.344 
2001 3.189.319 680.550 1.777.293 15.275.073 20.922.235 
2002 3.403.433 714.222 1.865.398 17.002.130 22.985.183 
2003 3.792.510 798.079 2.047.022 19.976.376 26.613.987 
2004 4.231.901 933:251 2.315.781 23.061.021 30.541.954 
2005 5.076.230 1.110.255 2.875.116 28.561.831 37.623.432 
2006 6.035.291 1.350.047 3.398.956 32.528.758 43.313.052 
2007 6.877.229 1.736.087 4.234.236 41.955.128 54.802.680 
2008 7.489.852 2.059.187 4.452.343 47.683.681 61.685.063 
2009 7.910.407 2.160.973 4.498.171 52.767.093 67.336.644 
2010 8.891.041 2.250.109 4.687.789 61.078.188 76.907.127 


Sumber: Kantor Kepolisian Republik Indonesia 


7 sejak 1999 tidak termasuk Timor-Timur 
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Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, terbentang di sepan- 
jang garis khatulistiwa. Dengan wilayah darat yang juga terbentang 
luas (total wilayah darat non-air mencapai 1.829.570 km?) diperlukan 
fasilitas infrastruktur perhubungan darat yang sangat memadai, baik 
dari segi kualitas maupun kuantitas, agar bisa menghubungkan antara 
satu daerah dengan daerah lainnya. Demikian pula jika ditinjau dari 
jumlah penduduk Indonesia yang kini mencapai 237.641.326 jiwa 
(2010) sehingga membutuhkan ketersediaan fasilitas infrastruktur 
yang memadai mengikuti laju pertumbuhan penduduk. Namun pada 
kenyataannya, infrastruktur jalan di Indonesia sangatlah mempriha- 
tinkan, sangat minim jika dibandingkan dengan beberapa negara di 
Asia lainnya. Pada saat ini (2010), panjang jalan di Indonesia adalah 
487.314 km, sepanjang 277.755 km (57%), di antaranya merupakan 
jalan yang sudah diaspal sementara sepanjang 209.559 km (43%) 
sisanya masih belum diaspal. Dari jumlah jalan yang sudah diaspal 
itu pun tidak semuanya merupakan kondisi layak pakai karena sudah 
mengalami kerusakan akibat kurangnya perawatan serta tingginya 
intensitas jumlah kendaraan yang melaju di atas jalan tersebut. Tabel 
berikut ini merupakan informasi mengenai kerusakan jaringan jalan 
nasional pada tahun 2002-2004 berdasarkan data yang diperoleh 
melalui Ditjen Prasarana Wilayah. 

Tidak hanya dari segi kuantitas, buruknya infrastruktur jalan di 
Indonesia juga dapat dilihat berdasarkan segi kualitas sebagaimana 
digambarkan dari Tabel 4.3 di atas. Sekitar 3.000 km dari total 34.629 
jalan raya nasional di Indonesia sudah habis masa pakainya. Jika 
hendak tetap dipergunakan, harus dilakukan pembangunan jalan baru 
di atasnya, atau minimal perbaikan besar-besaran, namun hingga saat 
ini masih terkendala oleh minimnya anggaran pembangunan infra- 
struktur. Berdasarkan tabel di atas, hanya 20% dari total panjang jalan 
di Indonesia yang berjumlah total 348.148 km yang saat ini berada 
dalam kondisi baik, sisanya sebesar 80% dari total panjang jalan di 
Indonesia berada dalam kondisi sedang, rusak ringan, atau rusak 
berat. Persentase kerusakan terburuk justru terjadi di kota-kota besar, 
terutama karena tidak mampu memikul lonjakan beban kendaraan. 
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Tabel 4.3 Kerusakan Jaringan Jalan Nasional, 2002-2004 


























. Panjang Kondisi Jalan (Persen) 
Jenis Jalan 
(KM) Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat 
Jalan Nasional 34.629 37,4 44,0 7,7 10,9 
Jalan Provinsi 46.499 27,5 35,3 14,4 22,7 
Jalan Kabupaten 240.946 17,0 26,4 21,9 34,7 
Jalan Kota 25.518 9,0 87,0 4,0 0,0 
Jalan Tol 606 100,0 0,0 0,0 0,0 
Total 348.148 20,0 33,7 18,2 28,1 





Sumber: Ditjen Prasarana Wilayah, 2004. 


Jika dijabarkan lebih jauh, berdasarkan Tabel 4.3, jalan kota yang 
berada dalam kondisi baik hanyalah berjumlah sembilan persen dari 
total panjang jalan 25.518 km. Tidak hanya itu saja, kondisi sangat 
memprihatinkan juga tergambar dari kondisi jalan kabupaten di 
Indonesia. Sebesar 34,7% dari total 240.946 km jalan kabupaten 
di Indonesia berada dalam kondisi rusak berat dan membutuhkan 
perbaikan secara besar-besaran. Jalan dalam kondisi baik (100% 
dapat digunakan) hanya terlihat dari kondisi jalan tol di Indonesia. 
Pemeliharaan jalan tol lebih diperhatikan karena dilakukan oleh sektor 
swasta investor jalan tol sehingga tidak membebani APBN. 


4.3 Perkembangan J alan Tol di Indonesia 


Pada mulanya, pembangunan jalan tol bertujuan untuk memperlancar 
lalu lintas di daerah yang telah berkembang, meningkatkan pelayanan 
distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi, 
meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan, serta 
meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna 
jalan (website BPJT, 2011). 


Sementara itu, pembangunan jalan tol juga diharapkan akan 
mampu memberikan manfaat seperti berikut ini (website BPJT, 2011). 
1. Pembangunan jalan tol akan berpengaruh pada perkembangan 

wilayah dan peningkatan ekonomi. 

2. Meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang. 


Dinamika Implementasi Public ... | 61 


3. Pengguna jalan tol akan mendapatkan keuntungan berupa peng- 
hematan biaya operasi kendaraan (BOK) dan waktu dibandingkan 
apabila melewati jalan nontol. 


4. Badan Usaha mendapatkan pengembalian investasi melalui 
pendapatan tol yang tergantung pada kepastian tarif tol. 


Namun sejauh ini, perkembangan infrastruktur jalan tol di 
Indonesia masih sangat lambat dibandingkan dengan di negara-negara 
lain. Hingga saat ini (34 tahun sejak awal pembangunan jalan tol di 
Indonesia), jalan tol di Indonesia baru terbangun sejauh 762 km. 
Oleh karena itu, pembangunan jalan tol di Indonesia jauh tertinggal 
jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia, China, 
dan India. 


Malaysia baru memulai pembangunan jalan tol setelah pem- 
bangunan Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) usai dibuat pada 
tahun 1985, namun pada tahun 2012 ini, telah memiliki jalan tol 
sejauh 3.500 km. Negara Asia lainnya, China, telah memiliki jalan tol 
terpanjang di dunia, yaitu sejauh lebih dari 100.000 km. India juga 
tak mau kalah dengan melakukan pembangunan jalan tol sepanjang 
2.000 km dalam kurun waktu 10 tahun. Di sisi lain, Jepang yang 
memiliki lahan yang sangat terbatas (sempit) sehingga harga tanah di 
sana menjadi sangat mahal, ternyata sangat maju dalam pembangun- 
an infrastruktur jalan tol. Pada tahun 2008, Jepang telah berhasil 
membangun infrastruktur jalan tol dengan panjang rata-rata 92 km 
per sejuta penduduk (lihat Tabel 4.4). Masalah pembebasan lahan 
yang sering kali menjadi penghambat utama dalam pembangunan 
infrastruktur karena mahalnya biaya serta penduduk yang tidak ber- 
sedia untuk bernegosiasi menjual tanahnya ternyata tidak menjadi 
masalah serius bagi Jepang untuk membangun infrastruktur jalan tol 
paling maju di Asia (Basri, 2010). Perkembangan jalan tol di beberapa 
negara dapat dilihat berdasarkan Tabel 4.4. 


Jalan tol yang pertama kali dibangun di Indonesia adalah jalan tol 
Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) sejauh 59 km yang dibangun pada ta- 
hun 1973 dan selesai pada tahun 1978. Sejak saat itu, sudah dibangun 
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Tabel 4.4 Perkembangan Jalan Tol di Beberapa Negara (2008) 




















Negara Jumlah Penduduk (juta) Jalan Arteri (km) Jalan Tol (km) 
China 1.300 1.700.000 > 100.000 
Jepang 125 1.166.340 11.520 
Korea Selatan 46 88.775 2.600 
Malaysia 22 64.949 1.500 
Indonesia 220 35.000 1.500 


Sumber: Toll Road Association, from Investor Daily edition, April 14, 2009. 


30 jalan tol lainnya di Indonesia dengan total ruas sepanjang 762 km, 
atau rata-rata pertumbuhan jalan tol di Indonesia adalah sepanjang 
20 km/tahun dengan pertumbuhan paling signifikan terjadi pada 
tahun 2010 (52 km). Akselerasi pembangunan jalan tol pada tahun 
2010 tersebut membuat peringkat kualitas jalan tol Indonesia naik ke 
peringkat 84 dari 136 negara, setelah pada tahun 2007 sebelumnya 
Indonesia hanya menempati peringkat 117 dari 136 negara (hitp:// 
waspada.co.id/ index.php?option—com. contentC>view=articleCrid=249 102 
ssetahun-hanya-28-km-jalan-tol-terbangun&? catid=7 7 fokusutamaPltem 
id=131). 

Tabel 4.5 menjelaskan daftar jalan tol di Indonesia yang dilengkapi 
dengan daerah, panjang ruas jalannya, tahun pembuatan serta penge- 
lola jalan tol tersebut. Di antara jalan tol yang berada di Indonesia 
tersebut, terdapat jalan tol yang masih beroperasi hingga saat ini 
serta terdapat pula jalan tol yang sudah tidak bisa dioperasikan lagi 
karena adanya bencana yang merusak konstruksi jalan tol. Beberapa 
ruas jalan tol yang kini sudah tidak dapat beroperasi lagi antara lain 
Jembatan Tol Citarum serta Jalan Tol Surabaya-Gempol ruas Porong- 
Gempol. 

Sementara itu, beberapa ruas jalan tol di Indonesia yang masih 
berada pada tahap konstruksi sehingga masih belum dapat dipergu- 
nakan, antara lain Jalan Tol Ciawi-Sukabumi, Jalan Tol Cikampek- 
Palimanan, Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Jalan Tol Depok- 
Jagorawi, Jalan Tol Semarang-Solo, Jakarta Outer Ring Road JORR) 
Seksi W1, W2 dan N, JORR 2 serta Jalan Tol Surabaya-Mojokerto. 
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Tabel 4.5 Data Jalan Tol di Indonesia 





Panjang Dibuat 
























































No. Ruas Jalan Tol Singkatan Daerah (km) Tahun Pengelola 

1 Jakarta-Bogor-Ciawi Jagorawi Kama Jawa соор 1973-1978 PT Sasa 

Barat Marga 
PT Jasa 
2 Jakarta-Tangerang** - Jakarta, Banten 33,00 1984—1992 
Магва 
3 Surabaya-Gempol = Jawa Timur 49,00 1987-1993 ГТ Jasa 
Магва 
4 Jakarta-Cikampek" Јарек Јака, Jawa 9 у 1988 каза 
Вагаї Marga 
А В А РТ Јаѕа 
5 Padalarang-Cileunyi* Padaleunyi Jawa Barat 64,40 1989-1992 Maros 
6 Prof. Dr. Sedyatmo - Jakarta-Banten 14,30 1985 Aa 
Marga 
PT Citra 
7 Ir Wiyoto Wiyono - Jakarta - 1991 Marga 
Nusaphala 
Belawan-Medan-Tanjung pajara Sumatra Utara 42,70 1987-1990 РТ 2998 
Morawa Marga 
А РТ Јаѕа 
9 Semarang Seksi A,B,C - Jawa Tengah 34,75 1987-1998 
Marga 
Jakarta, PT Jasa 
10 Ulujami-Pondok Aren - Tangerang 5 2005 
Marga 
Selatan 
8 5 PT Jasa 
11  Palimanan-Kanci - Jawa Barat 26,30 199 —1999 
Marga 
JORR W2 Selatan PT Jasa 

12 (Pondok Pinang-Veteran) ` Jakarta 240 2003 Marga 
JORR E1 Selatan PT Jasa 

13 (Taman Mini-Hankam - Jakarta 5,30 2002 

Marga 
Raya) 

6 - Jakarta 9,07 1991 каза 
(Cikunir-Cakung) Marga 
Cikampek-Purwakarta- x PT Jasa 

15 padalarang” Cipularang Jawa Barat 52,00 2005 Мағаз 

PT Marga 

16  Tangerang-Merak"# - Banten 75,00 1985 Mandala 

Sakti 
17 Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. - akarta 15,50 1991 PT CMNP 
PT Marga 
18  Surabaya-Gresik - awa Timur 20,70 1992-1994 Bumi 
Mataraya 
JORR Selatan Hand 

19 Pondok Pinang-Taman - akarta 14,25 1990 ШАР 8 
Mini Jakarta 

20 шы £ akarta 11,55 1995 PT CMNP 

PT 
Sulawesi Bosowa 

21 Makassar Tahap | - selatan 6,05 1998 Marga Nu- 

santara 
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Panjang Dibuat 





























No. Ruas Jalan Tol Singkatan Daerah k Tahun Pengelola 
Tanseran PT Bintaro 
22  Serpong-Pondok Aren - 8 8 7,25 1997 Serpong 
Selatan 1 
Damai Tol 
23 Waru Juanda - Jawa Timur 8,23 2007 PT CMS 
24  Semarang-Solo - Jawa Tengah 57 2008 PI daa 
Marga 
5. AOR EE - Jawa Barat 3,29 2007 а 
Jatiasih—Cikunir Marga 
26  Palembang-Indraraya - Sumatra 40 Rencana "dara 
Selatan Marga 
Jalan Tol Lingkar Luar PT Marga 
27 Bogor - Jawa Barat 11 2009 Sarana 
(Bogor Ring Road) Jabar 
28 Medan-Binjai - Sumatra Utara 20,5 Rencana 
29 Jembatan Suramadu © - Jawa Timur 5,438 2003-2009 РТ 1253- 
marga 
30 Jakarta-Serpong - Jakarta, Banten 12,80 2005 үте 
marga 
31 Makassar-Bandara - Sulawesi 11,57 1999 
Selatan 


Sumber: BPJT, 2011. 


Dalam sejarahnya sejak tahun 1978-2004, semua biaya tanah 
dalam pembangunan infrastruktur dibiayai oleh pemerintah serta 
sebagian besar konstruksi juga dibangun pemerintah. Sementara itu, 
memasuki tahun 2004 hingga saat ini, peranan swasta sangat dibutuh- 
kan dalam pembangunan infrastruktur mengingat pembangunan 
infrastruktur merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Pada 
periode tersebut dana anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk 
pembangunan infrastruktur mengalami goncangan karena dampak 
krisis moneter serta keterbatasan anggaran, sementara investasi jalan 
tol merupakan jenis investasi yang membutuhkan biaya yang sangat 
besar. 

Mahalnya investasi pembangunan infrastruktur jalan tol ini 
tercermin dari jumlah yang dibutuhkan untuk membangun satu ruas 
jalan tol yang paling rendah saja dibutuhkan dana sebesar Rp1,5 
triliun (70% dari kebutuhan dana tersebut dapat dibiayai melalui 
skema pembiayaan perbankan). Di antara jumlah tersebut, biaya 
pengadaan tanahnya saja mencapai Rp400 hingga 500 miliar sehingga 
sangat membebani anggaran. Untuk menjaga pemenuhan kebutuhan 
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infrastruktur jalan tol tersebut, pemerintah harus mampu menjaga 
kepercayaan swasta dengan menjaga investasi swasta tersebut, baik 
melalui pengembalian modal maupun keuntungan yang wajar. Karena 
dengan adanya skema PPP (Kemitraan Pemerintah-Swasta), maka 
akan terjadi pembagian risiko antara pemerintah dan swasta. 

Namun dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol, terdapat 
berbagai macam kendala yang berpotensi menyurutkan minat swasta 
untuk berinvestasi pada sektor ini. Permasalahan yang paling utama 
dalam pembangunan jalan tol adalah masalah pengadaan tanah. Be- 
berapa negara seperti Malaysia menjual proyek jalan tol kepada swasta 
saat tanahnya sudah bebas (tersedia) sehingga tidak ada risiko tanah di 
sana. Sementara itu di beberapa negara lain, seperti Jepang dan Korea 
proyek dijual setelah pemerintah juga mulai membangun (seperti 
pembangunan jembatan Suramadu di Indonesia). Sementara itu di 
Indonesia, proyek ditawarkan kepada swasta tidak disertai dengan 
adanya kepastian mengenai ketersediaan lahan. Beberapa masalah 
lainnya yang sering dijumpai dalam pembebasan lahan adalah dana 
pembebasan lahan berasal dari swasta, namun pembebasan lahan 
dilakukan pemerintah, di mana pemerintah sampai saat ini tidak bisa 
memastikan waktu dan total biaya yang dibutuhkan hingga tanah 
tersebut dapat dibebaskan sementara swasta juga tidak mendapatkan 
kepastian kapan uang yang sudah diserahkan tersebut bisa kembali. 

Guna mengantisipasi berbagai permasalahan dalam pembangun- 
an jalan tol, beberapa hal yang sudah dilakukan pemerintah adalah 
dengan mencoba memperbaiki regulasi, salah satunya dengan mendi- 
rikan BPJT pada tahun 2005 (seiring dikeluarkannya Undang-Undang 
No. 38 tentang Jalan), di mana sebelumnya regulator sekaligus opera- 
tor jalan tol ada di tangan PT Jasa Marga. 

Hal lain yang dilakukan pemerintah adalah melindungi investasi 
dengan adanya penyesuaian tarif oleh undang-undang selama 2 tahun 
sekali. Sementara untuk mengatasi adanya risiko investor terhadap 
permasalahan pengadaan tanah, maka pemerintah memberikan dana 
talangan terlebih dahulu melalui Badan Layanan Umum (BLU). 
Dana talangan tersebut nantinya akan dikembalikan oleh investor 
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apabila pemerintah sudah berhasil membebaskan lahan. Dalam hal 
pembiayaan lainnya, apabila terjadi perubahan harga tanah, maka 
besarnya perubahan tersebut juga didukung oleh pemerintah melalui 
land capping. 

Dari sisi pelaksanaan pembebasan lahan, dana dari investor 
diserahkan oleh pemerintah kepada panitia sembilan (Panitia Pe- 
ngadaan Tanah) di daerah yang dikepalai oleh bupati atau sekda 
(sekretaris daerah) daerah tersebut (sejalan dengan Perpres No. 36 
Tahun 2005 jo Perpres No. 65 Tahun 2007). Dengan demikian, 
pembebasan lahan dilakukan oleh pemerintah daerah, bukan oleh 
pemerintah pusat. Kendala yang terjadi pada saat pembebasan lahan 
adalah di satu sisi pemerintah ingin melindungi hak-hak publik atas 
tanah yang dibebaskan sehingga pembebasan tanah dilakukan secara 
musyawarah. Namun di sisi lain, masalah pembebasan tanah ini 
cenderung menjadi “mainan” bagi para calo tanah. 

Pemerintah berupaya untuk memberikan penawaran terhadap 
harga tanah yang dibebaskan dengan nilai yang sudah cukup bagus 
karena tidak hanya terpaut pada NJOP, namun berdasarkan nilai 
appraisal yang nilainya bisa mencapai dua hingga tiga kali dari nilai 
NJOP. Pemerintah juga tidak hanya membayar tanah yang ingin 
dibebaskan, melainkan juga bangunan serta tanaman yang terdapat 
di atas tanah tersebut. Namun bila masalah pembebasan lahan tidak 
kunjung menemui titik temu, kedua belah pihak (pemerintah dengan 
pemilik tanah) bisa merundingkan hal tersebut di pengadilan (Hasi/ 
wawancara dengan BPJT, 2011). 

Tarik ulur proses pengadaan lahan antara pemerintah dan ma- 
syarakat diharapkan harus diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Jika 
dalam periode tersebut pemerintah tidak mampu untuk membe- 
baskan lahan, maka pihak swasta (investor) dapat melakukan klaim 
bahwa dalam hal ini pemerintah “cedera janji” sehingga pemerintah 
harus membayar ganti rugi berupa perpanjangan konsesi, atau ke- 
naikan tarif. 

Faktor utama penghambat pembangunan jalan tol adalah pem- 
bebasan lahan, selain adanya keterbatasan kemampuan dari swasta 
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karena tingginya biaya investasi yang harus dikeluarkan oleh pihak 
swasta. Investasi jalan tol merupakan investasi yang sangat berisiko 
karena dalam 5 tahun pertama pasti akan merugi, kemudian baru 
akan untung setelah 10 hingga 15 tahun kemudian. Sebagai contoh 
untuk persiapan pembangunan enam ruas jalan tol di DKI Jakarta 
saat ini, biaya investasi yang harus dikeluarkan adalah sekitar Rp40 
triliun. Oleh karena itu, tidaklah mungkin hanya satu badan usaha saja 
yang mengatur pembangunan jalan tol tersebut karena keterbatasan 
finansial tersebut, meski telah didukung oleh kemampuan perbankan 
dalam memberikan kredit. 

Pemerintah sudah mengikat kontrak dengan swasta yang telah 
mengelola ruas-ruas jalan tol yang ada. Pihak swasta tersebut kemu- 
dian diberi tugas mempersiapkan masalah pendanaan, mempersiap- 
kan perencanaan, konstruksi, pengoperasian, hingga pemeliharaan 
untuk semua ruas dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, ruas 
jalan tol yang prospektif tidak bisa disubsidikan untuk ruas lain yang 
kurang prospektif karena ruas lain merupakan bisnis lain. Kecuali 
untuk ruas-ruas yang sudah beroperasi dan dilakukan oleh Jasa 
Marga, seperti ruas jalan tol Cikampek yang pada saat ini menyubsidi 
ruas jalan tol Medan. Swasta mengeluarkan modal di jalan tol dan 
berharap uang bisa kembali serta mendapat untung dari tarif tol yang 
diberlakukan dikalikan dengan volume lalu lintas yang masuk selama 
jangka waktu tertentu. 


Dalam hal regulasi, pengusahaan jalan tol tidak terjadi konflik 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena sudah diama- 
nahkan dalam undang-undang bahwa pengusahaan jalan tol hingga 
proses pelelangan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat (dalam 
hal ini BPJT). Masalah hanya terjadi pada proses pembebasan lahan 
karena dalam hal ini pemerintah pusat masih harus berhubungan 
dengan pemerintah daerah yang regulasinya masih belum jelas. Jika 
pemerintah ingin membangun jalan tol, pemerintah pusat berkoor- 
dinasi dengan pemerintah daerah dan sudah masuk dalam rencana 
sistem jaringan, baru kemudian pemerintah pusat membentuk 
rencana tata ruang nasional. Ketika daerah membuat rencana tata 
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ruang tata wilayah (RTRW) daerah harus sesuai dengan rencana tata 
ruang tata wilayah nasional agar tidak bermasalah terhadap rencana 
tata ruang tata wilayah daerah tersebut. 

Terkait feasibility study, ketika terjadi tender, feasibility study maupun 
AMDAL sudah harus ada. Dalam rencana sistem jaringan harus ada 
pra-feasibility study untuk melihat beberapa alternatif rute jalan yang 
akan ditawarkan. Kemudian, pada saat feasibility study rute dipertajam 
hingga tinggal menjadi satu rute saja. Feasibility Study dalam hal ini 
dilakukan oleh Pemerintah Pusat (BPJT, Binamarga, ataupun Peme- 
rintah Daerah). 

Pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang lebih kon- 
dusif dengan mendirikan PT PII (terkait masalah penjaminan) serta PT 
SMI (terkait masalah permodalan). Misalkan dalam Jalan Tol Medan- 
Kuala Namo, PT PII menjamin apabila ternyata volume lalu lintas 
tidak sebaik yang diharapkan dari rencana usaha serta apabila ada 
masalah pembebasan lahan sehingga menimbulkan keterlambatan 
dari proses pengoperasian. Sementara itu, PT SMI berperan dalam 
memberikan bantuan permodalan pada pembiayaan konstruksi, yang 
diberikan apabila masalah pembebasan lahan sudah selesai. Namun 
sejauh ini, sangat jarang terjadi masalah permodalan pada pembiayaan 
konstruksi karena bisa mengambil anggaran dari APBN ataupun dana 
pinjaman internasional (seperti Suramadu yang mendapat pinjaman 
dari China). Namun untuk pinjaman sendiri, baru akan diberikan 
apabila sudah tidak ada masalah terkait pembebasan lahan. 


Jalan tol adalah aset milik pemerintah, jadi investor swasta hanya 
diberikan hak untuk mengelola selama periode 35 tahun. Swasta tidak 
memiliki hak untuk bisa memiliki jalan tol tersebut bahkan tidak 
dapat mengagunkan aset-aset jalan tol tersebut kepada perbankan. 
Setelah melalui periode 35 tahun kelanjutan proyek jalan tol bisa 
diperpanjang kontraknya oleh investor swasta, tidak diperpanjang 
lagi kontraknya namun masih tetap berupa jalan tol ataupun bisa 
juga kontraknya tidak diperpanjang dan bukan menjadi jalan tol lagi. 
Jalan tol yang saat ini tinggal menyisakan kontrak pendek antara lain 
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Jalan Tol Surabaya-Gresik (menyisakan kontrak 5 tahun lagi, hingga 
pada tahun 2016). 


Jalan Tol dibangun dengan biaya investasi yang sangat tinggi, 
kemudian pengelolaannya diserahkan pada pihak swasta untuk ke- 
pentingan masyarakat. Pemerintah memperoleh keuntungan dengan 
tidak perlu menanggung biaya operasional dan pemeliharaan selama 
periode 35 tahun karena diserahkan pada pihak swasta. Dengan 
dana anggaran yang sangat terbatas, jika pengelolaan jalan tol sudah 
diserahkan pada pihak swasta, maka pemerintah bisa menggunakan 
anggaran tersebut untuk dialokasikan pada daerah-daerah lain, seperti 
pembangunan infrastruktur Indonesia Timur. 


Biaya operasional dan pemeliharaan jalan tol sangat tinggi. Pada 
beberapa rute (seperti Jalan Tol Cikampek dan Suramadu), biaya yang 
harus ditanggung investor sangat tinggi, bisa mencapai Rp1 miliar/ 
bulan. Namun, tingginya biaya operasional dan pemeliharaan itu 
bisa tertutup oleh penghasilan tarif tol tersebut (tergantung volume 
lalu lintas kendaraan). Misalnya, pada ruas Jalan Tol Cikampek, yang 
meski membutuhkan biaya Rp1 miliar/bulan, namun penghasilannya 
juga bisa mencapai Rp900 miliar/bulan. Namun, meski memiliki 
peluang penghasilan yang sangat tinggi, besarnya keuntungan bersih 
yang diperoleh swasta ketika berinvestasi pada sektor Jalan Tol masih 
bergantung pada aliran dana bisnisnya. 


Panitia tender Jalan Tol terdiri dari unsur BPJT, Biro Hukum Ke- 
menterian PU, Dirjen Binamarga, dan Badan Pengelola Konstruksi. 
Khusus untuk PPP dengan skema SBOT, BPJT meminta kepastian 
adanya dana pembebasan lahan kepada Kementerian Keuangan. 
Untuk tahap konstruksi, BPJT juga membina hubungan dengan PT 
SMI untuk mengatasi masalah permodalan. 


Selama ini, insentif yang menjadi kewenangan Kementerian PU 
kepada investor swasta adalah berupa penyesuaian tarif dan masa 
konsesi. Insentif lain bisa berupa insentif tunai seperti keringanan 
pajak atau insentif non-fiskal lainnya, namun kewenangannya ada di 
tangan Kementerian Keuangan. 
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4.4 Implementasi Pembangunan J alan Tol Melalui 
Skema PPP 


Pertumbuhan dan mobilitas penduduk akhir-akhir ini menjadikan 
penambahan ruas jalan tol menjadi kebutuhan yang mendesak, 
sementara kemampuan keuangan pemerintah di lain pihak saat ini 
sangatlah terbatas. Untuk itu, keterlibatan sektor swasta dalam pen- 
danaan dan pembangunan jalan tol sudah menjadi suatu kebutuhan. 
Bagaimanapun sebagai kebanyakan negara berkembang, pemerintah 
Indonesia menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal untuk dapat 
membiayai infrastruktur. Infrastruktur secara tradisional dibiayai 
oleh pemerintah melalui pajak, pinjaman luar negeri atau bantuan. 
Keadaan tersebut memaksa pemerintah untuk mencari metode 
sumber pembiayaan yang baru, yaitu skema Kemitraan Pemerintah 
dengan Swasta untuk membiayai perencanaan, desain, konstruksi, 
pengoperasian, dan perawatan infrastruktur milik pemerintah. 


Kemitraan pemerintah dengan swasta penting mengurangi 
ketergantungan pendanaan semata pada anggaran negara dan transfer 
dana dari pemerintah pusat sehingga memungkinkan dunia swasta 
dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Area 
kerja sama dalam skema PPP dalam pembangunan infrastruktur 
baru dan pengelolaan infrastruktur yang sudah ada. Bila skema PPP 
berjalan lancar, maka pemerintah dapat lebih memfokuskan pada 
pembangunan infrastruktur yang tidak bersifat komersial dan bersifat 
vital dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan 
jalan arteri, drainase, infrastruktur pedesaan, dan seterusnya. Ditjen 
Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum (2006) menggambarkan 
bahwa 70% diperlukan investasi dari pihak swasta, sampai 2015 jadi 
sekitar 30 triliun rupiah (setara $US3 billions). 

Pertimbangan-pertimbangan pembangunan proyek infrastruktur 
dengan pola Kemitraan Pemerintah dengan Swasta dilakukan apabila 


penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah menghadapi berbagai 
faktor sebagai berikut (The Stationery Office, London, 2000): 


Dinamika Implementasi Public ... | 71 


11. 


12. 


Pemerintah menghadapi keterbatasan dana dan sumber daya 
manusia yang kompeten dalam menyediakan pelayanan tersebut, 
Pihak swasta dapat memberikan pelayanan dengan kualitas yang 
lebih baik dibandingkan bila diberikan oleh pemerintah, 

Pihak swasta dapat menjamin bahwa pelayanan dapat diberikan 
lebih cepat dibandingkan bila disediakan oleh pemerintah, 

Ada dukungan dari pengguna jasa untuk melibatkan pihak swasta 
sebagai penyedia pelayanan, 

Ada peluang kompetisi di antara para calon mitra swasta, 
Tidak ada ketentuan perundang-undangan yang melarang peli- 
batan pihak swasta dalam penyediaan jasa pelayanan, 

Luaran dari pelayanan dapat dengan mudah diukur dan dite- 
tapkan tarifnya dengan rasional, 

Biaya pelayanan dapat diperoleh kembali melalui penetapan tarif 
penggunaan jasa layanan: 

Ada peluang inovasi dalam penyediaan pelayanan, 


. Ada rekam jejak atau pengalaman kemitraan antara pemerintah 


dan swasta yang sudah dilakukan sebelumnya, 

Ada peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 
kemitraan tersebut. 

Mengurangi jumlah pinjaman Pemerintah maupun sektor publik 
lainnya, 


Dengan adanya kemitraan yang sinergis antara pemerintah 


dengan swasta diharapkan akan tercipta berbagai manfaat bagi 


penyediaan pelayanan publik sebagai berikut. 


1: 
2. 


Tidak membebani neraca pembayaran pemerintah; 
Mengurangi jumlah pinjaman Pemerintah maupun sektor publik 
lainnya; 

Merupakan tambahan sumber pembiayaan bagi proyek-proyek 
yang diprioritaskan; 

Tambahan fasilitas baru; 

Mengalihkan risiko bagi konstruksi, pembiayaan dan peng- 
operasian kepada sektor swasta; 
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Mengoptimalkan kemungkinan pemanfaatan perusahaan mau- 
pun teknologi asing; 

Mendorong proses alih teknologi, khususnya bagi kepentingan 
negara-negara berkembang; 

Diperolehnya fasilitas yang lengkap dan operasional setelah masa 
akhir konsesi. 


Tumbuh kembangnya skema kerja sama pemerintah swasta 


(PPP) didukung juga oleh perkembangan berbagai regulasi yang 
ditetapkan oleh pemerintah. Berikut ini adalah beberapa regulasi 
yang menjadi payung hukum bagi kerja sama pemerintah swasta di 


Indonesia. 


1. 


Perpres No. 67 tahun 2005, tentang Kerja Sama Pemerintah dan 
Badan Usaha dalam penyediaan Infrastruktur, yang sekarang 
berubah menjadi Perpres No. 13 tahun 2010. 


Permen Keuangan No. 38 tahun 2006, tentang Petunjuk Pelak- 
sanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko atas Penyediaan 
Infrastruktur. 


Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2007, tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. 

Permenko Bidang Perekonomian No. 4 tahun 2006, Tata Cara 
Evaluasi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha 
dalam Penyediaan Infrastruktur yang Membutuhkan Dukungan 
Pemerintah. 


Dalam skema PPP, Pemerintah Indonesia melaksanakan proyek 


Infrastructure Reform Sector Development Program RSDP), dengan 
didukung oleh Bank Pembangunan Asia dan Pemerintah Belanda. 
Komponen terpenting dari IRSDP adalah Project Development Facility 
(PDF) untuk mempercepat pelaksanaan proyek PPP. Kegiatan yang 


akan dilaksanakan dalam PDF, antara lain membantu Pemerintah, 


baik pusat maupun daerah dalam: 


Dinamika Implementasi Public ... | 73 


1. Menyiapkan studi kelayakan proyek infrastruktur; 
Melaksanakan proses pelelangan proyek yang terbuka dan 
transparan; 

3. Melaksanakan transaksi proyek, BAPPENAS bertindak sebagai 
pelaksana dari proyek IRSDP ini. 


Diselenggarakannya PDF adalah untuk mempercepat transaksi 
proyek PPP. PDF pada dasarnya merupakan bantuan teknis kepada 
pemerintah daerah untuk menyiapkan proyek PPP, melaksanakan 
pelelangan, dan negosiasi dengan investor. Dengan demikian, PDF 
akan membantu pemerintah daerah sampai proses transaksi. Pada 
tahap selanjutnya, yaitu pembangunan infrastrukturnya sendiri tidak 
termasuk dalam skema PDE 


Melalui PDF diharapkan partisipasi sektor swasta dalam proyek- 
proyek infrastruktur di daerah meningkat, pemerintah daerah lebih 
mampu mempersiapkan proyek PPP dengan baik dan sesuai dengan 
aturan yang ada, serta kemampuan melaksanakan PPP tersebut 
diadopsi dengan baik dan digunakan oleh pemerintah daerah dalam 
melaksanakan proyek-proyek PPP lainnya. 


Pengusahaan jalan tol di Indonesia, mulai dari tender, perenca- 
naan, pembangunan, hingga pengoperasian (di luar tanah) dikelola 
oleh BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) sebagai PJPK (Penanggung 
Jawab Proyek Kerja Sama) untuk infrastruktur Jalan Tol. Tugas Badan 
Pengatur Jalan Tol (BPJT) adalah melaksanakan sebagian penyeleng- 
garaan jalan tol yang meliputi: 

1. Pengaturan jalan tol, mencakup pemberian rekomendasi tarif 
awal dan penyesuaiannya ke menteri, serta pengambilalihan jalan 
tol pada akhir masa konsesi dan pemberian rekomendasi peng- 
operasian selanjutnya; 

2. Pengusahaan jalan tol mencakup persiapan pengusahaan jalan tol, 
pengadaan investasi dan pemberian fasilitas pembebasan tanah, 

3. Pengawasan jalan tol mencakup pemantauan dan evaluasi pe- 
ngusahaan jalan tol dan pengawasan pelayanan jalan tol. 
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Mengacu pada Undang-undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan 
dan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol, ada 
peluang besar kerja sama antara Pemerintah dengan para investor 
swasta, baik dari dalam maupun luar negeri dalam penyelenggaraan 
jalan tol. Sejak Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang peran 
partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, maka 
pertumbuhan pembangunan jalan tol di Indonesia mulai meningkat. 
Berdasarkan data yang ada saat ini, sekitar 762 km jalan tol yang sudah 
dioperasikan di Indonesia, 531 km (72%) di antaranya dioperasikan 
oleh PT Jasa Marga dan sisanya dioperasikan oleh investor swasta. 


Contoh partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur 
jalan tol adalah Bank Mandiri. Bank milik pemerintah tersebut 
pada September 2008 lalu mulai mengucurkan kredit sindikasi pada 
proyek dua ruas jalan tol senilai Rp2,53 triliun setelah sengketa antara 
investor terkait dan pembebasan lahan terselesaikan. Kedua proyek 
tersebut adalah JORR seksi W1 (Kebon Jeruk-Penjaringan) senilai 
Rp1,5 triliun dan jalan tol Bogor Ring Road dengan porsi pembiayaan 
bank Rp1,13 triliun dari total investasi Rp1,6 triliun, termasuk tanah. 
Saat ini, Bank Mandiri dan BCA menjadi sindikasi untuk mengucur- 
kan dana kredit senilai Rp1,461 triliun untuk proyek ruas jalan tol 
Cinere-Jagorawi. Bank Mandiri dalam proyek ruas tol Cinere-Jagorawi 
tersebut membiayai Rp887 miliar. 


Semua bentuk kerja sama di sektor jalan tol sudah berbentuk 
PPP, baik berupa Build Operate Transfer (BOT), Supported Build Operate 
Transfer (SBOT), maupun kasing. Penggunaan skema BOT, dapat 
dilakukan apabila proyek tersebut layak secara ekonomi dan finan- 
sial, di mana proyek tersebut dibiayai, dibangun, serta dioperasikan 
oleh swasta dalam suatu jangka waktu tertentu sebelum akhirnya 
diserahkan kepada pemerintah. Skema SBOT dapat dilakukan apabila 
proyek tersebut layak secara ekonomi, namun secara finansial mat- 
ginal sehingga dibutuhkan suatu bentuk dukungan pemerintah untuk 
bisa meningkatkan kelayakan, baik berupa dukungan biaya pengadaan 
tanah maupun sebagian biaya konstruksi. Sementara itu, pada skema 
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leasing/ outsourching dilakukan apabila proyek tersebut layak secara 
ekonomi, namun tidak layak secara finansial, pembangunan dilakukan 
pemerintah, namun pengoperasian diserahkan kepada pihak swasta. 
Sebagian besar proyek jalan tol menggunakan skema BOT, baik yang 
sudah beroperasi saat ini maupun yang belum beroperasi. Berbagai 
proyek jalan tol yang menggunakan skema BOT, SBOT, dan leasing 
dapat dilihat dari tabel berikut ini. 

Dari berbagai macam skema PPP di atas (BOT, SBOT, serta 
Leasing), masing-masing skema memiliki keunggulan tersendiri yang 
mampu menarik pihak swasta. Seperti pada BOT, keuntungan 
sepenuhnya ada di swasta (tidak hanya pada pengoperasian, tetapi 
sejak masa konstruksi pun swasta bisa memperoleh keuntungan). 
Skema BOT memberikan keuntungan yang sangat besar, namun 
risiko kerugian pun juga sangat besar. Apabila terjadi kegagalan di 
salah satu tahap, maka kemungkinan bangkrut menjadi sangat besar. 
Sementara itu pada skema SBOT, risiko yang dihadapi pihak swasta 
lebih kecil dibandingkan BOT, namun di sisi lain, keuntungannya pun 
menjadi lebih kecil. Sementara itu pada skema easing, risiko yang akan 
dihadapi swasta adalah yang paling kecil, namun keuntungannya juga 
paling rendah dibandingkan dua skema lainnya. 

Jadi, berbagai skema PPP di atas adalah high risk high return, se- 
makin tinggi tingkat keuntungan yang berpeluang dimiliki investor, 
semakin tinggi pula risiko yang harus mereka tanggung apabila terjadi 
kegagalan. Pihak swasta dapat menentukan sendiri jenis risiko serta 
peluang keuntungan yang akan mereka ambil dalam berinvestasi. Jika 
perusahaan yang inti proses bisnisnya ada pada bidang konstruksi 
jalan tol (seperti Jasa Marga dan CMNP) maka pilihan skema yang 
paling sesuai bagi mereka adalah BOT. Apabila perusahaan tersebut 
masih baru menjalani bisnis di jalan tol, meskipun mereka mengambil 
skema BOT, mereka tidak akan bermain sendiri, namun akan melaku- 
kan konsorsium dengan menggandeng pihak lain seperti Jasa Marga. 

Dari sisi risiko, dengan adanya perbedaan skema PPP di atas juga 
akan terdapat perbedaan jenis risiko yang akan diterima oleh inves- 
tor. Pada skema BOT, risiko terjadi di tahap persiapan pendanaan 
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(pada saat mencari pinjaman perbankan paling tidak 2,5% dari total 
biaya investasi harus dikeluarkan investor sebagai biaya administrasi), 
perencanaan, dan konstruksi (apabila ada perbedaan tingkat suku 
bunga yang sangat signifikan) kemudian baru bisa dioperasikan. Jika 
SBOT, risiko investasi bisa berkurang karena tanah dibiayai oleh 
pemerintah sehingga mengurangi risiko ketidakpastian akibat perma- 
salahan biaya pembebasan lahan (Hasil Wawancara BPJT, 2011). 

Proyek jalan tol yang siap ditawarkan kepada swasta melalui 
skema KPS yang tercantum dalam PPP Book 2010-2014 berjum- 
lah 35. Keseluruhan proyek jalan tol tersebut memiliki total nilai 
US$26.853. 


4.5 Permasalahan PPP di Negara-Negara Berkembang 


Anggaran belanja negara sering kali lebih diprioritaskan untuk pem- 
bangunan modal manusia (seperti pendidikan dan kesehatan) yang 
memiliki dampak jangka panjang lebih besar terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Padahal seharusnya pembangunan infrastruktur tidak bisa 
selalu dinomorduakan dalam pembangunan ekonomi suatu negara 
karena juga memiliki dampak yang cukup besar terhadap pertum- 
buhan ekonomi. Mengingat pentingnya dilakukan pembangunan 
infrastruktur sesegera mungkin, yang notabene membutuhkan alokasi 
anggaran yang tidak sedikit sementara anggaran belanja negara jum- 
lahnya sangat terbatas, maka konsep PPP marak disuarakan sebagai 
solusi atas minimnya anggaran pembangunan infrastruktur tersebut. 
Namun pada pelaksanaannya, konsep PPP yang masih belum matang 
akan menyebabkan pembangunan infrastruktur di negara-negara 
berkembang menjadi tidak optimal. Berikut ini adalah beberapa 
contoh kasus permasalahan pembangunan infrastruktur jalan dengan 
konsep PPP di negara-negara berkembang. 

Argentina. Jalan tol program konsesi dialihkan ke operator swasta 
sepertiga dari sistem jalan antar kota dan sebagian besar jalan akses 
ke Buenos Aires. Masalah utama adalah kompleks penawaran kriteria 
dan aturan untuk renegosiasi kontrak, angka waktu periode konsesi, 
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respon publik negatif, perlunya hukum yang jelas dan peraturan 
rezim, serta pentingnya lembaga. 

China. Perkiraan lebih dari 70% peningkatan lalu lintas di tahun 
1994-2000 telah memicu pembangunan 130.000 km jalan baru pada 
tahun 2000, yang membutuhkan investasi lebih dari US$150 miliar. 
Masalah sektor swasta adalah dalam memanfaatkan aset yang ada 
untuk jalan raya, perlunya peraturan hukum dan lingkungan kondusif 
untuk pembiayaan swasta untuk jalan raya tol baru, kebutuhan kapa- 
sitas kelembagaan yang memadai dan kompensasi atas pembebasan 
tanah dan pemukiman kembali, kredit dan komitmen dari entitas 
publik, perlunya pengisian formulir yang fleksibel bagi perusahaan 
proyek dalam rangka memfasilitasi investasi asing, dan kebutuhan 
akan prosedur kontrak transparan. 

Prancis. Pembangunan jalan tol di Prancis dapat dibagi men- 
jadi empat fase. Pada tahap pertama tahun 1955-1969, Perancis 
membuat komitmen bahwa untuk konstruksi jalan tol pembiayaan 
dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik. Tahap kedua pada 
tahun 1969-1981, di mana terjadi liberalisasi dan privatisasi jalan tol. 
Tahap ketiga, dari tahun 1982 sampai 1993, pembangunan jalan tol 
melibatkan manajemen krisis melalui sistem nasional subsidi silang. 
Tahap keempat yang dimulai pada tahun 1993 hingga sekarang, yaitu 
dilakukan salah satu kesepakatan dan perencanaan konsolidasi dalam 
pembangunan sektor publik. Masalah utama yang ditemui adalah 
besaran keuntungan relatif dan kekurangan pembiayaan jalan tol, 
efisiensi konsesi swasta untuk jalan bebas hambatan, dilema mengatur 
tarif tol dari pemegang konsesi, pentingnya menjaga potensi konflik 
kepentingan ketika perusahaan konstruksi berpartisipasi dalam 
konsesi, dan kemampuan relatif perusahaan swasta dan publik untuk 
mengambil pertimbangan lingkungan. 

Berbeda dengan contoh-contoh kasus permasalahan pem- 
bangunan infrastruktur dengan menggunakan skema PPP di negara- 
negara tersebut, Indonesia memiliki permasalahan tersendiri terkait 
dengan pembangunan jalan tol. Di Indonesia, hal yang menjadi 
permasalahan utama dalam pembangunan infrastruktur jalan tol 
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Tabel 4.6 Proyek Public-Private Partnership Jalan Tol 







































































Cikampek-Palimanan 116 1.275 
Pejagan-Pemalang 58 619 
Pemalang-Batang 39 429 
Batang-Semarang 75 810 
Semarang-Solo 75 697 
Kertosono-Mojokerto 41 390 
Surabaya-Mojokerto 36 350 
Ciawi-Sukabumi 54 873 
Gempol-Pandaan 14 100 
Gempol-Pasuruan 32 310 
Pasuruan-Probolinggo 45 669 
Bogor Ring Road 6 110 
Depok-Antasari 22 535 
Bekasi-Cawang-Kp. Melayu 21 808 
Waru-Wonokromo-Tanjung Perak 19 1.247 
JORR W2 Utara 7 157 
Cengkareng-Kunciran 15 392 
Kunciran-Serpong 11 294 
Serpong-Cinere 10 249 
Cinere-Jagorawi 15 352 
Cimanggis-Cibitung 25 498 
Cibitung-Cilincing 34 470 
Solo-Kertosono 177 1.007 
Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi 60 492 
Cileunyi-Sumedang-Dawuan 59 523 
Pasirkoja-Soreang 15 114 
Manado-Bitung 32 292 
Pandaan-Malang 38 283 





Jembatan Tol Suramadu 5 455 
Akses Tanjung Priok 12 437 








Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum 
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adalah masalah pembebasan tanah, masalah pembiayaan dan pen- 
jaminan infrastruktur, serta konflik karena adanya ketidaksepahaman 
antara pemerintah dan swasta. Kompleksnya masalah pembebasan 
tanah bagi pembangunan infrastruktur ini, baik dalam hal jaminan 
masa tunggu pembebasan tanah maupun dalam hal pendanaan 
pembebasan tanah, berpotensi melemahkan minat investor untuk 
berinvestasi dalam pembangunan jalan tol. Menyikapi permasalahan 
tersebut, pemerintah akhirnya menerbitkan UU No. 2 tahun 2012 
tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum guna mengatasi permasalahan pembebasan lahan. Sementara 
itu dalam hal pembiayaan dan penjaminan infrastruktur, pemerintah 
mendirikan PT SMI (PT Sarana Multi Infrastruktur) dan PT PII 
(PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia) untuk mengatasi perma- 
salahan tersebut. Selain itu, beberapa perusahaan seperti PT Jasa 
Marga (JSMR), PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP), serta PT 
Bakrieland Development (ELTY) yang merupakan induk dari per- 
usahaan Bakrie Toll Road juga mengumpulkan dana dengan melepas 
sahamnya di pasar modal untuk mengatasi masalah permodalan 
tersebut. Untuk mengatasi masalah adanya konflik antara pemerintah 
dan swasta dalam pembangunan jalan tol, pemerintah juga mendiri- 
kan BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol). Sementara itu, untuk lebih 
menarik minat swasta, pemerintah juga memberikan dukungan dana 
pendamping pada proyek infrastruktur yang menggunakan skema 
PPP guna meningkatkan visibilitas proyek PPP sehingga tampak 
lebih menarik bagi investor. 
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Tabel 4.7 Proyek Jalan Tol dalam PPP Book 2010-2014 

















1 Jalan tol Medan-Binjai Prioritas Kementerian PU Sumatra 129 
Utara 
2 Jalan tol Medan-Kualanamu- Prioritas KementerianPU Sumatra 480 
Tebing Tinggi Utara 
3 Jalan tol Palembang-Indralaya Prioritas Kementerian PU Sumatra 105 
Selatan 
4 Jalantol Tegineneng-Babatan Prioritas Kementerian PU Lampung 273 
5 Jalan tol Kemayoran-Kampung Prioritas Kementerian PU DKI Jakarta 695 
Melayu 
6 Jalan tol Sunter- Rawa Buaya- Prioritas Kementerian PU DKI Jakarta 976 
Batu Ceper 





7 Jalan tol Ulujami-Tanah Abang Prioritas Kementerian PU DKI Jakarta 426 





8 Jalantol Pasar Minggu-Casa- Prioritas Kementerian PU DKI Jakarta 572 
blanca 





9 Jalan tol Sunter-Pulo Gebang- Prioritas Kementerian PU DKI Jakarta 738 
Tambelang 


10 Jalan tol Duri-Kampung Melayu Prioritas Kementerian PU DKI Jakarta 596 





11 Jalan tol akses Tanjung Priok Prioritas Kementerian PU DKI Jakarta 390 








12 Jalan tol Sukabumi-Ciranjang Prioritas Kementerian PU Jawa Barat 186 

13 Jalan tol Ciranjang-Padalarang Prioritas Kementerian PU Jawa Barat 325 

14 Jalan tol Pasir Koja-Soreang Prioritas Kementerian PU Jawa Barat 102 
Prioritas 

15 Jalan tol Cileunyi-Sumedang- Prioritas Kementerian PU Jawa Barat 510 
Dawuan 

16 Jalantolterusan Pasteur-Ujung Prioritas Kementerian PU Jawa Barat 692 


Berung-Cileunyi-Gedebage 




















17 Jalan Tol Pandaan-Malang Prioritas Kementerian PU Jawa Timur 253 
18 Jalan Tol Serangan-Tanjung Prioritas Kementerian PU Bali 145 
Benoa 
19 Jalan Tol Pekanbaru-Kandis Potensial Kementerian PU Riau 845 
20 Jalan Tol Kisaran-Tebing Tinggi Potensial Kementerian PU Sumatra 528 
Utara 
21 Jalan Tol Padang Potensial Kementerian PU Padang 1023 
22 Jalan Tol Batam Potensial Kementerian PU Batam 220 
23 Jalan Tol Terbangi Besar-Pema- Potensial Kementerian PU Lampung 578 


tang Panggang 
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24 Jalan Tol Bakauheni-Permanggi Potensial Kementerian PU Lampung 820 
Besar 
25 Jalan Tol Jembatan Selat Sunda Potensial Kementerian PU Banten- 11000 
Lampung 
26 Jalan Tol Cilegon-Bojonegara Potensial Kementerian PU Banten 92 
27 Jalan Tol Kamal-Batu Ceper Potensial Kementerian PU Banten 359 
28 Jalan Tol Gedebage-Majalaya Potensial Kementerian PU Jawa Barat 90 
29 Jalan Tol Semarang-Demak Potensial Kementerian PU Jawa Tengah 296 
30 Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Potensial Kementerian PU Yogyakarta- 609 
Jawa Tengah 
31 Jalan Tol Yogyakarta-Solo Potensial Kementerian PU Yogyakarta- 233 
Jawa Tengah 
32 Jalan Tol bandara Juanda-Tan- Potensial Kementerian PU Jawa Timur 503 
jung Perak 
33 Jalan tol Probolinggo-Banyu- Potensial Kementerian PU Jawa Timur 800 
wangi 
34 Jalan tol Balikpapan-Samarinda- Potensial Kementerian PU Kalimantan 705 
Panajam Timur 
35 Jalan tol Manado-Bitung Potensial Kementerian PU Sulawesi 561 


Utara 





Sumber: Bappenas 


4.6 Preferensi Swasta dalam Sektor J alan Tol 


4.6.1 Peran Dunia Usaha dalam Pembangunan 
Infrastruktur Bidang Perhubungan 


Pembangunan infrastruktur Indonesia termasuk infrastruktur per- 


hubungan saat ini terkendala oleh beberapa faktor di antaranya keter- 


batasan dana dan kurangnya keterlibatan swasta dalam pembangunan 
infrastruktur. Menyikapi hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya 
oleh dunia usaha dan Kadin, di antaranya adalah (Kadin, 2011): 


1. 


Melakukan pertemuan dan koordinasi dengan рага pengurus dan 
asosiasi terkait dengan pengembangan infrastruktur yang meng- 
hasilkan rekomendasi (pada Rapimnas Kadin) bagi Pemerintah 
dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif, termasuk kemu- 
dahan investasi dan pengembangan infrastruktur perhubungan, 
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termasuk keterlibatan pembangunan infrastruktur melalui pola 
Kerja Sama Pemerintah Swasta (PPP). 


Berperan aktif dalam penyusunan Masterplan Percepatan Per- 
luasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) dalam enam koridor 
ekonomi Indonesia bersama Kementerian perekonomian RI, 
Bappenas, dan stakeholder terkait. 


Melaksanakan Indonesia International Infrastructure Conference dan 
Exhibition 2011 bersama Kementerian Perekonomian dan Bap- 
penas RI, yang bertujuan untuk mencari solusi pengembangan 
infrastruktur di Indonesia, termasuk promosi proyek-proyek 
Infrastruktur kepada Investor. 


Melakukan kajian dan solusi terhadap permasalahan yang ditim- 
bulkan akibat kurang efektifnya infrastruktur seperti kelangkaan 
barang dan jasa akibat kondisi di pelabuhan, kekurangan alat 
pengangkutan, jalan yang rusak, kurangnya akses ke sentra 
produksi dan pengolahan, dan lain-lain. 

Melakukan pembahasan terhadap kemungkinan pihak swasta 
berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur melalui kemu- 
dahan penyediaan lahan dan jaminan investasi jangka panjang, 
Merangsang pembentukan konsorsium badan usaha, tenaga ahli, 
modal, dan peralatan. 


4.6.2 Prasyarat Keterlibatan Dunia Usaha dalam 
Pembangunan Infrastruktur Perhubungan 


Keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur mutlak 


diperlukan mengingat keterbatasan Anggaran Pemerintah untuk 


melakukan percepatan pembangunan infrastruktur. Keterlibatan 
swasta akan lebih efektif jika didukung oleh (Kadin, 2011): 


Kebijakan/aturan Pemerintah yang dapat mendorong perkem- 
bangan investasi di bidang infrastruktur serta optimalisasi 
kelembagaan bagi pembangunan infrastruktur. 
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Penyederhanaan proses perizinan untuk investasi yang selama 
ini masih cenderung tumpang tindih dan memakan waktu yang 
lama. 


Penciptaan pelayanan publik yang prima melalui penerapan 
sistem birokrasi yang efisien, efektif, kreatif, responsif, dan 
inovatif oleh setiap Pemerintah Daerah. 

Penetapan kepastian perundang-undangan dan peraturan daerah 
yang akan menjadi jaminan pihak swasta dalam menanamkan 
modalnya untuk membangun infrastruktur. 

Penerapan RTRW yang konsisten sehingga ada kepastian dan 
arah yang jelas bagi investasi di bidang infrastruktur. 

Lembaga Penjamin Infrastruktur yang diharapkan memihak 
kepada pengusaha lokal. 


4.6.3 Strategi dan Upaya PPP dalam Pembangunan 
Infrastruktur Perhubungan 


Untuk mendorong Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (PPP), 


diperlukan strategi dan upaya untuk percepatan pembangunan in- 
frastruktur dalam kerangka PPP di antaranya (Kadin, 2011): 


1. 


Pemerintah memberikan dukungan dan jaminan dalam penye- 
diaan infrastruktur melalui Badan Usaha Penjamin Infrastruktur. 
Pemberian Rekomendasi proyek potensial melalui Studi Kela- 
yakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. 

Dukungan kebijakan berupa pemberian insentif pajak bagi 
proyek infrastrktur dan peningkatan bonus bagi prakarsa pem- 
bangunan infrastruktur dari 10% menjadi 20%. 
Mengoptimalkan penggunaan dana-dana atau pinjaman luar 
negeri seperti Asian Development Bank (ADB), Islamic De- 
velopment Bank (IDB) dan Lembaga Donor lainnya baik dari 
dalam maupun luar negeri. 

Untuk proyek yang kurang layak, pola PPP yang dapat dikem- 
bangkan adalah pembangunan dilakukan oleh pemerintah, 
setelah layak dan stabil ditawarkan kepada Dunia Usaha. 
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6. Mengingat pembangunan infrastruktur merupakan investasi 
jangka panjang, maka Pemerintah hendaknya mengoptimalkan 
fungsi Perbankan Nasional agar dapat melakukan pembiayaan 
dengan skema pembiayaan khusus yang sifatnya jangka panjang 
bagi proyek infrastruktur. 


4.7 Kesimpulan 


Laju pertumbuhan penyediaan infrastruktur di Indonesia masih sa- 
ngat terbatas dan tidak sebanding dengan laju kebutuhannya. Tinggi- 
nya permintaan infrastruktur di Indonesia disebabkan karena adanya 
kemajuan ekonomi dan proses modernisasi. Ketidakseimbangan 
antara permintaan dan ketersediaan infrastruktur ini mengakibatkan 
adanya biaya-biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh publik. 
Sebagai contoh dalam kasus penyediaan infrastruktur jalan, tingginya 
permintaan akan kendaraan pribadi tidak mampu diimbangi oleh 
pemerintah dengan adanya penambahan ruas-ruas jalan. Hal tersebut 
mengakibatkan timbulnya kemacetan lalu lintas yang menjadi biaya 
ekonomi dan sosial bagi para pengguna jalan karena waktu yang 
terhambat, pemborosan energi (BBM), tingginya polusi udara, dan 
lain-lain. 

Faktor utama yang menyebabkan rendahnya penyediaan 
infrastruktur di Indonesia adalah terkait masalah anggaran yang 
disediakan oleh pemerintah. Selama beberapa tahun terakhir rata- 
rata dana yang dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur hanya 
berkisar antara 3-4% dari APBN. Minimnya anggaran pemerintah 
untuk mendanai kebutuhan infrastruktur tersebut dapat diantisipasi 
dengan melibatkan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur 
melalui skema Public Private Partnership (Kemitraan Pemerintah Swasta) 
mengingat kebutuhan infrastruktur sangatlah mendesak guna me- 
macu pertumbuhan ekonomi agar mampu mencapai potensi yang 
diharapkan. Penerapan Kemitraan Pemerintah Swasta ini juga bisa 
melalui beberapa skema, di antaranya adalah BOT, SBOT dan juga 
leasing. Ketiga skema tersebut dibedakan berdasarkan tanggung jawab 
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pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur, ekspektasi return 
yang diharapkan, serta tingkat risiko yang dihadapi oleh pihak swasta. 

Namun, ternyata skema Kemitraan Pemerintah Swasta tersebut 
masih mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Masalah 
pengadaan lahan menjadi hambatan utama dalam menarik minat 
swasta untuk berinvestasi pada proyek-proyek Kemitraan Pemerintah 
Swasta dalam pembangunan infrastruktur jalan tol. Adanya ketidak- 
pastian ketersediaan lahan menjadi risiko utama bagi para investor 
yang ingin menanamkan modalnya pada sektor jalan tol dengan 
menggunakan skema BOT. Oleh karena itu, masalah perbaikan regu- 
lasi mengenai pengadaan lahan akan menjadi titik tolak utama dalam 
pengembangan infrastruktur di Indonesia, baik berupa jaminan masa 
tunggu pembebasan lahan maupun dalam hal biaya pengadaan lahan. 
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Bab 5 
Implementasi 
Public Private Partnership 
di Sektor Jalan Tol 
dalam Perspektif Kelembagaan 


Bahtiar Rifai 


5.1 Latar Belakang 


Infrastruktur merupakan kebutuhan mendasar dalam rangka mendo- 
rong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan pembangunan yang 
optimal. Ketersediaan dan aksesibilitas terhadap infrastruktur sangat 
menentukan kelancaran, keberlanjutan serta ketepatan dalam proses 
produksi maupun distribusi. Lebih lanjut, infrastruktur merupakan 
salah satu dari lima faktor utama dalam menentukan daya saing suatu 
negara (World Bank Institute, 2010). 

Lazimnya di berbagai negara, kegiatan pembangunan infrastruk- 
tur seperti kereta api, jalan, energi, ketenagalistrikan, dan sistem air 
bersih sepenuhnya dimiliki, dilakukan (operasionalisasi) dan dibiayai 
oleh Pemerintah. Dalam perkembangannya, tidak seluruh negara 
memiliki kapasitas yang memadai dalam penyediaan infrastruktur, 
khususnya dalam aspek pembiayaan. Di sisi lain, beberapa kegiatan 
infrastruktur yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
tidak dapat menunjukkan kinerja yang optimal. Selanjutnya, dalam 
mengakomodasi keterbatasan pembiayaan kegiatan pembangunan 
infrastruktur sekaligus mendorong optimalisasi kinerja, Public Private 
Partnership (PPP) mulai dikembangkan di beberapa negara sejak awal 
tahun 1990 (Riberio dan Dantas, 2009: 2). 

Konsep PPP di Indonesia, lebih dikenal dengan Kerja Sama 
Pemerintah Swasta (KPS), telah diaplikasikan di beberapa kegiatan 
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pembangunan infrastruktur melalui Peraturan Presiden No. 67 Tahun 
2005 dengan tujuan utama mewujudkan ketersediaan, kecukupan, ke- 
sesuaian dan keberlanjutan infrastruktur bagi pembangunan nasional 
dan kesejahteraan masyarakat. 


Melalui KPS diharapkan mampu mencukupi kebutuhan pen- 
danaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur; me- 
ningkatkan kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan infrastruktur; 
serta mendorong imbal balik terhadap penggunaan infrastruktur 
tersebut. KPS tersebut dapat berupa perjanjian kerja sama ataupun 
izin pengusahaan. 


Secara historis, Kebijakan KPS telah diinisiasi sejak tahun 1990 
hingga saat ini dan mengalami perkembangan yang signifikan. Sebelum 
tahun 1990, KPS telah diperkenalkan dalam beberapa sektor kegiatan 
infrastruktur, seperti kelistrikan, jalan maupun jalan tol. Selanjutnya 
pada periode 1990-1997, kebijakan KPS semakin serius digarap 
pemerintah, khususnya melalui dukungan Kepres No. 55/1993 
mengenai pembebasan tanah, yang mengatur bagaimana kerja sama 
pemerintah dan swasta dilakukan dalam mekanisme yang relatif 
sederhana khususnya hak pengelolaan lahan. 


Pada periode 1998-2004, keseriusan pemerintah nampaknya 
semakin nyata dilakukan dalam mendorong kerjasama pemerintah- 
swasta, khususnya dalam hal proses konsolidasi dengan berbagai 
lembaga pemerintah yang diatur dalam Kepres No. 7/1998 mengenai 
lintas sektor PPP. Proses konsolidasi dikuatkan dengan inisiasi pem- 
bentukan Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur 
(KKPPI) dan renegosiasi dalam kesepakatan IPPs. Namun sangat di- 
sayangkan, bersamaan dengan keseriusan upaya pemerintah tersebut 
terjadi krisis ekonomi Asia Timur yang mengakibatkan tertundanya 
inisiasi tersebut. 

Skema KPS selanjutnya diperkuat melalui beberapa kebijakan 
seperti: 1) Pembentukan fondasi dasar untuk implementasi proyek 
PPP melalui reformasi kebijakan dan peraturan-perundangan; 2) 
Penyiapan institusi PPP; 3) Identifikasi Potensi Proyek PPP dan 
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model pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam durasi 2005-2010 
telah menghasilkan beberapa peraturan perundangan baru mengenai 
pertanahan, KPS, KKPPI, dan peraturan terkait kelembagaan baru 
dalam KPS lainnya. 


Sementara itu, dalam rangka memastikan PPP mampu berjalan 
secara efisien dan efektif, khususnya menarik minat swasta dalam 
berpartisipasi, program PPP harus diikuti kerangka kebijakan 
(policy framework) yang melingkupinya. Hal tersebut sebagai bentuk 
keseriusan pemerintah dan kemauan politik dalam mewujudkan 
PPP. Kerangka kebijakan yang teraktualisasi dalam kelembagaan, 
yaitu peraturan perundangan dan institusi terkait, sangat mutlak 
dibutuhkan kehadirannya secara kelengkapan maupun cakupannya 
dalam mengelola skema kerja sama. Kepastian dan kejelasan dalam 
konsep kelembagaan PPP secara langsung memberikan pemahaman 
peran-tanggung jawab dan tingkat partisipasi terhadap pemangku 
kepentingan yang terlibat dalam proses tersebut (Rostiyanti dan 
Tamin, 2010 dan 1131). 


Realitasnya, program KPS yang dibentuk pemerintah sejak tahun 
2005 belum mampu mendorong secara signifikan partisipasi sek- 
tor swasta dalam penyediaan infrastruktur. Salah satu penyebabnya 
adalah masalah kelembagaan, seperti koordinasi antar-instansi, desain 
kerja sama yang masih dalam proses pencarian bentuk yang sesuai 
dengan sektor infrastruktur dan preferensi pasar, kesesuaian antara 
kebutuhan dengan kapasitasnya dalam peran dan tanggung jawab 
dalam menunjang kerja sama, peraturan dan perundangan yang 
mengatur KPS. Diprediksi, aspek kelembagaan masih cukup kuat 
mendominasi masalah kerja sama antara pemerintah dan swasta, baik 
dalam hal kompleksitas, area cakupan, maupun nilai strategisnya. 
Oleh karena itu, dalam bab ini, penulis berusaha untuk mengurai- 
kan mengenai implementasi KPS dalam konsep kelembagaan yang 
terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu peraturan-perundangan dan 
institusi pemangku kepentingan yang terlibat secara langsung dalam 
implementasi KPS. 
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Sumber: PKPS, Kementerian Bappenas, 2011. 


Gambar 5.1 Perkembangan Kebijakan Kerja Sama Pemerintah Swasta 


5.2 Peraturan Perundangan Penyediaan 
Jalan Tol Melalui KPS 


Mengacu pada Peraturan Presiden No. 35/2005 mengenai Pembe- 
basan Lahan untuk Pembangunan, jalan tol merupakan salah satu 
bagian dari fasilitas infrastruktur. Lebih lanjut, pembangunan jalan tol 
secara langsung mampu mempercepat pembangunan sehingga men- 
jadikan jalan tol sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. 
Dalam Rencana Pembangunan Jaringan Jalan Nasional (2005—2010), 
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Pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 2015,35 km jalan 
tol di tiga belas provinsi. 


Sebagai jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan 
dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar 
tol. Jalan tol mulai dibangun di Indonesia sejak tahun 1987. Pada 
awalnya, pembangunan dan pengoperasian jalan tol dilakukan oleh 
BUMN (PT Jasa Marga). PT Jasa Marga ditunjuk secara tunggal oleh 
Pemerintah dengan fungsi utama sebagai operator dan regulator jalan 
tol di Indonesia (lihat gambar 5.2). 


Meskipun demikian, sejak tahun 1983, sektor swasta mulai ma- 
suk dalam sistem pengelolaan jalan tol melalui kontribusi investasi 
pada beberapa jaringan tertentu. Kontrak kerja sama tersebut murni 
dilakukan antara PT Jasa Marga dengan pihak swasta dengan skema 
yang ditentukan atas kesepakatan PT Jasa Marga dengan pihak swasta. 


Dalam perkembangannya, sejak tahun 2004, peran PT Jasa Marga 
berubah fungsi hanya sebagai operator. Sebelumnya, penyelenggaran 
jalan tol merupakan wewenang pemerintah, khususnya dalam meng- 
atur, membina, mengusahakan dan mengawasi pengelolaan jalan tol. 
Selanjutnya, wewenang tersebut dilaksanakan oleh Badan Pengatur 
Jalan Tol (BPJT). Peran regulator selanjutnya diberikan kepada 
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Sumber: Hasil Analisis 


Gambar 5.2 Skema Awal 
Pengelolaan Jalan Tol 
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Sumber: Hasil Analisis 


Gambar 5.3 Skema Pengelolaan Jalan Tol dengan Pelibatan Sektor Swasta 


BPJT yang dibentuk mengacu pada UU No. 38 Tahun 2004 tentang 
Jalan. BPJT bertugas dalam mengelola pelaksanaan PPP di sektor 
jalan tol. Hal tersebut dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 15 
Tahun 2005 tentang Jalan Tol, yaitu ketentuan pengaturan jalan tol 
dilakukan oleh pemerintah, sementara dalam pengembangan dapat 
diusahakan pemerintah bersama swasta. Pertimbangan utamanya 
adalah mengefisienkan peran PT Jasa Marga sehingga dapat fokus 
dalam meningkatkan kinerja pelayanan jalan tol. 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 15/2005 dan No. 44/2009, 
pengusahaan jalan tol meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan tek- 
nis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan. 
Selanjutnya, pengusahaan dapat dilakukan oleh Pemerintah dan/atau 
badan usaha yang memenuhi persyaratan. 

1. Pemerintah (Pasal 20) 

Dengan ketentuan layak secara ekonomi namun belum secara 

finansial, yang berupa kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, 

pelaksanaan konstruksi jalan tol, namun pengoperasian dan 
pemeliharaan selanjutnya dilakukan oleh badan usaha. 


2. Badan usaha (pasal 21) 
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PEMERINTAH 


Pengelolaan 
Jalan Tol sejak 
tahun 2005 


BPJT 
ЕЕЕ 





SEKTOR SWASTA 
Sumber: UU No. 38/ 2004 dan PP No. 15/ 2005 


Gambar 5.4 Skema Pengelolaan Jalan Tol Sesuai UU No. 38/2004 dan 
PP No. 15/2005 


Dapat dilakukan oleh pihak swasta dengan ketentuan, yaitu 
a. Seluruh lingkup pengusahaan jalan tol yang layak secara 
ekonomi dan finansial; 
b. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dibangun 
oleh pemerintah; 
c. Meneruskan bagian jalan tol yang dibangun pemerintah dan 
pengoperasian serta pemeliharaan keseluruhan jalan tol; 


Pada dasarnya, KPS sektor jalan tol merupakan salah satu skema 
kerja sama dengan kompleksitas yang cukup tinggi. Kompleksitas 
tersebut mengacu pada beberapa kegiatan lain yang terkait langsung 
dengan KPS jalan tol seperti: infrastruktur secara umum, jalan, jalan 
tol, rencana pembangunan nasional, hingga masalah penyediaan 
lahan bagi pembangunan (pembebasan tanah). Artinya, perencanaan 
maupun pelaksanaan KPS jalan tol harus mampu bersinergi dengan 
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Sumber: Hasil Analisis 
Gambar 5.5 Sektor-sektor Terkait Penyediaan Jalan Tol 


kebijakan-kebijakan lainnya yang terkait dengan masalah tersebut, 
sementara pemerintah harus pula mampu mempertimbangkan kebu- 
tuhan dan preferensi swasta. Faktanya, upaya sinergi antarkebijakan 
tidak mudah dan tidak jarang membutuhkan waktu yang tidak singkat. 
Di sisi lain, swasta membutuhkan kepastian dalam waktu maupun 
skema kebijakannya. 

Secara rinci, penyediaan jalan tol melibatkan setidaknya lima 
peraturan perundangan yang terkait langsung, yang dapat dikelom- 
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pokkan dalam KPS, infrastruktur, jalan, jalan tol dan pengadaan tanah 
(lihat tabel 5.1). 


Tabel 5.1 Peraturan terkait KPS Sektor Jalan Tol 
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260/2010 13/2010 
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Sumber: Hasil Identifikasi Data Sekunder 
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Kompleksitas dalam peraturan perundangan tersebut telah 


menimbulkan setidaknya empat permasalahan utama terkait dalam 


kebijakan dan peraturan, yaitu: 


1. 


Kompleksitas yang tinggi dalam mekanisme KPS 


KPS melalui pihak ketiga tidak hanya diatur melalui Peraturan 
Presiden No. 13/2010, namun juga diatur dalam peraturan- 
peraturan yang lain, seperti 1) Peraturan Pemerintah No. 6/2006 
mengacu pada Pengelolaan Aset Nasional/Daerah yang telah 
diamandemen melalui Peraturan Pemerintah No. 38/2008; 
2) Peraturan Pemerintah No. 50/2007 mengenai Prosedur 
Implementasi Kerja Sama Daerah; 3) Peraturan sektoral, seperti 
infrastruktur, pertanahan dan peraturan daerah lainnya. Kondisi 
ini secara langsung menimbulkan multi tafsir dan pemahaman 
yang berbeda dari masing-masing aturan tersebut. Terdapat dua 
risiko yang ditimbulkan atas hal tersebut, perfawa kekhawatiran 
timbulnya kesalahan/bertentangan dengan salah satu dari banyak- 
nya peraturan tersebut. Institusi pemerintah ataupun sektor 
swasta menjadi kurang optimal dalam berpartisipasi akibat 
terlalu berhati-hati dalam setiap langkah, sehingga respon cepat 
yang dibutuhkan menjadi sulit dilakukan karena disertai dengan 
berbagai pertimbangan. Kedua, terjadinya perbedaan acuan per- 
aturan yang digunakan (khususnya pada kondisi sosialisasi tidak 
terjadi secara optimal) sehingga berpotensi terjadinya pelang- 
garan terhadap salah satu aturan. Implikasi lebih jauh adalah 
proyek berpotensi untuk dihentikan ataupun dibatalkan bilamana 
terbukti menyalahi aturan yang berlaku. Beberapa hal tersebut 
menjadi kontradiktif terhadap semangat mendorong pelaksanaan 
PPP. 


Konflik antar-Peraturan Terkait 

Kompleksitas peraturan terkait dengan KPS memiliki implikasi 
yang lebih luas khususnya pada konflik antarperaturan. Beberapa 
konflik peraturan tersebut cukup nyata terjadi aspek sebagai 
berikut: 
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a) 


b) 


d) 


9 


Pengelolaan Aset 

Terdapat perbedaan dalam PP No. 6/2006 dan Peraturan 
Presiden No. 13/2010, khususnya mengenai kepemilikan 
aset, karena berdasar PP No. 6/2006 tanah merupakan 
bagian aset Pemerintah Pusat/Daerah sehingga penggunaan 
tanah tersebut mengacu pada PP No. 6/2006. Sementara 
dalam Perpres No. 13/2010 penggunaan lahan dimung- 
kinkan untuk dikerjasamakan. 


Jumlah Peserta Lelang 

Dalam PP No. 6/2006 disebutkan tender BOT dan BTO 
dapat dilakukan dengan minimal peserta lelang adalah 
lima, sementara dalam Perpres No. 13/2010 lelang dapat 
dilakukan minimal dengan tiga peserta. 


Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama Daerah 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 50/2007 Panitia dalam 
kerja sama daerah mencakup Kepala Daerah (Gubernur, 
Bupati/Walikota) dan pihak ketiga. Sementara dalam Pepres 
No. 13/2010, SOE/ROE dapat berperan sebagi contracting 
agency dalam proyek PPP. Namun, Peraturan Pemerintah 
No. 50/2007 tidak mengakomodasi hal tersebut. 


Cakupan Proyek 

Dalam Perpres No. 13/2010, proyek KPS hanya men- 
cakup pada proyek infrastruktur, sementara dalam PP 
No. 50/2007 mencakup pada hal-hal yang menyangkut 
penyediaan dan pelayanan kepada publik (masyarakat). 


Kompensasi dalam Unsolicited Project Jalan Tol 

PP No. 15/2005 kompensasi yang dapat diberikan dalam 
Unsolicited Project jalan tol hanya berupa nilai tambah atau 
pembelian Hak Kekayaan Intelektual dalam studi kelayakan 
oleh inisiator. Sementara dalam Perpes No. 13/2010, dise- 
butkan bahwa kompensasi dapat diberikan berupa: 1) Nilai 
tambah; 2) Hak Pengelolaan; 3) Pembelian Hak Kekayaan 
Intelektual. 
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3. Lemahnya Integrasi antara Peraturan Perundangan 
Kompleksitas peraturan terjadi akibat masing-masing Lembaga 
Negara menerbitkan peraturan yang menjadi Undang-undang. 
Sementara, masing-masing peraturan tersebut memiliki tingkat 
kekuatan hukum (mengikat) yang berbeda-beda. Permasalahan- 
nya adalah antarperaturan tersebut tidak terintegrasi maupun 
tidak saling melengkapi untuk memberikan penjelasan yang lebih 
lanjut. Tidak jarang peraturan justru mengontraskan antardefinisi 
dari suatu konsep, namun tidak memberikan ketentuan yang 
operasional sehingga peraturan tersebut dapat direalisasikan 
dengan mudah. 


4. Lemahnya Penerapan Sanksi Hukum 

Meskipun beberapa hal telah dijelaskan dalam suatu peraturan 
dan didukung dengan aturan yang lain, tindakan yang menyalahi 
suatu ketentuan tidak serta merta diikuti dengan sanksi ataupun 
tindakan hukum yang tegas. Misalnya dalam PP No. 67/2005 
maupun Perpres No. 13/2010 telah secara jelas disebutkan ba- 
tasan waktu dalam pengadaan lahan bagi pembangunan. Realitas- 
nya masih banyak kegiatan pembangunan jalan tol yang terhenti 
lebih dari delapan tahun akibat terhambat pada pembebasan 
lahan. Dalam aturan terkait jelas disebutkan adanya kompensasi 
yang diberikan hingga pembatalan kontrak kerja sama. Sayangnya, 
hal tersebut justru dibiarkan menggantung tanpa kepastian dari 
pemerintah maupun pihak terkait. 


Beberapa permasalahan tersebut secara tidak langsung telah 
menimbulkan permasalahan ikutan yang menjadi kontradiktif dengan 
upaya meningkatkan partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruk- 
tur. Beberapa indikasi yang dapat diamati adalah: 1) ketidakpastian 
dalam waktu konsolidasi dan akomodasi terhadap peraturan dan 
kebijakan terkait; 2) kurang efisiennya proses birokrasi khususnya 
dalam mengkomodasi masing-masing peraturan sektoral yang be- 
lum terintegrasi dalam suatu paket/konsep yang dapat dipahami 
dan diterjemahkan dengan mudah oleh swasta; 3) ekonomi biaya 
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tinggi khususnya dalam upaya sinergi dan mengakomodasi peraturan 
tersebut, yang tidak menutup kemungkinan terjadinya potensi lobi 
dan negosiasi; 4) berpotensi menurunkan minat swasta meskipun 
potensi keuntungan yang ditawarkan cukup prospektif (khususnya 
pada saat rasio biaya lebih besar dibandingkan potensi keuntungan). 


5.3 Konsep Institusi Dalam Pelaksanaan KPS 
Jalan Tol 


Secara umum, KPS jalan tol melibatkan dua kelompok utama, yaitu 
pemerintah dan swasta sebagai mitra kerja sama. Sebagaimana diurai- 
kan pada bagian sebelumnya, masing-masing mitra memiliki potensi 
untuk melakukan prakarsa proyek kerja sama dengan pemberian 
insentif sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada kelompok pemerin- 
tah melibatkan beberapa institusi yang ditunjuk seperti Kementerian 
Bappenas melalui PKPS, Kementerian Keuangan, dan PJPK yang 
dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemerintah 
Daerah. Selanjutnya, masing-masing lembaga tersebut membentuk 
badan yang berfungsi melakukan operasionalisasi sesuai dengan 
fungsi yang ditetapkan dalam undang-undang. Badan tersebut seperti 
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), Badan Pengelola 
Jalan Tol (BPJT), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), Panitia 
Pembebasan Lahan, Operator Jalan Tol (Jasa Marga). 


Sementara itu, pada kelompok sektor swasta dapat berperan 
sebagai Badan Usaha yang melakukan investasi pada kesepakatan 
kerja sama. Badan usaha ini dapat menjadi mitra kerja sama setelah 
memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, baik 
prakualifikasi tender maupun pada hasil seleksi tender. 


Proses KPS sektor jalan tol bukan merupakan sebuah proses 
yang sederhana dan singkat. KPPI bersama dengan PKPS melakukan 
prakarsa dan perencanaan mengenai proyek prioritas yang dapat 
ditawarkan. Pada tahap selanjutnya, hal ini dikonsultasikan lintas 
sektor bersama Kementerian Keuangan (terkait masalah anggaran 
dan pembiayaan) dan Kementerian Pekerjaan Umum (selaku pihak 
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yang bertanggung jawab dalam pembangunan dan penyediaan in- 
frastruktur). Kemen PU selanjutnya membentuk Badan Pengelola 
Jalan Tol (BPJT) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan 
pembangunan jalan tol. Melalui PJPK (Kemen PU) inilah kontrak 
kerja sama dengan mitra (Badan Usaha) dilakukan. 


Pada tahap selanjutnya, Kemen PU melalui perwakilan Badan 
Layanan Umum, Dirjen Bina Marga dan BPJT dikoordinasikan de- 
ngan Pemerintah Daerah membentuk panitia pengadaan lahan. Pani- 
tia pengadaan lahan selanjutnya melakukan kesepakatan dengan Badan 
Usaha dalam proses pembiayan pembebasan tanah. Pembebasan ini 
dapat dilakukan oleh pemerintah sepenuhnya, cost sharing maupun 
pihak swasta sepenuhnya mengacu pada Dokumen Penawaran Kerja 
Sama, apakah layak secara ekonomi dan finansial ataukah tidak? 
Hal yang harus dicatat adalah kepastian pembebasan lahan harus 
diperoleh sebelum terjadinya kontrak kerja sama. 
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Sumber: Hasil Analisis 


Gambar 5.6 Pemangku Kepentingan dalam KPS Jalan Tol 
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Dalam mendukung pelaksanaan kerja sama dan menghadirkan 
kepastian usaha, Pemerintah membentuk PT PII dan PT SMI guna 
memberikan penjaminan risiko dan alternatif pembiayaan bagi mitra 
kerja sama pemerintah. PT SMI dan PT PII selanjutnya melakukan 
kerja sama dengan Badan Usaha mengacu pada aturan terkait. Pihak- 
pihak lain seperti PPPCU dan PDF berfungsi untuk memberikan 
pendukung Badan Usaha dalam kegiatan-kegiatan yang lain. 


1. KKPPI 

Salah satu wujud reformasi birokrasi pemerintah dalam sektor infra- 
struktur adalah melalui Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2005 dengan 
membentuk Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan (KKPPI) 
yang berfungsi sebagai lembaga koordinasi antar-Kementerian 
dan Pemerintah Daerah terkait dalam pembangunan infrastruktur. 
Beberapa Kementerian tersebut termasuk Bappenas, Kementerian 
Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian 
BUMN. 


Komite ini bertujuan untuk mengoordinasikan percepatan 
pembangunan infrastruktur untuk pemulihan ekonomi nasional, 
khususnya atas: 1) perumusan strategi, 2) memantau dan mengeva- 
luasi pelaksanaan kebijakan: 3) perumusan kebijakan pelaksanaan 
kewajiban pelayanan umum dan: 4) upaya pemecahan berbagai 
permasalahan. Sementara komite memiliki peluang melakukan: 


a. Kerja sama dengan lembaga, pemerintah daerah atau pejabat 
lainnya 

b. Konsulatsi dengan badan usaha terkait 

c. Inisiasi dan penyusunan proyek prioritas 

d. Penawaran proyek kerja sama terhadap pihak ketiga. 


2. Kementerian Bappenas melalui PKPS 

Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Swasta (PKPS) merupakan 
Direktorat di Kementerian Bappenas yang befungsi melakukan 
Pengembangan PPP di Indonesia. Secara rinci, fungsi PKPS adalah: 
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a. Memformulasikan kebijakan pengembangan PPP 

b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku 
kepentingan terkait 

c. Menyiapkan dan melakukan evaluasi pembangunan nasional 

d. Memantau dan melakukan penilaian atas pelaksanaan PPP 

e. Menyusun dokumen PPP 


3. PIPE. 

Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) merupakan pihak yang 
bertanggung jawab menyiapkan dan melelangkan proyek Kerja Sama 
Pemerintah Swasta (KPS). Perjanjian KPS dapat dilakukan antara 
PJPK dengan PJPK dapat berwujud (UU No. 67/2005): 


a. Menteri/kepala lembaga yang bertanggung jawab terhadap 
sektor infrastruktur 

b. Kepala daerah sebagai: gubernur bagi daerah provinsi; bupati 
bagi daerah kabupaten ataupun walikota bagi daerah kota. 


4. Pemerintah daerah 

Pemerintah di tingkat daerah yang meliputi gubernur, bupati dan/ 
atau walikota yang memiliki wewenang atas lokasi penyelengggaran 
proyek kerja sama pemerintah swasta. Pemerintah daerah dapat 
berperan sebagai PJPK maupun Ketua Panitia Pengadaan Lahan 
bagi pembangunan. 


5. BPJT 

Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) adalah badan yang ditunjuk oleh 
Kementerian Pekerjaan Umum dan memiliki wewenang dalam penye- 
lenggaraan jalan tol, seperti pengaturan, pembinaan, pengusahaan 
dan pengawasan. BPJT berperan pula dalam melakukan kerja sama 
kemitraan dengan Badan Usaha, khususnya dalam mekanisme penge- 
lolaan jalan tol, tarif, dan perawatan. 
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6. Panitia Pengadaan Lahan (Panitia Sembilan) 

Panitia ini dibentuk dalam rangka mendukung KPS di bidang 
pembebasan lahan. Panitia ini terdiri atas Kepala Daerah (sebagai 
Ketua) dan elemen Kementerian Pekerjaan Umum (yang terdiri atas 
perwakilan BPJT, Dirjen Bina Marga, dan Badan Layanan Umum). 
Ketentuan selanjutnya diatur berdasarkan kesepakatan antara Panitia 
Pengadaan Lahan dengan Badan Usaha sebagai mitra KPS. 


7 PT PII 


PT РП didirikan pada tahun 2009 melalui Peraturan Pemerintah 
No. 35/2009 mengenai Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian 
Badan Usaha Milik Negera di Bidang Penjaminan Infrastruktur. 
Peran PT PII semakin nyata sebagai BUPI setelah terbitnya Perpres 
No. 13/2010 dan Perpres No. 78/2010. Selanjutnya, tujuan utama 
pembentukan PT РП adalah (PT РП, 2011:2): 


a. Menyediakan penjaminan untuk proyek KPS infrastruktur 
di Indonesia. 

b. Meningkatkan kelayakan kredit, terutama bankability dari 
proyek KPS di mata investor/kreditor. 

c. Meningkatkan tata kelola dan proses yang transparan dalam 
penyediaan penjaminan. 

d. Meminimalkan kemungkinan kejutan langsung terhadap 
APBN dan memagari eksposur kewajiban kontinjensi peme- 
rintah. 


Pengurangan risiko akan meningkatkan rating kredit proyek po- 
tensial sehingga memungkinkan untuk menekan biaya utang proyek 
dan memperpanjang jangka waktu pendanaan. Biaya utang yang lebih 
rendah pada akhirnya akan tertuang dalam tarif yang lebih rendah 
untuk pengguna. Rating yang lebih tinggi untuk utang proyek akan 
memungkinkan perusahaan yang melaksanakan proyek KPS (Badan 
Usaha) untuk menerbitkan obligasi di pasar modal, termasuk pasar 
modal, sehingga dapat berkontribusi terhadap pembangunan pasar 
modal di Indonesia. 
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Sumber: РТ PII 
Gambar 5.7 Fungsi Satu Pintu PT PII 


Selain itu, PT PII beroperasi sebagai pelaksana satu pintu (single 
window processor) untuk mengelola penyediaan semua penjaminan yang 
diberikan kepada proyek infrastruktur yang diusulkan PJPK. Sebagai 
pengelola satu pintu terhadap penjaminan infrastruktur di Indonesia, 
PT PII akan melakukan (PT PII, 2011: 3): 


a. Memberikan konsultasi dan bimbingan kepada PJPK yang 
tertarik memperoleh penjaminan untuk proyeknya; 


b. Menyaring proyek-proyek infrastruktur untuk pemenuhan 
kriteria umum dalam menerima penjaminan; 

c. Mengevalusi Usulan Penjaminan (UP) proyek infrastruktur 
sesuai dengan ketentuan penilaian proyek PT PII, untuk 
kemudian menentukan UP dapat diterima atau ditolak; 

d. Menyusun struktur penjaminan dan jika diperlukan, meng- 
usulkan dan koordinasi program penjaminan lainnya dengan 
Co-gurantor lain dan Pemerintah Indonesia; 

e. Mengembangkan kerangka pemantauan dan secara seksama 
memantau proyek yang didukung PT PII. 
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8. PT SMI 


PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau disingkat PT SMI adalah 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan oleh Pemerin- 
tah Republik Indonesia pada tanggal 26 Februari 2009. Bertindak 
sebagai katalis dan/atau fasilitator dalam percepatan pembangunan 
infrastruktur di Indonesia, PT SMI akan menjalin kemitraan yang 
kuat dengan sektor swasta dan/atau multilateral/lembaga bilateral 
dalam rangka meningkatkan kapasitas dana infrastruktur. PT SMI 
sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur terdepan di Indonesia 
dengan fungsi: 
a. Katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indo- 
nesia, 
b. Memberikan alternatif sumber dana untuk pembiayaan proyek 
c. Mempromosikan kerja sama pemerintah-swasta, 
d. Meningkatkan jumlah, kapasitas, dan efektivitas melalui kemi- 
traan dengan pihak ketiga. 


5.3.1 Mekanisme Pembiayaan Infrastruktur 


Pembiayaan infrastruktur dapat dilakukan melalui pembiayaan 
pemerintah murni maupun melalui pembiayaan bersama dengan sek- 
tor swasta. Pembiayaan yang dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah 
dapat bersumber dari APBN. Sementara dalam APBN tersebut dapat 
berasal dari pos pinjaman luar negeri ataupun yang berasal dari dalam 
negeri. 

Sementara itu, infrastruktur tertentu dibiayai sepenuhnya oleh 
sektor swasta, namun dengan pengelolaan yang dilakukan oleh 
swasta itu sendiri. Dalam kondisi keterbatasan anggaran pemerin- 
tah, keberadaan KPS berfungsi membantu pembiayaan pemerintah 
terhadap proyek-proyek prioritas dengan kemanfaatan yang tinggi 
maupun nilai tambah yang menguntungkan bagi mitra kerja sama. 
Proyek-proyek ini umumnya sangat prospektif, baik secara ekonomi 
maupun pembiayaan. Ketentuan mengenai mekanisme pembiayaan 
selanjutnya diatur dalam buku PPP. 
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Berdasarkan kelayakan proyek secara ekonomi dan pembiayaan, 
terdapat tiga tipe pembiyaan infrastruktur, yaitu pembiayaan hybrid, 
PPP dengan dukungan pemerintah maupun PPP regular. Pembiayaan 
Tipe 1 (hybrid) dilakukan karena secara keekonomian layak, namun 
tidak layak secara pembiayaan. Dalam tipe ini, skema kerja sama 
yang dilakukan adalah tahap konstruksi dilakukan sepenuhnya oleh 
pemerintah, sementara tahap operasional dan perawatan dilakukan 
oleh swasta. 

Pada pembiayaan Tipe II, telah dilakukan KPS, namun disertai 
dengan dukungan pemerintah. Tipe ini terjadi akibat sisi keekonomian 
telah layak, namun masih marginal dalam sisi pembiayaan. Dukungan 
pemerintah dibagi ke dalam dua hal utama, yaitu secara langsung 
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Gambar 5.8 Skema Pembiayaan Infrastruktur 
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(Non-Contingent Support) dan tidak langsung. Dukungan pemerintah 
secara langsung terwujud melalui: kontribusi fiskal, pembebasan 
tanah, perizinan, insentif perpajakan, dan peran langsung dalam 
konstruksi. Kepastian penyediaan tanah harus sudah siap sebelum di- 
lakukan tender terhadap swasta. Sementara dukungan tidak langsung 
(Contingent Support) berupa penjaminan oleh pemerintah, yang saat ini 
telah dilakukan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT РП). 
Penjaminan ini didukung melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Ta- 
hun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 260/2010. Hal yang 
membedakan dari pembiayaan Tipe II adalah konstruksi dilakukan 
oleh swasta bersama pemerintah, namun proporsi pemerintah lebih 
kecil dibandingkan proporsi swasta. 

Dalam Pembiayaan Tipe III, KPS dilakukan secara reguler 
manakala telah mencapai kelayakan secara keekonomian maupun 
pembiayaan. Swasta berperan penuh dalam tahap konstruksi maupun 
operasional. 















Keekonomian: Vioble 
Pembiayaan: Marginal 











Sumber: Bappenas, 2011 


Gambar 5.9 Skema Kerja Sama Berdasarkan Tipe Pembiayaan 
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5.3.2 Mekanisme Pembiayaan melalui PT SMI 


Mengacu pada pembiayaan Tipe II, yaitu melalui dukungan peme- 

rintah, PT SMI berperan signifikan dalam memberikan kepastian 

usaha pada program KPS. Pembiayaan yang dilakukan oleh PT SMI 

mencakup kegiatan infrastruktur, seperti jalan, transportasi, minyak 

dan gas, telekomunikasi, air limbah dan persampahan, ketenagalistrik- 

an, pengairan, dan air minum. Sementara itu, produk-produk PT 

SMI mencakup: 

a. Pinjaman Senior: Pembiayaan kepada proyek infrastruktur di 
mana PT SMI menjadi kreditur senior pada proyek tersebut. 

b. Pinjaman Subordinasi: Pembiayaan kepada proyek infrastruktur 
di mana posisi PT SMI adalah sebagai kreditur junior—dalam 
ranking pembayaran—pada proyek tersebut. 

c. Pinjaman Konversi: Skema pembiayaan dengan skenario kon- 
versi ke ekuitas pada saat kredit jatuh tempo. 

d. Investasi Ekuitas: Investasi langsung untuk proyek-proyek infra- 
struktur melalui kepemilikan saham. 

e. Kredit Modal Kerja: Modal kerja untuk kontraktor yang menger- 
jakan proyek-proyek infrastruktur. 

f. Pencairan pinjaman berdasarkan kontrak dan/atau tagihan/ invoice 
proyek. 


5.3.3 Mekanisme Penjaminan 


Dukungan pemerintah tidak hanya dapat diwujudkan dalam pem- 
biayaan, namun dapat pula dalam penjaminan. Penjaminan infra- 
struktur ini bertujuan memberikan kepastian dan mewujudkan iklim 
usaha yang kondusif bagi mitra kerja sama. Setidaknya beberapa 
risiko yang sebelumnya harus ditanggung oleh mitra, dapat ditransfer 
kepada PT PII. Risiko yang ditanggung oleh PT PII merupakan 
upaya pengalokasian risiko terhadap pihak yang relatif lebih mampu 
mengendalikan risiko sesuai dengan prinsip alokasi (PMK 260/2010). 
PT PII akan menerbitkan Acuan Alokasi Risiko guna membantu 
PJPK melakukan identifikasi dan alokasi risiko, sebagai referensi 
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mengenai kemungkinan cakupan risiko dalam penjaminan infrastruk- 
tur. Acuan risiko tersebut bervariasi, sesuai dengan sektornya dan 
pengalokasian nilai pertanggungan risiko bergantung pada kondisi 
spesifik dari proyek potensial. Beberapa risiko tersebut seperti lisensi, 
kegagalan, perubahan regulasi, wanprestasi, integrasi dengan jaringan, 
fasilitas pesaing, pendapatan, permintaan, harga, ekspropriasi, hingga 
interface. 

Pengurangan risiko akan meningkatkan rating kredit proyek po- 
tensial sehingga memungkinkan untuk menekan biaya utang proyek 
dan memperpanjang jangka waktu pendanaan. Biaya utang yang lebih 
rendah pada akhirnya akan tertuang dalam tarif yang lebih rendah 
untuk pengguna. 


Penjaminan infrastruktur merupakan bentuk dukungan fiskal 
dari Kementerian Keuangan dalam proyek infrastruktur yang didanai 
oleh pihak swasta. Penjaminan ini dimaksudkan untuk menjamin 
komitmen PJPK dalam memenuhi kewajiban keuangannya dalam 
Perjanjian KPS. 


PT PII selebihnya akan mengadakan Perjanjian Penjaminan de- 
ngan Investor atau Badan Usaha (BU), yang menjamin kinerja PJ PK 
dalam memenuhi Perjanjian KPS, spesifik terhadap risiko-risiko yang 
dialokasikan ke PJPK di dalam Perjanjian KPS dan telah disepakati 
dengan PT PII untuk dilibatkan dalam struktur penjaminan. Dalam 
memberikan penjaminan tersebut, PT РП mensyaratkan PJPK untuk 
mengadakan Perjanjian Regres dengan PT PII. 


Selanjutnya, apabila PJ PK gagal memenuhi kewajibannya sesuai 
Perjanjian KPS, PH akan melakukan pembayaran BU terhadap klaim 
yang diajukan. Proses pemasukan klaim tersebut akan diatur dalam 
Perjanjian Penjaminan. Sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian 
Regres, PII akan mendapatkan pengembalian dari PJPK untuk pem- 
bayaran yang dilakukan terhadap klaim BU, ditambah nilai waktu dari 
dana PII. 
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Dalam melakukan penerbitan penjaminan, terdapat empat tahap- 


an kerja sama antar-PT РП maupun PJPK dengan mitra terkait. 


Beberapa tahapan tersebut adalah sebagai berikut. 


Sebelum menerbitkan penjaminan, terdapat empat tahap yang 


diperlukan PT PII seperti: 


a. 


Konsultasi dan Bimbingan 

Menyediakan informasi secara rinci terkait penjaminan oleh PT 
РП, misalnya kriteria penjaminan, dan proses yang diperlukan 
untuk memperoleh penjaminan. 

Penyaringan 

Evaluasi formulir screening yang diserahkan oleh PJPK kepada 
PT PII untuk menentukan secara umum, kelayakan proyek 
dalam menerima penjaminan, berdasarkan ketentuan dan per- 
aturan yang ada. 


Evaluasi 

Melakukan appraisal terhadap kelayakan proyek secara rinci 
dalam sisi legal, teknis, ekonomi, keuangan, serta lingkungan 
dan sosial (termasuk kemampuan PJPK dalam memenuhi 
kewajiban finansial sesuai dengan perjanjian KPS). 
Penstrukturan 

Menentukan struktur penjaminan serta menyiapkan ketentuan 
penjaminan, seperti: masa berlaku, cakupan risiko, dan kewa- 
jiban keuangan yang disesuaikan dengan proyek KPS spesifik. 


Selain PT PH, PJPK berfungsi mendukung dalam proses penye- 


diaan penjaminan, khususnya: 


a. 


b 
©. 
d 


Mencari informasi prosedur dan pelayanan PT PII 
Memasukkan formulir penyaringan 

Memasukkan usulan penjaminan 

Finalisasi ketentuan draf Perjanjian Penjaminan dan Regres 
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Feniapan dan Tramaksi Proyek 
Deh PIPE 











Sumber: PT PII, 2010 


Gambar 5.10 Tahapan PII dalam Penjaminan Infrastruktur 


5.3.4 Permasalahan dan Hambatan Terkait Pemangku 
Kepentingan dalam KPS 


Selanjutnya, berdasarkan gambaran mengenai institusi yang terlibat 

serta proses pembiayaan dan penjaminan infrastruktur, setidaknya 

terdapat sepuluh kelemahan akibat mekanisme yang ada, di antaranya 

adalah: 

1. Ketidaksinkronan antara proyek yang ditawarkan dalam KPS 
dengan pendanaan APBN. 
Sering terjadi, beberapa proyek yang sebenarnya dapat ditawarkan 
dengan model cost recovery (untuk dikelola swasta) justru dikelola 
pemerintah melalui dana APBN. Akibatnya, proyek-proyek yang 
masuk dalam skema KPS menjadi kurang menarik bagi swasta 
karena proyek-proyek strategis dan menarik telah dilakukan oleh 
pemerintah. Di sisi lain, bukankah sudah selayaknya proyek- 
proyek tersebut dikemas secara baik agar menarik bagi swasta? 
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Implikasinya adalah hanya sebagian kecil proyek-proyek dalam 
KPS yang ditangkap oleh swasta. 


2. Keterbatasan pemahaman konsep KPS di beberapa institusi 
strategis pemerintah. 
Hingga saat ini, KPS masih terbatas dipahami oleh beberapa 
departemen/institusi teknis yang mengakibatkan KPS baru dapat 
diimplementasikan di Kementerian Pekerjaan Umum melalui 
proyek jalan tol, air minum, dan sampah. Artinya, bahwa dari 
empat Kementerian Sektoral Teknis (Pekerjaan Umum, Per- 
hubungan, ESDM, Komunikasi dan Informasi) hanya satu yang 
telah melaksanakan KPS di lingkup kewenangannya. Ditengarai, 
salah satu penyebab utamanya adalah masih kuatnya pola pikir 
lama bahwa kegiatan tersebut hanya dapat dibiayai oleh APBN. 
Faktor lain adalah belum terintegrasinya sistem pendukung 
proyek KPS, seperti pada Kementerian ESDM dalam sektor 
kelistrikan (dikelola PLN) dan sektor migas (yang mana sistem 
distribusi dan transmisi belum dikembangkan secara optimal). 


3. Kurangnya sistem yang terintegrasi dan koordinasi antarlembaga 
pemerintah yang terlibat langsung. 
Di samping masing-masing kementerian telah memiliki tugas 
dan tanggung jawab sesuai dengan Tupoksinya, kebutuhan akan 
percepatan pembangunan infrastruktur dan mekanisme PPP 
telah menumbuhkan adanya institusi baru. Keberadaan PKPS di 
Kementerian Bappenas, KPPI, ataupun BPJT misalnya, menjadi 
kurang jelas mekanisme hubungan kerja sama antar lembaga 
tersebut meskipun secara perencanaan telah disusun oleh Ke- 
menterian terkait. Demikian pula koordinasi baik secara vertikal 
maupun horizontal, antar fungsi lembaga telah menimbulkan 
tidak teridentifikasinya program-program yang telah ditetapkan 
oleh suatu lembaga, peran dan tanggung jawabnya sehingga 
menyebabkan tumpang tindih. 

4. Dapat dimisalkan mengenai koordinasi Proyek Prioritas yang 
ditetapkan oleh PKPS di Kementerian Bappenas yang ditawarkan 
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dalam buku PPP, belum tentu dipahami oleh BPJT maupun 
KPPI. Demikian pula kebutuhan BPJT belum tentu telah diako- 
modasi dalam Proyek Prioritas yang dipromosikan dalam buku 
PPP. Sementara dalam Peraturan Pemerintah No. 67/2005 secara 
jelas menyebutkan bahwa prakarsa suatu lembaga (Pemerintah 
ataupun Badan Usaha) diikuti dengan penetapan prioritas dan 
penawaran kerja sama melalui pelelangan umum. 


Kondisi tersebut semakin menyulitkan pada saat imple- 
mentasi atas dokumen PPP, yaitu terdapatnya dikotomi dalam 
masing-masing tahapan dengan perbedaan lembaga yang ber- 
tanggung jawab. Ketidakjelasan koordinasi semakin nampak pada 
aspek tanggung jawab, wewenang, pengawasan dan evaluasi di 
tahap perencanaan, penyiapan pengadaan, kontrak kerja sama 
hingga tahapan pelaksanaan. Hal tersebut berpeluang terjadinya 
ketidaksinkronan pelaksanaan PPP dan potensi kebocoran 
efisiensi. 


Banyaknya Lembaga Pemerintah yang terlibat dalam proses PPP. 
Sangat disayangkan pada saat cukup banyak pihak yang terlibat 
dalam PPP, namun tidak diikuti dengan mekanisme yang jelas 
atas alokasi peran, tanggung jawab, risiko dan kemanfaatannya. 
Hal ini sangat nampak pada saat kuantitas lembaga Pemerintah 
yang terlibat dalam pengadaan PPP lebih banyak dibandingkan 
keberadaan pihak swasta. Sementara mekanisme antar lembaga 
pemerintah pun tidak nampak secara jelas sehingga meme- 
ngaruhi kepastian kepada swasta. Siapa melakukan apa menjadi 
tidak jelas sehingga mengakibatkan tumpang tindih peran dan 
tanggung jawab. 


Dapat dicontohkan dalam tahap pembebasan lahan yang 
melibatkan Panitia Sembilan sebagai pengadaan lahan (tanah) 
bagi pembangunan. Panitia ini terdiri atas perwakilan BPJT, Dir- 
jen Bina Marga, Badan Layanan Umum dan diketuai oleh Kepala 
Daerah di mana proyek tersebut akan dilaksanakan. Dalam hal 
ini terdapat tiga indikasi penting mengacu pada ketidakefisienan 
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pelaksanaan PPP. Pertama, terdapat dua komite ad hoc yang terlibat 
dalam Panitia Pengadaan Tanah sehingga mencerminkan tum- 
pang tindih peran yang sebenarnya telah bertanggung jawab pada 
operasionalisasi pengadaan proyek PPP, Kedua, bilamana proyek 
tersebut, melintas pada tiga wilayah, maka secara langsung akan 
melibatkan tiga Kepala Daerah. Semakin luas wilayah cakupan 
proyek tersebut maka akan semakin banyak Kepala Daerah yang 
terlibat. Sementara jalan tol merupakan suatu bentuk jaringan 
sehingga tidak dapat dihindarkan dari banyaknya pelintasan 
antar wilayah. Ketiga, tidak efisiennya proses pembebasan tanah. 
Pembiayaan pembebasan tanah dapat bersumber dari Pemerintah 
maupun Badan Usaha. Apabila pemerintah memiliki keterbatasan 
dana, namun telah mencapai kelayakan secara ekonomi maupun 
finansial, maka pembebasan tanah dapat dibiayai oleh Badan 
Usaha, sementara kepastian pembebasan lahan harus sudah 
jelas sebelum kontrak kerja sama dilakukan dan dilakukan oleh 
Panitia Pembebasan Tanah. Kondisi ini cukup membingungkan 
pada saat sumber pendanaan dari Badan Usaha, namun proses 
pembebasan tanah harus dilakukan oleh Panitia Pembebasan 
Tanah. 


Dalam implementasinya, pemerintah ingin melindungi hak- 
hak publik atas tanah yang dibebaskan sehingga pembebasan 
tanah dilakukan secara musyawarah, namun justru menjadi 
“mainan” bagi calo tanah. Padahal harga yang ditawarkan oleh 
pemerintah sudah cukup bagus, karena tidak hanya terpaut 
pada NJOP, namun berdasarkan nilai evaluasi yang nilainya bisa 
mencapai 2—3 kali dari nilai NJOP, serta tidak hanya tanah saja 
yang dibayar, namun bangunan serta tanaman juga dibayar. Bila 
masalah pembebasan lahan tidak juga menemui kata sepakat, 
kedua belah pihak bisa merundingkan hal tersebut di pengadilan. 


Beberapa indikasi tersebut secara langsung menimbulkan 
beberapa permasalahan seperti ketidakpastian biaya dan waktu 
yang dibutuhkan dalam pembebasan tanah. Tingginya biaya pem- 
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bebasan tanah tidak dapat dihindarkan pada saat cukup banyak 
pihak yang terlibat, perbedaan nilai ganti rugi tanah antarwilayah 
maupun konsep perhitungan yang digunakan dalam pembebasan 
tanah. Sementara, berbagai biaya dan risiko yang ditimbulkan 
menjadi tanggung jawab bagi pihak swasta. Ketidakpastian waktu 
mengacu pada proses konsolidasi antarlembaga maupun antar- 
daerah yang telah dipahami sangat sulit ditemui secara efisien 
terjadi. Tidak jarang penundaan pembangunan proyek jalan tol 
terjadi di beberapa wilayah (misalnya Ruas Tol Semarang-Solo, 
Cibinong-Depok-Cinere) akibat belum rampungnya proses pem- 
bebasan lahan. 

Ketidaksesuaian rasio kapasitas lembaga dengan cakupan peker- 
jaaan KPS yang ditangani. 

Proyek KPS merupakan proyek skala besar dengan periode waktu 
kerja sama yang cukup panjang. Dengan beban tanggung jawab 
dan risiko yang besar tersebut sering kali tidak sesuai dengan 
kapasitas institusi yang menangani. Misalnya di tingkat Bappenas 
(selaku Perencana Pembangunan Nasional), KPS hanya ditangani 
di tingkat direktorat (Pengembangan Kerja Sama Pemerintah 
Swasta), bukan di level yang lebih besar dengan daya jangkau 
kewenangan yang lebih luas maupun dukungan aparat yang lebih 
besar. Akibatnya, proyek KPS ini kurang optimal, baik dalam 
sinkronisasi peraturan, kelembagaan maupun petunjuk teknis 
antar kementerian maupun di tingkat pemerintah daerah. 
Masalah penyiapan proyek. 

Selayaknya pada saat proyek tersebut ditawarkan kepada swasta, 
pemerintah maupun swasta telah siap dengan dokumen teknis 
proyek maupun feasibility project (yang meliputi: studi kelayakan, 
teknis, kelembagaan, hukum, pembiayaan, dan ekonomi). 
Namun, realitasnya, proyek sudah ditawarkan ke swasta, tetapi 
kelengkapan dokumen tersebut belum siap. Hal ini terjadi di 
kedua belah pihak, baik pemerintah maupun swasta yang meng- 
akibatkan proyek KPS tidak dapat segera diimplementasikan. 
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8. 


10. 


Lemahnya dalam menjaga komitmen kerja sama 

Tidak sedikit kerja sama pemerintah swasta berakhir di tengah 
jalan karena lemahnya komitmen antarpihak. Salah satu wujudnya 
adalah terdapat PJPK yang mengalihkan pembiayaan dari skema 
KPS menjadi skema APBN. Salah satu indikasi penyebabnya 
adalah terdapat upaya pengalihan risiko kewajiban PJPK terhadap 
pihak swasta apabila proyek tersebut dibiayai oleh pemerintah. 
Artinya, bahwa dengan pembiayaan melalui skema APBN, PJPK 
hanya bertanggung jawab kepada pemerintah secara langsung 
tanpa kewajiban dan birokrasi kepada swasta. 


Tidak jelasnya fungsi BPJT dalam kerangka pelaksanaan PPP 
Fungsi BPJT menjadi ambigu dalam pengadaan jalan tol terkait 
tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki. BPJT tidak memi- 
liki wewenang dalam membuat keputusan final yang termasuk 
dalam area kekuasaannya. Seluruh keputusan BPJT harus melalui 
persetujuan Menteri Pekerjaan Umum. Hal ini dikuatkan dalam 
Peraturan Menteri No. 295/PRT/M/2005 yang menyatakan 
bahwa BPJT adalah lembaga non-struktural di bawah Menteri 
dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum. 
Artinya, BPJT merupakan lembaga sekretariat yang terdiri dari 
perwakilan-perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Keuangan, Asosiasi Profesional, serta Akademisi. Artinya 
terdapat partisipasi publik dalam kerangka lembaga tersebut. 
Sementara Sekretariat dari Kementerian PU bertanggung jawab 
dalam memastikan operasionalisasi kinerja BPJT. Hal ini menun- 
jukkan bahwa campur tangan Pemerintah dalam BPJT masih 
sangat tinggi. Di sisi lain, terdapat konflik peran antara PT Bina 
Marga dan BPJT dalam hal kewenangan pengelolaan jalan. Kon- 
disi ini semakin menambah panjang hambatan upaya sinkronisasi 
peraturan maupun kelembagaan terkait dalam proyek KPS. 
Upaya menghindari tender 


Tidak sedikit investor yang meminta penunjukan langsung dalam 
proyek KPS dan tidak melalui tender. Contoh kasus adalah pada 
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proyek air minum oleh Palyja yang dilakukan melalui penunjukan 
langsung. Akibatnya, masalah kontrak tidak diperhatikan betul 
oleh BUMD, khususnya pada poin pembaharuan tarif setiap dua 
tahun sekali. Kemungkinannya, pihak swasta ingin menghindari 
birokrasi yang rumit di dalam proses tender, namun sering kali 
memanfaatkan celah penunjukan langsung untuk mendapatkan 
kemanfaatan lebih (misalnya dalam poin-poin kontrak). Belajar 
dari hal tersebut, pemerintah harus lebih berhati-hati dan jeli, 
khususnya dalam mengantisipasi risiko kerugian dari kontrak 
tersebut maupun mengakomodasi preferensi swasta, khususnya 
dalam birokrasi. 


11. Paradigma KPS sebagai sumber pendapatan daerah 

Masih jamak terjadi di tingkat daerah, pemerintah setempat 
menganggap bahwa proyek-proyek KPS merupakan sumber 
pendapatan daerah melalui mekanisme shareholder dari proyek 
KPS yang diimplementasikan. Hal ini dimaksudkan sebagai 
tambahan pendapatan daerah di luar dana otonomi Pemerintah 
Pusat. Implikasinya, kondisi tersebut justru menyurutkan niat 
swasta terlibat dalam proyek KPS. 


5.4 Kesimpulan 


Konsep PPP berdasarkan United Nations Economic Commission for 
Europe (2007) menyarankan bahwa kebijakan PPP harus melibatkan 
seluruh pihak Pemerintah yang relevan melalui perwakilan masing- 
masing pihak untuk membicarakan konsep PPP secara bersama- 
sama. Koordinasi dan kerja sama antar lembaga pemerintah mutlak 
dibutuhkan sebagai pondasi pelaksanaan PPP. Dengan kata lain, 
konflik dan tumpang tindih peran antar lembaga harus dihindari. 
Hal ini dapat terwujud bilamana terdapat kejelasan secara kompre- 
hensif sistem kerja sama antar lembaga, khususnya fungsi alokasi dan 
pembatasan yang mengacu pada tanggung jawab, kekuasaan, tugas 
antarlembaga regulator, dan lembaga pemerintah yang memiliki unit 
terkait hal tersebut. 
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Salah satu kunci kesuksesan pelaksanaan PPP adalah kemam- 
puan pemerintah dalam mendesain dan mengimplementasikan PPP 
dengan sukses melalui pelibatan berbagai ahli di bidangnya dan para 
pemangku kepentingan. Setidaknya terdapat empat persyaratan 
mendasar yang harus dipenuhi dalam kerangka pelaksanaan PPP 
(World Bank Institute, 2007). 

1. Terbangunnya kerangka peraturan perundangan yang menjamin 
pelaksanaan PPP dimulai dari tahapan konsep (kerja sama), 
kesepakatan hingga tahapan operasionalisasi. 

2. Terbentuknya kerangka institusional yang terlibat dalam pelak- 
sanaan dan mekanisme kerja sama yang jelas mencakup: model 
pembiayaan, tingkat risiko, penjaminan, pemeliharaan dan pro- 
porsi keuntungan. 

3. 'Terpenuhinya kapasitas yang memadai atas sektor pemerintah 
maupun swasta. 

4. Terdapatnya portofolio masing-masing proyek yang ditawarkan 
ke pasar secara feasible. 

5. 'Terdapatnya kerangka kerja operasional yang jelas yang men- 
cakup sistem pengawasan, evaluasi, parameter kinerja, dan 
indikator keberhasilan. 


Mencermati kondisi KPS yang ada di Indonesia, maka diper- 
lukan beberapa langkah nyata untuk mendukung pelaksanaan PPP. 
Beberapa kebijakan yang harus segera dilakukan adalah: 1) Melakukan 
sinkronisasi dan integrasi kerangka peraturan yang saat ini sangat 
kompleks, 2) Penyederhanaan pemangku kepentingan yang terlibat 
sehingga menciptakan efisiensi, 3) Melakukan rekonstruksi terhadap 
mekanisme kerja sama antarpemangku kepentingan, khususnya di 
kelompok pemerintah, 4) Mewujudkan penegakan hukum melalui 
sanksi dan tindakan yang tegas terhadap berbagai pelanggaran per- 
undangan dan peraturan yang berlaku. 


120 | Analisis Model Kebijakan ... 


Daftar Pustaka 


Alan, J. R. 1999. Public-Private Partnership: A Review of Literature and Prac- 
tice. Saksatchewan Institute of Public Policy, Public Policy Paper Number 4. 

Hahm, J. 2008. Regulation and Institutions for PPP. Honduras: World Bank Institute. 

Indra, P. Bastary. 2011. PPP Policy and Regulation in Indonesia. Jakarta: Ministry of 
National Development Planning. 

Ministry of National Development Planning. 2010. Public-Private Partnerships 
Infrastructure Projects in Indonesia. 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol. 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan 
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol. 

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Komite Kebijakan Per- 
cepatan Penyediaan Infrastruktur 

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerja Sama Pemerintah 
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. 

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. 2011. Kerja Sama Pemerintah Swasta: 
Panduan Penyediaan Penjaminan Infrastruktur. 

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Mendorong Percepatan Pembangunan 
Infrastruktur Indonesia. 


Riberio, Karisa and Dants, Andre. 2009. Public-Private Partnership Initia- 
tives Around the World: Learning From The Experience. Diakses melalui 
bttp:/  ir.canterbury.ac.ng/ bitstream/ 10092/211/1 pada 30 September 2011. 


Rostiyanti, S.F and Tamin, R.Z. 2010. Identification of Challenges in Public 
Private Partnership Implementation for Indonesian Toll Road. Proceedings 
of the First Makassar International Conference on Civil Engineering, March 9-10. 


Schneider, Michael and Davis, Jonathon. 2010. Public Private Partnership in Public 
Transportation: Policies and Principles for The Transit Industry. 


Undang-undang Nomor 38 Tentang Jalan. 
World Bank Institute. 2010. Focus on Public-Private Partnerships. 


Implementasi Public Private ... | 121 


122 | Analisis Model Kebijakan ... 


Bab 6 
Penutup 


Latif Adam 


Secara umum, tujuan utama dari penulisan buku ini adalah meng- 
analisis dinamika pelaksanaan program Public Private Partnership (PPP) 
dalam mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk 
mencapai tujuan itu, analisis terhadap keunggulan dan kelemahan 
dari tiap-tiap tipe PPP, efektivitas dan kelemahan dari upaya yang 
telah dilakukan pemerintah untuk menarik keterlibatan sektor swasta 
dalam proyek infrastruktur, implementasi program PPP di sektor 
jalan tol, dan determinan yang dibutuhkan untuk meningkatkan PPP 
pun dilakukan. 


6.1 Tipe PPP 


Terdapat empat tipe (pola) kerja sama yang bisa dikembangkan 
dalam program PPP. Pertama, Pola Kontrak Pelayanan. Dalam 
pola kontrak pelayanan, pemerintah melakukan kerja sama dengan 
swasta dalam memberikan jasa pelayanan publik dalam periode 
tertentu. Namun demikian, pihak pemerintah tetap menjadi pihak 
penyedia utama dalam jasa pelayanan publik tersebut. Dalam kerja 
sama tersebut, pihak swasta harus memberikan pelayanan sesuai 
dengan standar dan biaya yang telah ditetapkan. Melalui pola ini, 
pemerintah akan memberikan dana berdasarkan unit biaya tertentu 
yang memungkinkan swasta mendapatkan keuntungan. Sementara, 
pemerintah bertanggung jawab dalam semua biaya investasi yang 
diperlukan untuk penyediaan pelayanan tersebut. 
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Pola kontrak pelayanan ini mudah dilakukan bila jasa pelayanan 
tersebut dapat didefinisikan dan pantau secara mudah. Keungeulan 
dari pola PPP seperti ini adalah risiko yang ditanggung oleh pihak 
swasta relatif kecil. Kemungkinan transfer manajemen dari pihak 
swasta kepada pemerintah mudah dilakukan. Namun demikian, pola 
kontrak pelayanan ini tidak memiliki kontribusi yang cukup signifikan 
pada upaya menarik investasi swasta yang besar dalam skema PPP. 
Karena pemerintah tetap menjadi penentu tarif dan pemilik aset dari 
pelayanan publik tertentu, maka keberlanjutan pola ini secara politik 
sulit dilakukan. Misalnya, pada saat tarif ditentukan rendah maka 
sangat mungkin bahwa swasta enggan melakukan perpanjangan kerja 
sama karena tidak cukup menguntungkan. 

Kedua, Pola Kontrak Kerja Sama Pengelolaan. Perluasan dari 
kontrak pelayanan merujuk pada pola kontrak pengelolaan suatu jasa 
pelayanan publik tertentu, misalnya pengelolaan pelabuhan, rumah 
sakit, dan sarana utilitas lainnya. Dalam pola kontrak pengelolaan ini, 
pemerintah tetap menjadi penanggung jawab kualitas dan kontinuitas 
pelayanan, tetapi pengelolaan operasional bisnis diserahkan kepada 
swasta. Sebagai pengelola bisnis maka, pihak swasta melakukan 
interaksi langsung dengan konsumen, sementara pihak pemerintah 
hanya berperan menetapkan tarif pelayanan. Dalam hal ini swasta 
pada umumnya menyediakan modal kerja, sementara pemerintah 
melakukan pembiayaan investasi. Dalam skema ini, pemerintah akan 
memberikan dana kepada pihak swasta dalam bentuk pembagian 
keuntungan dan pemberian bonus dana bila target tertentu dapat di- 
penuhi. Keterlibatan pihak swasta ini diharapkan dapat meningkatkan 
pengelolaan keuangan dan bisnis yang didasarkan pada pertimbangan 
komersial. 

Ketiga, Build-Operate-Transfer (BOT). Skema BOT ini men- 
cakup BTO (build-transfer-operate), yaitu pihak swasta membangun 
infrastruktur kemudian menyerahkan operasinya kepada pihak 
pemerintah selesai pembangunan. Pola Build-Own-Operate (BOO) juga 
sangat mungkin terjadi dimana pihak swasta membangun, memiliki 
dan mengoperasikan infrastruktur pada periode yang telah ditentukan 
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oleh pemerintah. Begitu juga pola yang lebih detail lagi seperti design- 
build-finance-operate (DBFO), di mana pembangunaan infrastruktur 
mulai dari desain, pembiayaan, dan pembangunan hingga operational 
dilakukan dalam satu paket dan kemudian dilakukan oleh swasta 
yang terpilih. Terlihat bahwa perbedaan dari berbagai pola BTO 
terletak dari tanggung jawab pembiayaan yang ditransfer kepada pihak 
swasta yang mendapatkan konsensi dari pemerintah dalam bentuk 
pengelolaan selama periode tertentu. 

Salah satu keuntungan pola BOT adalah besarnya investasi 
swasta yang akan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur yang 
dikontrakkan. Pola ini sering kali digunakan untuk menarik investasi 
swasta dalam pembangunan infrastruktur tertentu dalam kerja sama 
PPP. Karena pemerintah menjamin operasional secara hukum mau- 
pun politik, maka BOT ini dapat menurunkan risiko bisnis dari pihak 
swasta. Keuntungan yang dapat diperoleh pihak swasta dari pola 
BOT adalah bahwa pembiayaan dapat dilakukan dari utang jangka 
panjang, sementara pembayaran kembali dapat dilakukan dengan 
dana yang diperoleh dari operasinal dalam jangka panjang, seperti 
pembangunan jalan tol. Namun demikian, salah satu kelemahan dari 
pola BOT adalah perlunya jaminan kepastian hukum dari pemerintah 
dalam jangka panjang dan biaya investasi yang besar dan memerlukan 
jangka waktu pengembalian yang lama. Tanpa jaminan hukum dan 
keberadaan dukungan lembaga pembiayaan (misalnya perbankan) 
akan sulit bagi swasta untuk melakukan pembangunan infrastruktur 
melalui pola BOT ini. 

Keempat, Joint Venture. Sebagai alternatif dari privatisasi penuh 
suatu pelayanan publik adalah dengan melakukan kerja sama joint 
venture antara pemerintah dengan swasta. Dalam hal ini, masing- 
masing pihak (pemerintah dan swasta) melakukan kerja sama investasi 
sehingga kepemilikan dan operasional infrastruktur dapat dilakukan 
bersama. Kedua pihak tersebut dapat membentuk perusahaan 
baru dengan kepemilikan saham bersama untuk membangun dan 
mengoperasional infrastruktur tersebut. Tata kelola yang ada dalam 
perusahaan baru tersebut harus independen dari campur tangan 
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pemerintah yang sering kali ada untuk kepentingan politiknya. Hal 
ini penting karena pemerintah dalam konteks ini sebagai pemilik seka- 
ligus pengatur (regulator) dari pelayanan publik yang dikerjasamakan. 
Namun demikian, sama seperti pihak swasta, sebagai pemilik saham, 
kepentingan pemerintah adalah untuk mendapatkan keuntungan dan 
keberlanjutan pelayan publik yang diberikan oleh kerja sama tersebut. 
Pada umumnya, pihak swasta berperan sebagai pengelola bisnis dan 
jajaran direksi mencerminkan kepemilikan saham yang ada. 


Keuntungan dari pola joint venture dalam PPP adalah bahwa 
pola ini sebagai bentuk kerja sama yang sesungguhnya yang me- 
madukan berbagai manfaat dan risiko yang ada dalam operasional 
dan pembangunan infrastruktur tertentu. Pola ini juga berpotensi 
menghasilkan pembangunan dan operasional efisiensi karena prinsip 
utama adalah mendapatkan keuntungan untuk keberlanjutan kerja 
sama dan pelayanan publik yang diberikan. Namun, salah satu kele- 
mahan adalah kepentingan ganda dari pemerintah sebagai pemilik 
sekaligus regulator berpotensi menimbulkan konflik internal. 


6.2 Efektivitas dan Kelemahan Program PPP 


Belum efektifnya program PPP dalam mendorong partisipasi sektor 
swasta dalam pembangunan infrastruktur merupakan akibat dari 
beberapa permasalahan sebagai berikut. 


Pertama, masih terdapatnya peraturan yang bersifat tumpang 
tindih antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, UU mengenai Panas 
Bumi dengan UU Pengelolaan Hutan Lindung. Masalahnya adalah 
hampir semua sumber panas bumi berada di Kawasan Hutan Lindung. 
Akibatnya, sektor swasta yang tertarik dalam pengeloaan dan peman- 
faatan panas bumi dihadapkan pada tingginya ketidakpastian, risiko, 
dan biaya yang harus dipikul jika mereka terlibat dalam pembangunan 
infrastruktur energi berbasis panas bumi. 


Kedua, UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepen- 
tingan Umum yang disahkan pada Bulan Januari 2012 belum benar- 
benar efektif sebagai /egal framework untuk proses pembebasan lahan 
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bagi pembangunan infrastruktur. Ini terjadi karena UU itu belum 
didukung oleh regulasi implementatif dari Kementerian Keuangan 
mengenai /and caping, Badan Pertanahan Nasional mengenai RT/RW, 
dan Kementerian Dalam Negeri mengenai peran dan tanggung jawab 
pemerintah daerah dalam proses pembebasan lahan. Belum terbitnya 
peraturan teknis dari tiga institusi tersebut di atas membuat sektor 
swasta tetap menghadapi ketidakpastian dan risiko mengenai biaya 
dan waktu pembebasan lahan. 

Ketiga, PPP belum dilengkapi dengan jaminan penggantian biaya 
investasi dari pemerintah bila proyek infrastruktur tersendat di tengah 
jalan. Misalnya, karena pengadaan lahan yang terhambat atau proyek 
didemo oleh masyarakat setempat sehingga tidak bisa berlanjut. 


Keempat, proyek infrastruktur yang ditawarkan kepada sektor 
swasta tidak dipersiapkan secara matang. Penyebabnya, PJPK di 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum 
mempunyai pengalaman bagaimana mempersiapkan proyek yang 
akan ditawarkan kepada sektor swasta. PJPK lebih terbiasa mem- 
persiapkan proyek-proyek yang akan didanai oleh APBN/APBD. 
Karena itu, dengan pertimbangan biaya konsultan untuk melakukan 
studi kelayakan relatif mahal, maka dalam pembuatan studi kelayak- 
an PJPK hanya melakukannya secara asal-asalan dengan muatan 
yang cenderung lebih teknis. Padahal, selain masalah teknis, dalam 
dokumen studi kelayakan sektor swasta membutuhkan informasi 
mengenai isu-isu yang berkaitan dengan masalah hukum, ekonomi 
dan keuangan, risiko, kebutuhan dan dukungan yang akan diberikan 
pemerintah, serta masalah yang kemungkinan muncul bila sektor 
swasta terlibat dalam proyek PPP. 

Kelima, di mata sektor swasta, komitmen PJPK untuk menjaga 
kerja sama relatif masih rendah. Tidak jarang kerja sama antara 


pemerintah dan swasta berakhir di tengah jalan karena PJPK meng- 
alihkan pembiayaan dari skema PPP menjadi skema APBN. Kondisi 


Penutup) 127 


seperti ini membuat sektor swasta memiliki persepsi bahwa PJPK 
merupakan pihak yang tidak terlalu bisa dipercaya. 


Keenam, PJPK (birokrat) lebih suka menggunakan APBN dari- 
pada menawarkan kepada sektor swasta untuk membangun beberapa 
jenis infrastruktur. Pertimbangannya adalah PJPK mendapatkan 
kesempatan untuk memperoleh insentif dan fee (baik legal ataupun 
illegal) dari setiap proyek yang dibiayai APBN. Tidak mengherankan 
bila PJPK memilih proyek dengan rate of return on investment relatif 
tinggi justru dikerjakan dengan skema APBN, sementara proyek 
dengan rate of return on investment relatif rendah malah ditawarkan ke- 
pada sektor swasta. Rendahnya rate of return on investment ini membuat 
sektor swasta tidak begitu antusias untuk menyambut proyek-proyek 
infrastruktur yang ditawarkan pemerintah. 


Ketujuh, rendahnya rate of return on investment dari proyek-proyek 
infrastruktur yang ditawarkan semakin membuat sektor swasta tidak 
tertarik terlibat dalam PPP karena sampai saat ini PPP tidak dileng- 
kapi dengan jaminan mengenai wability gap. Artinya, di satu sisi, rate of 
return on investment dari proyek-proyek infrastruktur yang ditawarkan 
kepada sektor swasta berada di kisaran 14%-an. Di sisi lain, sektor 
swasta menghitung agar mereka mendapat keuntungan yang layak, 
maka rate of return on investment harus berada pada level 18%-an. 
Untuk menarik minat sektor swasta, di beberapa negara, kesenjangan 
itu biasanya ditanggung oleh negara melalui skema viability gap yang 
dialokasikan dalam APBN. 


Kedelapan, kapasitas kelembagaan di beberapa kementerian belum 
terbangun secara solid karena adanya dualisme pengelolaan proyek. 
Misalnya, di Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat BPJT yang 
bertanggung jawab dalam pengeloaan jalan tol dan Binamarga yang 
bertanggung jawab terhadap pengelolaan jalan umum. Masalahnya 
adalah, BPJT dan Binamarga sering kali bekerja secara tidak harmo- 
nis. Artinya, ketika BPJT membangun satu tuas jalan tol, Binamarga 
justru membangun jaringan jalan yang berdekatan dan menjadi 
alternatif dari jalan tol. Bagi sektor swasta, munculnya dualisme 
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kelembagaan ini dipandang akan mengurangi rate of return on investment 
dari proyek-proyek yang mereka kerjakan melalui skema PPP. 


Kesembilan, sektor swasta tidak terlalu suka dengan mekanisme 
tender yang melibatkan beberapa penawar proyek yang justru menjadi 
salah satu fondasi PPP. Sektor swasta justru lebih suka dengan me- 
kanisme penunjukan langsung tanpa melibatkan penawar proyek yang 
lain. Masalahnya adalah, penunjukan langsung sering kali dilakukan 
dengan basis kontrak yang tidak terlalu transparan. Misalnya, kerja 
sama antara PAM Jaya dan Palyja menimbulkan masalah karena 
ternyata dalam kontrak ada klausul bahwa harga (tarif) air secara 
otomatis akan naik dua tahun sekali. Lebih dari itu, penyelesaian 
masalah seperti tersebut di atas ternyata berkembang begitu kompleks 
karena Indonesia belum memiliki arbitrase untuk menyelesaikan 
persoalan bisnis. 


Kasus PAM Jaya-Palyja menjadi contoh buruk bagi percepatan 
pelaksanaan PPP. PJPK menjadi sangat berhati-hati dan cenderung 
phobia terhadap kerja sama dengan pihak swasta. Akibatnya, proses 
pra-kualifikasi untuk menentukan short-listed bidders yang berminat 
terhadap proyek yang ditawarkan pemerintah berjalan lambat. 


Kesepuluh, pola pikir pemerintah, khususnya pemerintah 
daerah, mengenai PPP belum terbangun secara baik. Pemerintah 
daerah masih sering mengasumsikan PPP sebagai salah satu sumber 
pendapatan, sehingga menerbitkan berbagai macam peraturan yang 
membebani sektor swasta. Munculnya beragam peraturan yang 
membebani itu membuat sektor swasta berpikir ulang untuk terlibat 
dalam pembangunan infrastruktur melalui skema PPP. 


6.3 Implementasi PPP di Sektor J alan Tol 


Terdapat beberapa pertimbangan mengapa pembangunan jalan 
tol menjadi sektor unggulan dalam perencanaan pembangunan PPP 
infrastruktur. Pertama, sebagaimana telah dijelaskan di Bab 4, pem- 
bangunan jalan tol di Indonesia relatif tertinggal dibandingkan de- 
ngan pembangunan jalan tol di beberapa negara, seperti Malaysia dan 


Penutup| 129 


China. Padahal, pembangunan jalan tol mempunyai peran penting 
sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi distribusi dalam rangka 
mempercepat pertumbuhan ekonomi. 


Kedua, pembangunan jalan tol mempunyai dampak positif 
terhadap pengembangan suatu wilayah. Argumentasinya, jalan tol 
mampu meningkatkan lalu lintas barang dan orang dengan lebih 
cepat, mudah, dan efisien. Karena itu, jalan tol diyakini mampu 
berperan sebagai katalis untuk meningkatkan keseimbangan dan 
pemerataan pembangunan. 


Ketiga, jalan tol merupakan salah satu sektor yang menarik bagi 
sektor swasta. Pengenaan tarif yang relatif baku dan peningkatan 
jumlah kendaraan yang memanfaatkan jalan tol meyakinkan sek- 
tor swasta untuk bisa secara cepat mendapatkan imbal hasil dari 
keterlibatan mereka dalam pembangunan jalan tol. 


Kendatipun demikian, analisis di Bab 4 menunjukkan pemba- 
ngunan jalan tol melalui program PPP berjalan lambat akibat adanya 
permasalahan-permasalahan sebagai berikut. Pertama, kurangnya 
sistem yang terintegrasi dan koordinasi antar-lembaga Pemerintah 
yang terlibat langsung. Keberadaan PPP di Kementerian Bappenas, 
KPPI ataupun BPJT misalnya menjadi kurang jelas mekanisme 
hubungan kerja sama antar lembaga tersebut meskipun secara peren- 
canaan telah disusun oleh Kementerian terkait. Demikian pula koor- 
dinasi, baik secara vertikal maupun horizontal, antar fungsi lembaga 
telah menimbulkan tidak teridentifikasinya program-program yang 
telah ditetapkan oleh suatu lembaga, peran dan tanggung jawabnya 
sehingga menyebabkan tumpang tindih. Ketidakjelasan koordinasi 
semakin nampak pada aspek tanggung jawab, wewenang, pengawasan 
dan evaluasi di tahap perencanaan, penyiapan pengadaan, kontrak 
kerja sama hingga tahapan pelaksanaan. Misalnya, koordinasi Proyek 
Prioritas yang ditetapkan oleh PPP di Kementerian Bappenas yang 
ditawarkan dalam buku PPP, belum tentu dipahami oleh BPJT 
maupun KPPI. Demikian pula kebutuhan BPJT belum tentu telah 
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diakomodasi dalam Proyek Prioritas yang dipromosikan dalam buku 
PPP. 


Kedua, banyaknya Lembaga Pemerintah yang terlibat dalam 
proses PPP. Sangat disayangkan pada saat cukup banyak pihak yang 
terlibat dalam PPP, namun tidak diikuti dengan mekanisme yang 
jelas atas alokasi peran, tanggung jawab, risiko, dan kemanfaatannya. 
Hal ini sangat nampak pada saat kuantitas lembaga Pemerintah yang 
terlibat dalam pengadaan PPP lebih banyak dibandingkan keberadaan 
pihak swasta. Sementara mekanisme antarlembaga pemerintah pun 
tidak nampak secara jelas sehingga memengaruhi terhadap kepas- 
tian skema kepada swasta. Siapa melakukan apa menjadi tidak jelas 
sehingga mengakibatkan tumpang tindih peran dan tanggung jawab. 


Ketiga, tidak jelasnya fungsi BPJT dalam kerangka pelaksanaan 
PPP. Fungsi BPJT menjadi ambigu dalam pengadaan jalan tol kaitan- 
nya antara tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki. BPJT tidak 
memiliki wewenang dalam membuat keputusan final yang termasuk 
dalam area kekuasaannya. Seluruh keputusan BPJT harus melalui 
persetujuan Menteri Pekerjaan Umum. Hal ini dikuatkan dalam 
Peraturan Menteri No. 295/PRT/M/2005 yang menyatakan bahwa 
BPJT adalah lembaga non-struktural di bawah Menteri dan bertang- 
gungjawab kepada Menteri Pekerjaan Umum. Artinya BPJT meru- 
pakan lembaga sekretariat yang terdiri dari perwakilan-perwakilan dari 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Keuangan, Asosiasi Profesional, 
serta Akademisi. 


6.4 Determinan Pengungkit PPP 


Keberhasilan pelaksanaan program PPP dalam pembangunan dan 
pengelolaan infrastruktur memerlukan beberapa persyaratan. Pertama, 
dukungan kepastian hukum, peraturan terkait dan kebijakan yang 
kondusif dari pemerintah dalam pelaksanaan PPP. Kedwa, penguasaan 
teknis pelaksanaan yang baik dalam pembangunan dan pengelolaan 
infrastruktur yang dikerjasamakan. Ketiga, keberadaan kelembagaan 
pendukung termasuk lembaga keuangan, penjaminan, dan adanya 
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lembaga pemerintah yang bertanggung jawab mempromosikan pola 
kerja sama PPP. Keempat, dinamika perkembangan dan kebijakan 
ekonomi yang mendukung terwujudnya kerja sama PPP. 


Salah satu faktor terpenting dari keberhasilan pelaksanaan PPP 
adalah adanya jaminan kepastian hukum. Hal ini mencakup dukungan 
komitmen politik dari pemerintah terhadap risiko politik yang muncul 
dari kerja sama PPP tersebut. Dalam konteks ini, analisis hukum 
dan peraturan mencakup landasan hukum dari PPP dan berbagai 
peraturan terkait dengan kerja sama tersebut. Analisis peraturan 
ini dapat diawali dengan inventarisasi peraturan terkait dan analisis 
terhadap pola kontrak kerja sama yang dilakukan. Adanya tumpang- 
tindih peraturan PPP dengan peraturan lainnya dapat mempersulit 
keberhasilan kerja sama PPP. Ketentuan dalam PPP juga harus sesuai 
dengan peraturan tentang perpajakan, tenaga kerja, peraturan tentang 
pengusaan dan pelayanan infratruktur publik, peraturan tentang 
keuangan pemerintah pusat dan daerah, dan peraturan terkait dengan 
undang-undang perseroan terbatas. 


Mekanisme penetapan harga, standar pelayanan publik, dan 
mekanisme operasional PPP dan sebagainya diperlukan untuk men- 
dukung keberhasilan program PPP. Standar pelayanan harus secara 
jelas menunjukkan perbaikan yang signifikan dari kondisi sebelumnya, 
yaitu pada saat pelayanan publik dilakukan oleh pemerintah. Pada 
umumnya, masyarakat dapat menerima tingkat harga pelayanan publik 
lebih mahal bila dibarengi dengan kualitas pelayanan yang jauh lebih 
baik. Pembentukan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab 
untuk memantau dan mengevaluasi penilaian kinerja pelayanan publik 
harus sudah tersedia. Faktor yang juga penting adalah tersedianya 
wadah yang memungkinkan adanya dialog antara pemerintah dengan 
pihak swasta terkait dengan pelaksanaan PPP. Adanya ketentuan 
teknis pelaksanaan dari kerja sama PPP juga berpengaruh pada ke- 
berhasilan PPP. Teknis pelaksanaan ini mencakup teknis persiapan 
pelaksanaan, desain teknis pembangunan dan pengelolaan, dan proses 
evaluasi dan pemantauan pembangunan dan pelaksanaan. 
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Aspek kelembagaan juga merupakan kunci keberhasilan PPP. 
Hal ini mencakup keberadaan kelembagaan keuangan pendukung dan 
lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai unit pengelola PPP. Salah 
satu kendala pelaksanaan PPP adalah kurang efektifnya unit pengelola 
PPP yang berfungsi mengorganisasi, mengelola dan mengimplemen- 
tasikan PPP yang diusulkan. Unit PPP ini berfungsi sebagai koordi- 
nator pelaksana, penilaian akuntabilitas dan penyebaran informasi 
terkait dengan kebijakan dan program PPP yang akan dan sedang 
dilaksanakan. Dukungan lembaga keuangan dan penjaminan risiko 
dapat diupayakan oleh unit pengelola PPP dengan cara memfasilitasi 
terbentuknya konsorsium perbankan untuk mendukung pembiayaan 
PPP yang diprioritaskan. Sementara itu, lembaga penjaminan risko 
dapat dibentuk untuk memberikan insentif bagi dunia usaha dan 
lembaga keuangan untuk mendukung program PPP. 


Namun, keberhasilan PPP juga sangat penting untuk didukung 
dengan kebijakan ekonomi yang baik. Artinya, semakin kondusifnya 
iklim bisnis yang dibangun pemerintah akan menghasilkan perkem- 
bangan ekonomi yang semakin baik. Hal ini menjadi signal dari 
prospek kebutuhan pembangunan infrastruktur yang semakin besar 
sehingga mendorong pihak swasta untuk terlibat dalam program 
PPP. Dalam konteks ini, strategi pemerintah yang tertuang dalam 
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 
Indoensia (MP3EI) merupakan langkah awal kebijakan umum yang 
dapat mendukung pelaksanaan program PPP. 


6.5 Saran-Saran 


Buku ini merekomendasikan beberapa langkah yang perlu dilakukan 
untuk meningkakan efektivitas program PPP dalam mendorong 
peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur. 

Pertama, memperbaiki legal framework untuk meminimalisasi 
ketidakpastian dan risiko yang muncul. Upaya untuk memperbaiki 
legal framework bisa dimulai dengan langkah untuk menginventari- 
sasi beberapa peraturan yang tumpang tindih antara satu dengan 
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yang lainnya. Pembentukan PPP-Centre dengan tugas melakukan 
harmonisasi peraturan harus menjadi bagian dari upaya minimalisasi 
ketidakpastian dan risiko. 


Kedua, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme 
birokrat. Proyek dalam program PPP merupakan proyek skala besar 
dengan periode waktu kerja sama yang cukup panjang. Masalahnya 
adalah, sering kali kapasitas institusi yang menangani tidak sesuai 
dengan beban tanggung jawab dan risiko yang besar. Misalnya di 
Bappenas (selaku Perencana Pembangunan Nasional), KPS hanya 
ditangani oleh institusi di tingkat direktorat (Pengembangan Kerja 
Sama Pemerintah Swasta), bukan di level yang lebih besar dengan 
daya jangkau kewenangan yang lebih luas maupun dukungan aparat 
yang lebih besar. 


Ketiga, memperbaiki pola pemberian insentif, baik fiskal atau- 
pun non-fiskal, terhadap sektor swasta yang tertarik untuk terlibat 
dalam program PPP. Terdapat indikasi bahwa beragam insentif yang 
ditawarkan pemerintah sering kali tidak bisa dinikmati sektor swasta 
karena beragam permasalahan, seperti prosedur dan persyaratan yang 
sulit dipenuhi sektor swasta. 

Keempat, merekonstruksi mekanisme perencanaan dan pelak- 
sanaan PPP. Misalnya, pada tahap perencanaan, feasibility study dari 
proyek-proyek yang akan ditawarkan kepada sektor swasta harus 
bersifar holistik, tidak sebatas pada masalah-masalah teknis. 
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LIPI 


Analisis 


Model Kebijakan Kerja Sama 
Pemerintah-Swasta 


dalam Pembangunan Infrastruktur 


Bunga rampai Analisis Model Kebijakan Kerja Sama Pemerintah-Swasta dalam 
Pembangunan Infrastruktur mencoba menganalisis dinamika pelaksanaan program 
public private partnership (PPP) dalam mendorong pembangunan infrastruktur di 
Indonesia. Dalam bunga rampai ini, juga diuraikan sejumlah alasan yang mendasari 
mengapa Indonesia membutuhkan PPP. 


Pemerintah melakukan beberapa langkah untuk mendukung PPP. Sayangnya, berbagai 
upaya yang telah dilakukan pemerintah itu belum menunjukkan hasil yang memuaskan. 
Sektor swasta belum banyak yang tertarik untuk terlibat dengan program PPP. Oleh karena 
itu, beberapa pertanyaan penting yang muncul kemudian adalah pertama, apakah 
determinan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kerja sama pemerintah dan swasta 
dalam pembangunan infrastruktur? Kedua, apakah keunggulan dan kelemahan dari 
masing-masing tipe kerja sama? Ketiga, bagaimana efektivitas dari upaya yang telah 
dilakukan pemerintah untuk menarik keterlibatan sektor swasta didalam proyek 
infrastruktur? 


Selain mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mampu menghambat 
pembangunan infrastruktur di Indonesia, bunga rampai ini juga memberikan rekomendasi 
beberapa langkah untuk memperbaiki implementasi program PPP. Dengan demikian, 
bunga rampai ini penting untuk dibaca, tidak hanya oleh para pengambil keputusan, tetapi 
juga oleh akademisi, pengusaha, dan mahasiswa sebagai penerus tonggak estafet 
kemajuan bangsa. 
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